Aruba, 10 Januari 1930. 


Onderhandliche overeenkommt gesloten tusschen de 


Gereghebber van Amba, contractens ter eener wijde 
in den heer A.M. Arends, aannemer te Amba¬ 
contractant ter andere zijde, betreffende het leveren 
en aanbrengen van kalkcheinen, russchen de betui¬ 
banden van het nieuwe weggedeelte „Oostruyde 
Spaarink Dagoen tot St. Nicolais 
Art. 2 


Einhabant ter äusser wijde verbindt niet 


tot het uitvoum den wecken, novals deren in de 
bijhvorende Voorwassen zijn buchreven 
but 


Voor de uitvoering van de in het verwilgens 


Mitikel genoemden voorwaarden ommehreven week. 
naamheden en leverantien, ontvangt de contractant 
ter andere wijde de som van Zeven gulden 
- f 
ich 
per stukkende unter weg, breed 


6.40 Mr. betalingen kannen Gertieden volg 
lut IV van boven genoemde voorwaarden. 


het III 
Tot borgen voor den contractant ten andere nyde 


stellen nach (Mam, voornamen en woonplaats) Sie 
verklaren hunne verplichtingen te kennen en zoo 
noodig deven te zullen nalwen 


De contractant tes andere nijde 
Aldus vorumgekomen te Amstel 


ten 
Juli 
bei 
De contenirant les eener nʼy 


J. U. Ardg 
Voorwaarden voor het leveren, en om 
profiel 


aanbrengen van bolders voor het ophoo¬ 
de dam in his Spaansch Lagoe 
in aan. 


stuiting met het bestaan u 
fiel van de 


nieuwe weg Orangestad – St Krolai 


Omuhrijd 
Art. I 


He’s wish bestoet in his leveren in aanbrenger 


van Colders onder profiel volgens aanwijning, in aan¬ 
sluiting met het bedaande nieuwe weg proficl. 


De verbieding der dam moet bijgestort worden 
uitilinlend met groote grariet-solders, afmeling 
25x 40 c/m. Vanaf gemiddeld lang water of 
begane grond moeten de taluds vlak onder de 
rie, door bekwame werklieden worden opgenet, 
tot vereintele hooglen van groote kalksteen- Doldus 
afmeling 25 x 40 c/m, de openingen daartussche 
op te keggen met dito slun. 


Tusschen de te voren opgezielle kijken van 


kalksteen, de dam aan te vullen met 
Granietcoldus gemiddelde afmetuy 15x20 l/m 
onder nader aan te geven profiele en volg¬ 
de einten van goed weik op te leveren. 


Matérialen 
Art. II 


Voor de benoudigde steenen moeten harde 


steensworten worden gebezigd. 


i 1930. 


act. III 
Fijdsbepaling 


De aannemer moet één week na de gunning 


van het weik de weiten aamheden doen aanvangen 
en die zoodanig met kracht wort zeken, dat 
per dag minstens 200 yard rheen wordt ge¬ 
leverd, terwijl het geheele werk en 4 weken 
na de gunning moet worden opgelevend. 
Het aantal dagen waarop ten gevolge van het 
leggen der „Auncobuiren" of weersomständig¬ 
heden niet gewerkt kan worden, geven recht 
op termijnsvulenging met een overeenkomst 
bantal dage 
Art IV 
Betaling 
même 


betaling van het opgeleverde weck geschiedt 


wekelijks, onder dien verstande dat het geleverde 
matenaal wordt beteald tot zoover de 
talads zijn opgevel en goedgekeurd. 
Act. I 
Hortingen 


Wegens het mit nakomen of verrichten van 
elke daart in schijd met de bepatingen, ge¬ 
noemd en voorgaande artikelen of de bevelen 
der Directie, kan een korting op de aan 
som worden toegepart van f 10.- per dag, in¬ 
gaande den dag waarop de aannemer daarvan 
schriftelijk wordt kennis gegeven, tot en met het 
tijdvrip, dat naar het vordeel der Directie, niet 
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meer in schijd wordt gehandeld met 
de bepalingen voornoemd 


Voor elke dog, dat het weit laten 


wordt opgelevud kan de aannemer f. 25 
worden gehört ingaande bij schriftelijke 
kennisgeving daar 


Art VI 
Besteding 


prijropgeef per yerd’ Colders 


met inbegrip van verspreide en onder 
talud aanbringen, moet geschieden 
op Zegel van 50 cent voor of op 13 October 
1930, en worden ingeleverd ten kantore van 
den Gezeglübben van Amba 


Oranjetad Sept. 30 


reiten. Ambts 
V. v. Othick 


ba, 10 Januari 1930. 


Den 4. September 1930 


Exc. W 
en 


Nachdem ich Freitag den 29. August die Arbeit wieder 


zu haben. Es sind 
m,glaubte ich keinen Stop 


erst - 3 - drei Arbeitstage verlaufen u 
das alte 


Thema wieder da. 


Ich persoenlich habe Freitag den 29. August Herrn v. d. 


Heiden gebeten, weitere Strecken in der 
von Oranjes 


nach San Nicolas auszulegen. Ebenso habe ich dem Herrn Zitz 
dies am Dienstag den 2. September mitgeteilt. Beide Erfolge: 


negativ. Ich habe nun um weiteren Verlusten zu entgenen, meine 


ab 700 heute Stopp gesetzt. 


Am Dienstag den 2. Sept. brachte ich 47 Stueck 1/2 


Cencrete Eisen in den Werkplatz von den D.O.W. zum Blegen, da 


ir keinerlei Biegewerkzeuge zur Verf 
Dieselbe 
hg ster 


1. Mittwoch ohne Kommentar zurueck. - Ohne Kommentar -. 


(obwohl 1.Tag vorher angenommen) Was geschient damit? Nun bin 


h etwa 4 Wochen an ca.900 mtr. Weg arbeitend. Meine taeglichen 


Spesen sind pro Tag an Lohn Fl. 101.- nachweisbar. Zur Verred 
habe ich noch stehen Concrete Arbeit bei Bacatera etwa 70 chm. 


einen doppelt angefertigten Bogen = 75 mts. Strasse bei Perkieten- 
bosch - Conerete Arebit bei Reoi la Gotsche und laufende Str 


h Ausweis meiner Buecher s 
d bezahlt, 
12.330.- 


Ich bitte, dies zur Kenntni 


Wilhelm Kaufmann. 


retearbeiten uebern 


8 Tagen Trockenzeit volle 


er zurzeit sofort in Betrieb ge- 


ordige 
14/1 Waven 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
de ma 


BEDRAG 


Gouvernement van Curaçao 
J.O.Jan. 30. 


Kosten: 
Lands Radio Dienst 


Overseinen 
Antwoord 
Bode 


ilmoit de l'avoir vos 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 9 
Telegram 


DIROP CURACAO. 
VERZŒKE comaAND SEINEN PRIJS BUICK RADIATOR HET KAP. 


ZAGHEBBER. 


Naam en Woonplaat 


Fuer alle Concretearbeiten uebernehme 


allen aber zurzeit sofort in Be 


jedige 


14/5 Warens GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


ANDS RADIO DIENS' 


'63 
Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Eenalar 


Datum en uur 
-30 6/2 


Datum aanbieding 
EXTRA KOSTEN. 
DBO 
Telegrafist 


Woordental. 


Gezaghebber Aruba¬ 
18/1 Verzonden per maracaibo 3 


acetyleengascylinders 4 bitchamers 


schrapers en 30 meter staten 
tiabel 
Dirop 


Ift ge: 
avenmeester dd. 23/1/30. 


gearbeiten uebernehm 


Hlauf von 8 Tagen Trockenzeit volle. 
this 


Orden aber zurzeit sehrof ort in 
etrieb genom 


d. O. 


17/2 
14/1 GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENS 


Telegram No. adb 
DIENSTAANWISZING 


Opgenomen van Curacao 
Datum en uur 13-1-30 = 6 pm 


Datum aanbieding— 
EXTRA KOSTEN. 


Telegrafist- 


Woordental. 
Gezheb Aruba 
Radiator met shell voor 


Cuick Kost, twee honderd 


gulden 
Dirop 


alle Concretearbeiten uebern 


Ablauf von 8 Tagen Trockenzeit volle Garantie, 


on aber zurzeit sofort in 


Door dezen heb ik de eer U.H.E.Gestr. 


beleefd te verzoeken, mij te willen mededeelen, 


wanneer de aangevraagde nieuwe personen auto's 


bestemd voor den Gezaghebber en de douane hier 
kunnen zijn. 


Gezaghebber, 


nd 
nd 


CHRAG 


DE PARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO. 


No. 46. 
Bijlagen: 


WILLEMSTAD, den 23n Januari 1930. 


drukken. 


In antwoord op Uw schryven dd. 10 Januari 


1930, No. 14, heb ik de eer UHoog EdelGestrenge 


te berichten, dat de aangevraagde twee auto's 
U waarschynlyk niet vóór eind Februari 1930 
zullen kunnen worden toegezonden. 


AENT VANDe wnd. Directeur, van Openb.Werken, 
GOUW 


PG/AdG.Geert Gens 


von den Heer 


Gezaghebber van 


Lesungstii-Makir 


ée de plus 


de la voir 


HES neb GATZMEJUW 


V. O. Db nevymioa wU 40 


gner. geDiebewgooHU ree eb til deri.Al.ok. 


) oJns eewi eigasivegnas ob hab, netno 


Dépi ismder brie vòdv deim Nylnydos 


nosegeot nebtow ge 


des teming DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO. 


No. 43. 
ijlagen: 


Arub. 


Haven en Leesdiens. 


deelen, 
U. S. Cola 
(COMLIMBED) 


Herrn Freiheits¬ 


Monsieur de enflesschen 


14/3 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
INDS RADIO DIENS 


Telegram No. 1279 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Cinaeao 
Datum en uur 18-2-30 
50 ß 


Datum aanbieding 
-EXTRA KOSTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Geraghebber Aruba 


ora anto heden verzonden 


per maracario. 
Dirop 


ΜΕκοηΟΕΟ ΟΛΑΙΟ ПΙчч 


— OA?ARUO 


34.01 


Tsonst neb e CATEMHLLIW 


Oi.Ob nevymioa wU go broowus 


BnerueOlebEgooHU mea et Hj deri,AI.og 


h'ohns eewi abgesivegnes ab tsb, nednø 


0891 Insunder brie mõov deim Mylnydoersw U 


abnosegeos hebnow hemmu nelins 


FreW. dneque 
Wernerit. barw es 


DASUS V AV TVS 
1005 
Dn 


des tems DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CqRAÇAO 


No. 43. 


Gezaghebber 


n aan Laedsdienst 


U. S. Codd. 


OMLIMDED Ote deelen 


enflesschen. 


en Leeds 


T0N2 
000I 


et je ne suis 


FREICHT ON 
bijmons 


Stadt v. St. Leopfel. 


2-1-39. 
3 gascylinders 
11/1. Derop Curaçao 


Verzoeke spoedigst 
chette. 


50 felters voor vuurtoren 
licht westpunt 
Gezashebber 


dire une 


IN STEAM 
RIB8 
et Cf. 
STIC 
ATR 


Kerinck'in ettäjän ollä sijärjär oli 3,000 mai 5,0 


BETWEEN 


NEW VOPK PORTO RICO, CURACAO AND VENEZITET 


STRAIGHT BILL OF LADING NOT NEGOTurg 
Uudem 


Wircken hu. The atlantic & Caribbean Stea### 
[DELETE] 
unbstitute or 
s said Compagnie 


tation 


Kerei 


continuing 
be taken 


tied. 


même. 
provided, upon payment 
and there delivered 
any unpaid 


to the 


benstig MUTUALLY AGREED UPON 
ERME OETHIS CONTRACT WIICH 
ZY MUTUALLY 
Unterrichten. 


consideration of all the terms and 


Monsieur 


service of the Car. 


;to do me 
asch in allorgesto 


(CONTINUED ON OVERPAGE.) 


PING NOT NEGOTIABLE 
STRAIGHT BILL OF LE 


(CONTINUE) 


I have shall not apply thereto nor any provise of 


of the parties thereunder determin 


29. The Shipper, Vessel, Consignee, Destination and Goods, Referred to overpage as 
ed or described on this side (back) hereof are as follows: 


Vessel Maracaibo 
Departement van Openbare Werken. 
Shipper. 


„ 


Expected to said 
Destination of the Goods Aruba 
. OA3 I With privilege to 


Gezaghebber - Aruba. 
Consigné 
B/L Number 
Monsieur 
imited as 


(Carrier's 
IMPOS: 
FREIGHT 
Mwerks 
Numbers Quantities 


PACKAGES AND CONTENTS 
LICENSE 


addressed 
Fort-outo - touring 


VOTU (H.H.P. 
2. 
91400 


MÜnde in der Blicken. 


de voir, parce que x 


Ede. 


S. F. P. 


On goods required to be delivered by chap marks, an extra charge of three (3) cents per passage is to be paid. 


﻿30. AND FINALLY in accepting this Bill of Lading the shipper, owner and consignee of the 
FREIGHT ON 


Goods and holder of this bill of lading agree to be bound by all its provisions, on this page and 
per Cft. 


overbage, whether written, printed or htamped, as fully as if signed by all of them. 
per 1000 Kilos 


per 2240 Lbs. 
in witness whereof, THE ATLANTIC & CARIBBEAN STEAM NAVGATION 


CO., by its Master or Agent of the Vessel has signed this bill of lading. 
1641 


Dated at Curaca, 


U. S. Gold 


ΜΕηζΟδΙΟчΟ ПΛΛћ Пћчћ 


U8n 


dV.01 


St. ntS neb.ØAT2MHJ.IW 


Thosmal OI.Bb nev 


KamertasblaßsoohU zee eb zi 
a'ohns eewd ebgssivegnes ab 


Votre très-mise 


as is a 


Ø. T. C. F. G. 


Herr 2240 Lüssowstr. 


PÏW ƒ 007 


per Cht. 


FREIHT ON 


prod. 3q op s. 


des dernigc eenenr Van OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


No. 43. 


Een Heer Gezaghebber 


Haven en Leedsdienst 


Ik heb de eer Uw Edelgestr.mede te deelen, 


dat per scheener Fedalma drie acetyleenflesschen 


in Verscheept naar O.W. te Curacae. 


De Havenmeester en Leeds 


Oranjestad 


14 Januari 1930 
E. Bijmons 


Beroß Curacao 


Steden per fedalma 3 gascylinden 


verscheept 1 
Gezoghebte 


MEXAÄRÄW 38 AARME NAV TAMMETSAW 


ΟΛΑΑAΙU 


ue de 


des tems DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


No. 43. 
Bijlagen: 


eekeningen. 
WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


dagteeken 


68/1 
LAGO OIL & TRANSPORT COMPANY LIMITED 


ARUBA, D. W. 


CABLE ADDRESS "LAGOSHIP" 


BENTLEYS CODE 


ary, 1930. 
Haven-en Leedsdienst 


Oranjestad 22 Jan. 1930 


Radalm 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaça 
15 Jan '30 
15/1 


Lands Radio Diens 


Overseinen. 


Antwoord: 
OVERGES 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
Lokaal No. 
.... 


Dirop. Curaçao 


Heden per fedalma 3 gascylinders 


verseheeft 
Gezaghebber. 


Duplicant 


L'ŒMÈRÄBÄW 1 


CA? 


oue 


tenss DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


No. 43. 
Bijlagen: 


eekeninge 
WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


68/1 
LAGO OIL & TRANSPORTdatuY Limiten 


ARUBA, D. W. I. 


CABLE ADDRESS "LAGO:" 


BENTLEYS COD 


ruary, 1930. 
Haven-en Leedsdienst 


Oranjestad 22 Jan.1930 


Verzenden per scheener Fedalma 
ACAC 


3 Leege Acetyleenflesschen 
EN 


de Havenmeester en Leeds 


NSTAANWIJZING 


Thosmonb. 


TRA KOSTEN. 


Aruba 
den Heer Gzaghebber 


Oranjestad 
oestel fort 
d kan worden 


telegram versond 


Trop 


ΜΕΙδηΟΙ оΟ ПΛΙч Пћћ Счч 


CAQARU0 


de Votre 


DÉPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CqRAÇAO 


No. 43. 
Bijlagen: 


teekeningen 
WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


N. B. Woh. 
68. 
LAGO OIL & TRANSPORTdatuY LIMITED 


ARUBA, D. W. I. 


ADDRES 


BENTLEYS COD 


San Nicholas, 19th February, 1930. 


The Lieut-Governor of Aruba, 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 225 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Anaias 


-1-30 
Datum en uur 
12 fr 


Datum aanbieding DBO 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Aruba 


Wil seinen of lichttoestel fort 
zoutman gemonteerd kan worden 


tegen 22 januari Dirop 


ΜΛηζδΟΕη δΛћΑΟчΙΟ ПΙчч 


CA? OA? AAU 


=== ===== 


D.-A. A. H.D. VAV.fliEN 


###es fenig DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CqRAÇAO 


No. 43. 
Bijlagen: 


WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


68/1 
LAGO OIL & TRANSPORTdatuNy LIMITED 


ARUBA, D. W. 


ODRESS "LAGO" 


BENTLEYS COD 


San Nicholas, 19th February, 1930. 


Governor of Aruba, 


209/1 


LIDLIBNIT J/AN OIIDACAD 


AANGES 
BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 9 Jan. '30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


a. Overseinen 


b. Antwoord 
æviterre 


Bestemming 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


LokAal No. 
DIENSTAANWIJZING: 


TELEGRAM 
P CIBACAC 
DIRON 


Monsieur 
RÉFER 
IN ACHT DEZERGEEN BEZWAAR. 


L'ŒNOMMÉNÉ, 


ΟΛΑΑAΙU 


tens. Dienermaet van OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO. 


No. 43. 
Bijlagen: 


WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


68 
LAGO OIL & TRANSPORT COMPANY LIMITED 


ARUBA, D. W. I. 


CABLE ADDR 


BENTLEYS CODE 


San Nicholas, 19th February, 1930. 


The Lieut-Governor of Aruba, 


309/1 
53 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN 


Datum 24 Jan. 30 
Kosten: 
Lands Radio Diense 


a. Overseinen 
Door 
b. Antwoord 


overgeseten 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL NO. 


TELEGRAM 
Dirof Curaçao. 


Licht fort Zoutman antstoken 


Duplicaat 


Gesaghebber 


ΜΕηζΟΙδΟчΟ ПΛΛч 


[ OA2A8U] 


-- 


DÉPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO. 


No. 43. 
Bijlagen: 


WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


68.1 
LAGO OIL & TRANSPORTdatUY LIMITED 


ARUBA, D. W. I. 


"LAGOSHIF" 


Ys CQDE 


San Nicholas, 19th February, 1930. 


Leut-Governor of Aruba, 


1809/1 
53. 
GOUVERNEMENT VAN CqRACAO 


LANDS RADIO DIENST 


525 
Telegram No. 
Opgenomen van Curaçao 
DIENSTAANWIJZING 
1250 P- 
Datum en uur 20.1.30 


Datum aanbieding- 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Geshels Aruba-Referte gouvernements 


beschikking 2 november 1929 no 1095 
punt wil seinen af gewerkt wordt 


aan bouw dubbele woning 


No. 53. 


20-1-3 
Dirop 
Dirop Curacao 
Uw sein heden aan 


dubbele woning wordt gewerkt 


Gezheb 


ΜΕκζΟηΙΡΟчΟ ПΛч 


OA?ASUS 


- 7 - - 


demi DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


Bijlagen: 
No. 43. 


WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


68/1 
LAGO OIL & TRANSPORTdatUY Limiten 


ARUBA, D. W. I. 


San Nicholas, 19th February, 1930. 


Lieut-Governor of Aruba, 
NJESTAD. 


Communics 
rece: 
Gorer 
ellenc 


bitable 
declared my 


communic 
have a copy of the 
so I am 


this letter 


pleased if you would returnthe letter to me. 


Turther, it wo 


mould like you to do t 
jointly 


ith Dr. Holland and myself. 


heirs 
is 


not. 


certain a 


shrouge 


Director 


ware, is not a Lago Oil & Transport 
Ross, Wh 


ΜεηδΟΕΜ δΛΑΛшΜΕση κΑх ΠΙΡцη 


CAZARU 


###s DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


Bijlagen: 
No. 43. 


verzoeken is 
WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


g uit te drukke 


LAGO OIL & TRANSPORT CO. 15D. TO The Lieut-Governor of Aruba. 19/2/19.30. 


to the Pan America. 
is a con 


o we coul 


wuss the bur 
the 


re to be 


se for the Assistant Pilot we would 


ment's drawings as to the 
ossession of your Gov 


type of house they desired. 
Yours resp 


d c0., III. 
LAGO OIL & TRAN 


doch 


ΜΛηδΟΙΜ ξΛћΑΟччΙ 


— OA?ASU 


F. OV 


O-JusibadT.OT GTJ OD TROPEMART 8 JIO O24. 


DÉ PARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CqRAÇAO 


No. 43. 


WILLEMSTAD, den 22n Januari 1930. 


met 9 


In antwoord op Uw schryven dd. 18 December 


1929, No. 740, heb ik de eer UHoogEdelGestren¬ 
etes 


ge te berichten, dat ik na dezerz. schryven 


curoes. 


aan U van 15 Augustus 1929, No. 902, niets meer 
van deze aangelegenheid vernomen heb, noch van 


den Heer Ross, die gevraagd was zyn aanneemson 
Jahre 


die veel te hoog was te herzien, noch van de 
Lago til Co., die terzake opdracht van haar 
principalen zou afwachten. 
Beleefd geef ik U in overweging by de Lago 
Oil Co. en de Haer Ross te informeeren of deze 
aangelegenheid intusschen verder behandeld is. 


De wnd. Diredteur van Openb. Werken 


Gr/AdG.Ceceet Gens 


Heer 


Gezagheb, par van 


Kreisii NAV TVEME, 


ΒΟΡΙΑΓΙ 


14e 


— meosl 81.bb nevymos wU 90 broow 


HerrnseDieingooHU ase eb Mi deri,Ö47.ok. 


nevyidos.steseb sn 
de cette 


em adem,sog.ok.Rspi antengna II nev U nam 


nev noor,der namenrev bledmenelegams eseb as 


oamsennss nyr asw bgsstveg eib, aaoH TeeH me 
eb nav hoom, heissen et asw goori et leev sil 


ammed eib, oÜ 110 ogs 


medhoswls nos helsqioni 


ogal eb vd enigewrevo ni U Mi Teeg biseled 
neseb To neresmølni et aaoS tesH geb me.00 frei 
dat blebmeded Tabnev nedosestri biednegelegns 


nev. 


Aruba, 25 Februari 1930. 
No 137 


Bijl. 3. 


Ik heb de eer UHEGestrenge hierby beleefd 


aan te bieden: 


1 exempl. oorspronkelyk ontwerp voor de dokters woning 


te St. Nicolaas ter vervanging van de be- 
staande woning. 
2 exemm 


ontwerp woning voor de Loods-Havenmeester 


eveneens ter vervanging van de bestaande 
woning. 


1. voor een nieuw te bouwen woning voor den 


hulploods aldaar. 


De boukkosten bedragen: 


voor het Dokters huis 
$ 10000 a $ 11000.- 


" 7000 a " 7500.- 
de Loods woning 


"de nieuw te bouwen wo- 


ning v/d hulploods 
„ 6000 à “ 6500.- 


De dokters en Loods-Havenmeesters woningen wil de 


maatschappy geheel voor eigen rekening bouwen van 


steel tax omwonding en komen de kosten ongeveer over- 
een met pryzen, door het Gouvernement voor de be¬ 
staande woningen betaald. 
De wonigg voor den hulploods moet dan door het Gou- 


vernement worden betaald. 


Nu lag het ook in het plan om het kantoor 


tevens nachtverblyf der Douane te verplaatsen doch is 
daarvoor geen acomodatie te vinden die met de belangen 


van den dienst overeenstemt. Dit kantoor toch moet by 


de Haven gevestigd blyven. Waar het bestaande gebouw 
toch al te klein is om de 8 douane employees te 


Aan den Directeur v/h Openbare Werken 


CURACAO: 


Wittow to 


b. Toov Sntner 


V. S. 


boors g.s. 
adresseur 


voor fremenzevnen 


.blad 


abooieren 


stad habe 


Mg tod at Xoo 
auf mei 


I doob 
Ed. N. 


sied ob dem alb mehr 


nous ne 
a pas dans 


yyld beiseeven m 


Kle re 


herbergen, wil ik U voorstellen dit kantoor te hand- 


haven als zoodanig en tevens daarin het Loods-kantoor 


te vestigen en voor de douane-beambten by de overige 


te bouwen Gyts. woningen nog een zelfde woning te 
bouwen als voor den hulploods. Buiten den dienst en 


vooral's nachts zyn de menschen dan niet blootge- 


steld aan de zwaveldampen. De meeste last toch wordt 
van de gassen's nachts ondervonden als de wind gaat 
liggen en de huizen daarmede worden doortrokken. 


Zoowel de Loods Beaujon als de Ontvanger 


alhier deelen myne zienswyze ten deze geheel. 


Beleefd doch dringend verzoek ik U deze 


aangelegenheid spoedig te willen afdoen, aangezien 


door Z.E. den Gouverneur de maatschappy is bericht 
onmiddellyk tot bouwen over te gaan ter voorkoming 


van het toepassen van drastische maatregelen tegen 
haar. 


De Gezaghebber, 


Tib meliojavoor 


oors. 


matnevo ab 
as toov ne neattse 


et Antnow ablias noe 30 
eave se 


ne tanelb med merksæ wäh- 


Ragroold deli hab. 
3e 2e 


Pieter Stael N.P. 


Jasg balw eb als mehr 
o avdenn a' nesass ab 


ndorroob gebrow ob raab geslud ob he negall 
neveno ob als motusos abood et fe 


sals en 
. Ieedes 


D U At 
nich doch bleefes 


seizegnas meobis nelliw et albeoga bienmeg 


sholzed at rggen 


No 69. 
Aruba, 30 Januari 1930. 


Door dezen hab ik da vor H.H.E.Gestr. 
Mij. Libenow 
G.v.h.V.F.S. GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENS 


744 
Telegram No. 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacao 
Datum en nur 28 - 1 - 30 : 130 jm 


Datum aanbieding. 
EXTRA KOSTEN. 
<INS> 


Telegrafist 


Woordental. Gezheb Aube 


Verhinderd te vertrekken per 


Maracaito zal donderdagavond 
per Libertador arriveeren wil 


drie kamers passanggrahan reserveeren 


Alip. L. gezien 
Dirof 
28/1 30 ct. 


wesselb halfesmoor u Ei I 


tot abooi leur ai 


sluow ablles 
on negate 


e fusoit 
ab nedlsä.ebooigim 
or als 


Lestoold dels nad nadoanem ed m. 
te deel 


ubtow dood fasi sjseem 
2o een 


Jasg balw ab als mei 


No. 1 
d ee 


nevend et alo mot 
dans son 


leeden eseb mes aswähnts en 
leed valdle 


eset U M! Meoszev, bergalnd doch blos 


rechts nelliw en 


sholzed at yqqndosts 
ab wird 


Eoov tot asseg at zeve newbod tot Nylig 


er heiegen aan onoaldastb me 


OASAEUUS VAV τVEMEMSE 


TEMEIG OIÇAAA ad 


DUISLIVMAA 


69. 


Door dezen heb ik de eer U.H.E.Gestr. 


beleefd te verzoeken, mij zoo spoedig mogelijk nog 
60 (zestig) Meter vlaggelijn te willen doen toe 


zenden. 


nebber, 



Opentien 


bare Werken 


A C A O. 


18./. 
DEPTS 
TARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CqRAÇAO 
Cprs 
Bülagen: 
No. 134. 


WILLEMSTAD, den 20n Februari, 1930. 


18 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 30 


Januari 1930, No. 78, heb ik de eer UHoogEdel- 


Gestrenge hierby te doen toekomen een opgave 


van Arubazand in den loop van 1929 door Open- 


bare Werken aangekocht, met vermelding van de 
namen der schoeners die de diverse ladingen 


hebben aangebracht. 


Ik heb gemeend beter te doen door U de 


gevraagde opgave te verstrekken per schoener 


en niet per verscheper, omdat het dikwyls voor- 


komt, dat enkele schoeners zand van bepaalde 


verschepers hebben aangevoerd, sommige schoe- 


ners daarentegen zand van meer dan een versche- 


per hebben aangebracht, terwyl weer andere 


schoeners zand voor rekening van de respective 


schippers hebben vervoerd. 


De wnd. Directeur der Ebenb. Werken, 


PG/AdG. Peeut Gent 


Aan den Heer 


Gezaghebber var 


mita 


ΟΙηζΚΕΙ ΟΛΑΙ ПΟ Пч 


IOA? AAU 
XII 


CATZMHIIW 


og.bb nevymoa wÜ nev anibteInss resM 


LebHaoomU ree eb wi derd.87.OM.022I ixamst 
evsago nes nemodeod neob et ydrein eghertae 


negõ noob PSPI nav goof neb ni bnessdurA nav 
ab nav gmiblemnev jem ønooxegnss nekreW erso 


negnibsl earevib eb eiò ateneodoa reb nemaa 


.Adosrdegnss nedden 


eb U roob neob et reded basemen den xI 


Teneodos Teq mexderjarev et evsego abgssive 


noor afywälb jed tabmo, regenoarev Teg sein ne 


ebissged nav bass atemeodoa elekne Jsb, Jmox 
eodoa egimmoa,breovegnss heddei aregedøare 


edbarev mee nab Teem mav bnæx negedneissb aren 


enebns Teew fywrej,Jnosidegnss medderd Te 


eveitoegaer eb nav aninexet 100v bnss aieneodoa 


.Dieovrev nedded areggidos 


nekreW.dnedg geb Tuedoerid.bnw ed 


.Dni 


n. 


nsv redden 
admis 


Hoeveelheid zand geleverd aan het Departement van O.W. op 


Curacao in het tijdvak van 1 Januari - 31 December 1929 en aangebracht 


van Aruba per de hieronder vermelde schoeners. 


ida En 
Gracia de 
ra- Chaparra Lolt 
San N. 
colas 
Dios 


1648 
Dilia Reaccion 


adresse 


„ ̃ 


Uudenmaa 


10735 


NOOT:De hoeveelheden zijn vermel 


90.W.0 
ed Jan naa Brevelog huas Biedlseveob 


nderesseres e ere 
18 - xxxas. I hav xavÿlt Jan ni og 
eonoa eolemnev Teihoreid ei Teq sõsna m 


Kofol sitagadt stan 


„ „ 


=== ===== 


ov stis neberleev 


No 7 do 
Aruba, 30 Januari 1930. 


Door dezen heb ik de eer U.H.E.Gestr. 


beleefd te verzoeken,mij te willen mededeelen,hoe 


groot de hoeveelheid zand is, aan het Gouvernement 


van Curacao geleverd in het tijdvak van 1 Januari 


1 December 1929 door respectievelijk de heeren: 


G.G.Arends, J.H.Eman, A.A.Laclé en F.M. Arends. 


De Gezaghebber, 


Aan den Directeur van Open 


RACAO. 


DE PARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


No. 111. 


WILLEMSTAD, den 10. Februari 1930. 


uit te drukken 


Ter voldoening aan het verzoek, vervat in 


Uw schryven dd. 1 Februari d.j., No. 84, heb 
ik de eer UHoogEdelGestrenge hierby te berich- 


ten, dat ik aanboord van het S.S. "MARACAIBO" 


aan Uw adres heb verscheept: 


10 gallon alcohol 


25 ringetjes 


zulks ten behoeve van den vuurtoren te N.W. 
punt op Aruba. 


De wnd. Directeur van Openbare Werken, 
Peert Gens 


Aan den Heer 


Gezaghebber van 


Aruba 


ΘΟΙΑΕΡΕчΟ ΜΛΡ ΠΕЕΙч 


d.OA.J.A.U. 


ni Jsvrev,Xeosnev jed nss animeobsov ret 


da.48.ok j.t.b Insumde I.bb nevvvraa wÜ 


-doired et ydreid emmertaeDiebisooHU tee eb 


"OHIADASAM".8.8 jen nav bloodnss Mi Jsb.med 


:Jgeedoarev der aenbs wU naa 
Iohoois hoffra Of 


aet de gntr de 


i.W.M et nenos-TUDV neb nsv evenhed ned axIus 


.sdftA qo Jnnq 


siis et 
nog asv ruesoetid. 


EMENT VAN OPENBA 
DEPAK 


CIRACAO 


Bijlagen: 
en deß 
No. 39. 


WILLENS 
Januari N. 


hebben 


vällä, sos köytyn lijöyttän 


dat het in myn voornemen ligt op 29 Januari a.s. een be- 


zoek te brengen aan Arub, 
de plannen tot 
verban 


uitbaggering van droogten in de P 
t houwe. 
hbaai en he 


van een pier aldaar. 


Waarschynlyk zal de heer Schumacher,uitvoerend inge- 


nieur van de aannemersfirma Dyokerhoff & Widmann, my ver- 
gezellen 


Verband hiermee moge ik U beleefd verzoeken den 
heer K. 
van der Heyde, technisch-ambtenaar ten Uwent, 


te willen opdragen zoo spoedig mogelyk de na te melden 
peilingen in de Paardenbaai voor my uit te voeren. 


Het ligt in de bedoeling, dat ik de uitkomst van 


deze peilingen zal kunnen gebruiken op den dag van myn 
aankomst op Aruba op 29 Januari a.s. 


Deze peilingen zullen moeten worden uitgevoerd aan 


de hand van de U hierby toegezonden teekening. Op deze 
teekening zyn om de 20 Meter raaien in rood aangegeven. De 
peilingen zullen langs deze raaien moeten geschieden en 
wel om de 5 Meter. 


Vermits ik op den dag van aankomst weer denk te ver- 


trekken zal het niet noodig zyn, dat logeerkamers in de 


Pasang-grahan voor ons worden gereserveerd. 


De plannen voor uitvoering hoop ik alsdan uityoerig 


met U te kunnen bespreken.- 
Den Heer 
De wnd. Directeur van Openbare Werken, 


GEZA 
EBBER 
Ceëet Sent 
van Aruba. 


ΜΛδΟΙΜ ПΛћΟшΟ нΑΟ 


[ OA?AAU3] 


xxx et egnerdae Ofebägog 
Tes e 


mee.2.8 krsmal 
10 Jgif man 
Dv nym ni 3ed J 


zog nennsig eben dem basdrev mi sdsma uns megnend e 


rewuod Jan 
hasdnebras! eb ni meggoonh nav gningastdi 


Espalda Teig mee 


regni bmereovtin, redosmando8 read ob Ia rylnydon 


zov ym, mnambiw å Hodrekoyd amrkla 
eb mav 


heffese 


neb nadeostev blealed Udi ogom semmeid busdrev nI 


JnewÜ met tasmetdma-doalndoet, ebjeH nab asv.H.N Teer 


Üblim et an et Mylegom Bibeoga 
sslbgo melliw ed 


3.nereov et din um voov spadnebusad eh ni negmilies 
amontin ab xi tab milsobed eb mi Jail teH. 


ne se 
so nedimndag nennud xxx negni heg ese 


.a.a i.asneI es oo sdsrA 90 JamONnæs 


ensa breoveglin nebnow nejeom neiiux negmilisq esed 
exeb 90.8 htmeiset nebnosegeet ydreid U eb nev baan eh 


ed nevegegnas boor ni neissi Teuen 08 m0 myn smimeies 


ne mebehoaeg mersom neissi eseb agnni nelius magnilleg 


Tejell d eb mo lev. 


Tev et Nneb meew samoMüss nev as 
M ajlmre V 


eb mi amemsmeegol üst mys giboon sein den das nexxer 


DreevTeaeteg nebrow ano 700 
isig-ansas 


Bilsov: 
asbaft iL good smkeovjis Toov at 


neuergaad nennem et U 


repos. 


DEPA 
TEMENT 
OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAC 


Bijlagen: 
No. 159 


WILLEMSTAD, den 25n Februari 1930. 


g uit te drukken. 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 19 Februari j.l. 


No. 124, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge hierby te be- 
richten, dat ik aanboord van het S.S. „Maracaibo“ aan 


Uw adres heb verscheept: 


K.G. 
odwitve. 


V. F.T. 


havant 


(bruinrood)en krukken; 
met 
binnendeursloten. 


voor ramen en deuren; 
tgrendels 4. 
tinggrendes : 


holland deuren 83 x 201½; 


110. 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDSARDIO DIENST 


Telegram No. 1053 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaçao 1130 
Datum en uur 9-2-30 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN 


Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Arnbe 


99 
In verband voorbereidende werkzaam 
Leden paardenbaar gaat opzichter 
smit voor enkele dagen naar aruba 
Leisteling en pontons van firma 
Dyckerhoff gaan per stoomschip flora 
verzoeke uw medewerking 


Dirop 


2. Können 1.8. Nr. N. 1. 


F.T.F.S. geb. GAT2MBIJ. 


Jnolred et eg 


ed me 
4,3 


tod menmeid et dem bandrev mi sdsma mas negna 
Geweod und so ist es 
eb ni nedgooch nav amiregsdr. 


Tasbla Teig mes 


regni bn 
vnoa reed ob Ia agimydos- 


Wyn, nnambrW xxxamil 


Tev 5 
U Mt eac 


124 


DE PARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


No. 159 


WILLEMSTAD, den 25n Februari 1930. 


rig uit te drukken. 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 19 Februari j.l. 


No. 124, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge hierby te be- 
richten, dat ik aanboord van het S.S. "Maracaibo" aan 
Uw adres heb verscheept: 


.G. loodwitver 


Zinkwity. 


(bruinrood) 


Emel 


met kop 
krukken; 


binnendeurslo 


4" voor ramen en deuren; 
voetgrende 


ketting. 


holland; 
X 1014; 


1 5/8" strapp 
M 1/4" wapeningsyze 


G. groene zeep; 


25 K.G. soda. 


In plaats van 120 stuks celotex 4'x 9'stuur ik U 


110 stuks 4'x 10! 


De door U gevraagde holland deuren 78 x 201x en 


63 x 201 zyn niet in voorraad, doch wel van grooter 


formaat, d.i. 88 x 211½ en 68 x 211 


Jalons, tachymeter en lichtdrukraam zyn momentee) 


niet in voorraad, doch zullen U later opgezonden worden 


De wnd. Directeur van Openbare Werken, 


AdG. 
Ceceet Gens 


Aan den Heer 


Gezaghebber van 


Aruba 


DÉRÈNÉE 


ΟΑΟλΛΑλΙ 


de Votre 


.0ÈPI lmsurder mÈS neb GATZMELIW 


der 21.bb.nevvvres nev g. 


Hed ydreid egnertae OlebågooHU tee eb wi den.4Si.ok 


es "odisosrsK". 2.2.en nev broodnas xi deb. nedric. 


:sgeenbarov deri a 


:goes en 


Duta's x'a xetoieo aNuda OSI nav atsslq 


F x't amvts O. 
y ou 2 
fod abassive U roob ee 


Iejoorg usv lew noob.bssrroov ni dein nvs iOS x 9 


IIS x 8d ne IIS x 88.1.d,Jasmro 


nexte 



1930. 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 25 dezer 


aand No. 159 betreffende toezending materiaal, heb 


ik de eer UHEGestrenge beleefd te verzoeken nog toe 
te zenden: 


8 holland deuren 83XX 201 1/2 m/sloten met daarvoor by- 


passende krukken alsook voor de 6 reeds op 25 Febr. 
verzonden deuren. 


Verder nog deze vraag, is het niet mogelyk 


dat voorloopig een tachymeter van Curacao aan Arubs¬ 
wordt afgedaan. Zonder een dergelijke instrument 
kunnen we met behoorlijk verder werken 


De Gezaghebber, 


Verzwecke spoet toen 


Acht holland deinen zie Brief N. 11. 28 Febr. 30 
no. 124/1 


an den Directeur van Openbare Werken, 


LANDSWATERVOI 
NESDIE 


CURAÇAC 


PAN AMERICAN PETROLEUMtaÄTION 


TOURA D. W. 


March 27, 1930 


nor, Governor 
anjestad, Aruba, D. W. I. 


Sir: 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 


Saturdav. March 29 „10zo 
124/18 des e 


AANGENOMEN. 
Gouvernement van Curaçao 
BEDRAG 


Datum 10-3-30 


Kosten 
Lands Radio Diens 


Overseine 
Door 


b. Antwoord. 
ESEIND 


Bestemming 
Bode 
Datum 


Aantal woorden. 
Totaal. 


LokAal No 
DIENSTAANWIJZING: 


ELEGRAM 
Dirop Curacao 


Heden per schoener Niapara 3 gasoylinders verzonden. 
Verzoeke opzending 3 stuks ter vervanging. 


Gezhe 


LANDSWATERVOORZIENINGDSDIENST. 


CURAÇAD 


No 


PAN AMERICAN 16TROLEUMtaORPRATION 


APIIRA D W I 


March 27, 1930 


nor, Governor Wagemak 


Oranjestad, Aruba, D. W. I. 


I am very pleased to advise you that the equipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 


Saturdav March 20 10zo 
24/12 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 1847 
DIENSTAANWIJZING 


Opgenomen van Envacor 
gebrievig 
Datum en nr 12/3/30 = 7pm 


Datum aanbieding; 
EXTRA KOSTEN. 
890 
Telegrafist 


Woordental. 
Gjezhel Amba 
35/34 
Ik verscheep per Libertador een 


beton mengmachine wegende een en een 
halve ten Libertador komt niet aan 
steiger wil een lichter of vlot Klaar 
houden voor onmiddellijt Olossing om 
of our savonds 
Dirop 


LANDSWATERVOORZIENINGEDIENST. 


CURAÇAO. 


PAN AMERICAN PETROLEUMtaORORATION 


ARUBA, D. W. I. 


March 27, 1930 


2, Governor Wagemaker, 
ad, Aruba, D. W. I. 


Sir: 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 


Saturdav. March 29, 10zo 


1591 en de/GOUVERNENT VAN CURAÇAC 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 178 
DIENSTAANWIJZING 


Opgenomen van Curaçao 7 Aug. 
Datum en uur 11-3-30 


Datum aanbieding 
EXTRA KISTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Gerhels Aruba-Verscheept fedalma 


30 
acht holland deuren met sloten punt 
ik vertrek donderdag libertader met 


heeren schumacher en beyderwellen punt 
wil kamers pasanggrahan reserveeren punt 
ik breng lachymeter mee 
Dirop 


LANDSWATERVOORZIENINGDSDIENST. 


CURAÇAD 


BA-5-40 M-1-30 


PAN AMERICAN PETROLEUM 


DORAT 


RURA. D. W. I 


March 27, 1930 


Governor Wagemaker 
His Hon 


Oranjestad, Aruba, D. W. I. 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 


Saturdav March 20, 10za 


167 
GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


RADIO DIENST 
LAND 


Telegram No. 2120 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacao 
Datum en uur 22/3/30 = 11.15am 


Datum aanbieding— 


EXTRA KESTEN. 
Ego 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezheb Amba 


13 


Dijkerhoff heeft tot nu toe alleen 


zand voor gouvernement gebrui 


Dirop 


adresse 


LANDSWATERVOORZIENINGSIENST. 


CURAÇAD. 


ROLEUM 
PAN AMERICAN 
ORPOSATION 


SA. D. W. I. 


March 27, 1930 


His Honor, Governor Wagemaker 


Oranjestad, Aruba, D. W. I. 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 
Saturdav March 20th 10th 


GOUVERNEMENT VAN CURACAO 
Om 


LANDS RADIO DIENS- 


Telegram No. 1979 
Opgenomen van Anacao 
DIENSTARWIJZING 


Datum en uur 17 - 3 - 30 6/2 


Datum aanbieding 
EXTRA KOSTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Aruba 


Veltman arriveert donderdag 
per Libertador 


Dirop 


1. 


RZIENINGSpiENST 
LANDSWATERVoo 


CURAÇAD 


PAN AMERICAN PETROLEUM CORPOSATION 


ARUBA, D. W. I 


March 27, 1930 


His Hon 
Governor Wagema 


estad, Aruba, D. W. I. 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 


Saturdav. March 
p. 1930. 
1. A. 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAD 


24 LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 2099 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacao 


515 P. 
Datum en uur 21-3-30 
Datum aanbieding 


EXTRA KISTEN. 
Telegrafist 
D 


Woordental. 
Gezaghebber Aruba-Wil trachten van 
39 


panam of arend een partable air compres- 
-sor te koop of te huur verkrygen 


en ten spoedigst verschepen stop zoo mogelyk 
met zeg vyftig meter slangen twee hamers 
met beitels voor steenbreker 


parendbusters 
Dir waterleiding 


Contrete. 


24 maart 


geseine dt 


pas geslot 


gehregen 


LANDSWATERVOORZIENINGSpiENST. 


CURAÇAO. 


PAN AMERICAN PETROLEUMtaORPORA 


ARUBA, D. W. I. 


March 27, 1930 


His Honor, Governor Wag 


Oranjestad, Aruba, D. W. I. 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you 


Saturday, March 29, 1930. 


The cost of this equipment will be as listed below: 


1 - Ingersoll Rand portable air compressor $2,400.00 


2 - Paving busters at $150.00 each 
300.00 


150,- Aiir hose at $.25 per foot 
37.50 


TOTAL 
82,737.50 


Trusting that this kquipment will be satisfactory, 


man ta nomae. 
21-3-30 
Dorap Curacao 


cland 


In verband betaling retubutie op zond 
levering verzoeke omgoonde bericht 
Dyckerhof als particulier in te beschouwen 
als interender gouvernements werken 


Gezoghebber 


24 maart 


de somme dit 


LANDSWATERVOORZIENINGSpiENST. 


CURAÇAO. 


"ERICAN PETROLEUMtaORlORATION 
PAN AM 


ARIIPA D W. 


March 27, 1930 


D. W. I. 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 


Saturday, March 29, 1930. 


The cost of this equipment will be as listed below: 


1 - Ingersoll Rand portable air compressor $2,400.00 


2 - Paving busters at $150.00 each 
300.00 


150"- Aiir hose at $.25 per foot. 


TOTAL 
42,737.50 


Trusting that this equipment will be satisfaction, 


28 - 3 - 30 
19 / Directeur Waterleidin 


Curago 
olland 


pijs au compresser 240 dollars. 
2 paerny busters 300 dollars 
150 voet airhose 37 en halve 
dollar sum of accord" 


gezoghebber 


Contrete 


7 maart 


Nedol 


S. S. 


=== ===== 


LANDSWATERV 


CURACAC 


PAN AMERICAN PETROLEUM CORPOSATION 


ARUBA, D. W. I 


March 27, ' 


Governon 


Oranjestad, Aruba, 


I am very pleased to advise you that the kquipment 


about which you required last Saturday will be ready for you, 


Saturday, March 29, 1930. 


The cost of this equipment will be as listed below: 


1 - Ingersoll Rand portable air compressor $2,400.00 
2 - Paving busters at $150.00 each 
300.00 


150' - Aiir hose at $.25 per foot 
37.50 


TOTAL 
82,737.50 


Trusting that this equipment will be satisfactory, 


I have the honor to remain, 


Respectfully, 


WW Kolland 
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190 / 


LANDSWATERVOORZIENINGSpiENST 


CURAÇAD. 


Mm. Nr. 23. 


Geachte heer Wagemaker 


re de 
dank II voor al de 
ngen 4 


yk we- 
daarop 
moeite. Waarschy 


diogra 


.... 


direct verwacht, dat kan 11. 
best voor 


und vermögliche Stadt. 


Ik ben 


isten. 


Ue hede 


an gestel 


myne 
De duitse 


ge overweging to the 


slangaan 
kostte 


de mi 


een hoog 


putten. 


ERSODL RAND 
heer 
Die i 


§. 1000 


de voors. 


er geb. 


om 


voor 


le beslissing 
enkele weke. 


op Arub 
nemen van al of niet koope 


dat U. Voor my xxxx de leverat 


elling 
van st 


betonst: 
en voo; 
1 verd. 


n voor 
steentj 


die fr 
van der 
als bei 
an best 


Thiervoor 


anheid 


dit mat 
vanglung van het 
begin dezer dagen met uitgravingen vå 


rygt spoedig hoog bezoek. Ik hoop 
oord zal gd 
Jyne Exc 


en de noodige : 


i verleenen om alle nieuwe werken direct te doen uitvoeren. 


keeren 
oken over di. 
Ik heb hem versch, 


zyn met 
geloof 
ilen moete 


i. m. i. nog 


pers oor 


Mats m. 


onder 


genoeg 


Hv ism.i. 
sten en zyn eigen weg te bewandelen en daar 


ter pla 


ik veel van. 


.1 


Voorzien: 


worden. 
limo, 


enbakken 


m niet. 
net 
die 
roim in de behoef;e voor 


watervoorzi. 
sof Z.Exc 
tergrou 


t is te kunnen verschuiven. 
beter 
gewensch 


Hg San Nie 
aas kan i. 


a myn broe 
de toeze 


de Gouvern 


ndelen, 
erug wil komen. 


ik slordig schryf, ik type haastig door 
om andere corresponde 
te kunnen afmaken. 


gier en formu 
uw grief althans wena 
(een père) 


deelige 


de tacheer 
veroorzaa 


sen, maar wensch in da 


over wy 


en hebben, dezer 
ike brenge. 
eerst in byzonderheden alles te 


wets 


Met beleefde groetens aan U en Mevr. Wagemaker 


Verblyf ik, Uwe diens 
Beauw 


no 
OUV 


Oranjestad, 9 April 1930. 


Geachte Heer Beaujon, 


onk voor Uw schri 
Besten da 


y ai 


5,2 
hebberij te zi 


eilije 


ker te kri¬ 


ker leve 
in bes 


gevraagd, 
U aan 
de vous 
over een uur 
Ik verwä¬ 


de door U aan 


volgt in pensioen regeling. 


genoten se 
ieder jaar 
er dienst 2% tot eenuximus 


1829 


Indiö is het maximumpensioen f 4500,-- als ik he 


het Oost Indisch pensioen f 480,- 


Indische regeling zou het 
geheele ambtene 


1 ook aan Mevrouw, 
Met beleefde groeten 


per R.J.Beaujon, Iraterleiding, 
Direct 


URACAO. 


Den Heer Gezaghebber 


Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


He Havenmesster en Loods 


Otrumover 


190 
GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDSARDIO DIENST 


Telegram No. 
2596 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacao 
Datum en uur 10-4-30 - 1.30 p.m. 


Datum aanbieding- 
EXTRA KOSTEN. 
Ego 


Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Aruba 


Wil seinen wanneer gevraagde 


steenslag verzonden wordt 
Geachte Heer Arends 
Beaufor 


Wat kan ik hierop 


Pantwoorden? 
de Gezoghetter 
Wozlmiker 


Den Heer Gezaghebber 


8 April 19 


.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


enmesster en Loods 


Thiemont 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 2755 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curocao 
Datum en uur 16-4-30 = 3.30 Pm 


Datum aanbieding: 
EXTRA KOSTEN. 
FZO 
Telegrafist 


Woordental 
Gezaghebber Amba¬ 


Wil spoedig verzending van 


mengsel diverse kwaliteiten 


bevorderen 


Beang 


I 


Den Heer Gezag 


Aruba 


Oranjestad 28 April 19 


Hoog Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 


ontvangen. Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


e Havenmesster en Loods 


Chismonts 


des 
GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDSARDIO DIENST 


Telegram No. 2346 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Einaias 50/2 
Datum en uur 31-3-30 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Gesaghebber Amba 


Verzonden per Fedalina, betonbinddraad 
2 dozyn potlooden teekenpapier en 


lichtdrukpapier punt 
Betonyzer volgt per maracarts 


Dirof 


U 


Den Heer Gezaghebbe: 


Aruba 


Oranjestad 28 April 19 


Hoog Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 


ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


Havenmesster en Loods 


Chermore E 


No. 14 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOM 


Datum 22 - 4 - 30. 
Kosten 
Lands Radio Diens 
2. Overseinen 
b. Antwoord 
OVERGESEIND 
c. Bode 


Datum 


Aantal woorden: 
Totaal 


Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAAL No. 


TELEGRAM 
Directeur Waterbiding 


Vergamelen door lt gevraagd materiaal marilijk 
door ishaarschto - stop, Hoof binnen 14 dagen 
gevraagde kwantum te leveren 


Gezaghebben 


Naam en Woonplaats: 
Dichst 


Den Heer Gezaghebber 


Oranjestad 28 April 19 


Hoog Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


de Havenmesster en Loods 


Ptresmonk 


10 f/2 Tymons 
214 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
LANDS RADIO DIENS 


Telegram No. 2429 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Einuar 
Datum en uur 3-4-30 
635L 


Datum aanbieding- 


EXTRA KOSTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Gesaghebber Ambr. 
90 
Staafksper voor as motorboot pas 
gister uit Holland ontvangen zal 
trachten as soo ganw mogelyk 
te maken 


Diroft 


Den Heer Gezaghebber 


Oranjestad 28 April 19. 


g. Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 


ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


de Havenmesster en Loods 


Phermour 
1. 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN 


Datum 7 - 4 - 30 
Kosten 
Lands Radio Dienst 


a. Overseiner 
b. Antwoord 
Bestem: 
Verwandter 


c. Bode 
Datum 


Aantal woorden. 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LOkAAL No. 


novemme. 


Dirop Curacao 
Verzoeke toezending van 27 pikhouweelen en 


36 schoppenGezheb 


Naam en Woonplaats 


Geza 
en Hee 
nebber 


Oranjestad 28 April 19 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen. Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


Inmesster en Loods 


Ptrumour 


Unummerk GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDSARDIO DIENST 


Telegram No. 2603 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Einacao 
Datum en uur 10-4-30 
815 D 


Datum aanbieding 
EXTRA KOSTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Aruba 
45/43 
Reterte telegram havenmeester Aruba sunt 
Opgezonden schroefas was in stukken 
verdeeld en gaf geen zuivere maten punt 
Nieuwe as moet op Aruba pas gedraaid 
worden punt zal moer en koper voor 
spie sturen welke ook op Aruba moeten 
worden pas gemaakt 


Dirop 


Den Heer Gezaghebber 


Oranjestad 28 April 19 


Hoog Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 


ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


ester en Loods 
Thrimon 


199/ 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
LANDSARDIO DIENST 


Telegram No. 234 
Opgenomen van Curacao 
DIENSTAANWIJZING 


1-3-30 
5 50 fr 
Datum en uur 
Datum aanbieding BO 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Ambt 
9/8 


Ritumensproeimachine verscheept 
heden per maracaito Dirop 


Den Heer Ge 
lebber 


Oranjestad 28 April 19 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


enmesster en Loods 


Thiermour 


26b 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN 


Datum 1-5-30. 
Kosten 
Lands Radio Dienst 


a. Overseinen 
b. Antwoord 
“ 1 


Bestemming 
c. Bode 


Aantal woorden. 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
Lokaal No. 
Telegram 
Juracao 
Diron 


2 April bestelde gascylinders nog niet ontvangen verzoeke spoed 


Gezhel 


Naam en Woonplaats 


des 


Den Heer Gezaghebber 


Oranjestad 28 April 19 


Hoog Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 


ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


de Havenmesster en Loods 


Thiermour 


262 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDSARDIO DIENST 


Telegram No. 
3151 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 
macao 


Datum en uur 30-4-30 145p. 
Datum aanbieding 


FVTRA VISTEN 
Telegrafist 
-4-30 
Woordental. 
Dirop Curaçao 


vel Verzoeke omgaande 5 liter 
da parafine 


Gezkybeth 


Den Heer Gezaghebber 


Oranjestad 28 April 19 


Hoog Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 


herhalen. 


de Havenmesster en Loods. 


Ptrumour 


262 
GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDS ADIO DIENST 


Telegram No. 
3151 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 
macav 


Datum en uur 30-4-30 
145/1 


Datum aanbieding 


EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 
fgo 


Woordental. 
gezheb. 
Aruba 


veltman arriveert donder 
dagavond 


dirop 


I 


Den Heer Gezaghebber 


Oranjestad 28 April 19 


og Ed.Gestr.Heer! 


April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen 


de Havenmesster en Lords 


Phermore E 


24 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 2826 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaçao 
Datum en uur 19-4-30 
9 Am 


Datum aanbieding- 
EXTRA KISTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Gezagh 
Aruba 
10 


Schümacher en rademaker arriveeren 


maandag morgen per Libertador 


Dirop 


Den He 
aghebbe 


Heer! 
og Ed.Gest 


n April telegrafisch drie 


Acetyleen g 
unders besteld.Tot heden niets 


tvanger. 
ke beleefd nogmaals bestelling te 


herhalen. 


de Havenmesster en Loods 


Ctymon E 


Havennier 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
27 LANDS RADIO DIENST 


263 
Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacor 
Datum en uur 3/5/30 6.15 pm 


Datum aanbieding: 
EXTRA KESTEN. 
530 
Telegrafist 


Woordental. 
Zegheb Amba 
Twee gevulde gascylinders 


verzonden per magaria 


Dirop 


H. C. G. 


Den Heer Ge 


Oranjestad 28 April 1930 


Hoog Ed.Gestr.Heer! 


Den 2en April telegrafisch drie 


Acetyleen gascilinders besteld.Tot heden niets 
ontvangen.Verzoeke beleefd nogmaals bestelling te 
herhalen. 


Havenmesster en Lords 


Chymon 


Derop Curacao 
2 April v g’anglinden nog met 
bestellt 


Ostvanger verzoeke spoed zending 


Gezogh 


273. 
PAN OPENBAF 


DE PARTEMEN 


CIRACA 


No. 342 


29 April 1930. 
WILLEMSTAD, de 


rig uit te drukken. 


kenne 
Parp 


verkennen 


tors 


deelen 


Wien 
neun 
alhier 
Hierby heb ik de eer U te berichten, dat de 


meld 
dienst der kustverlichting overgegaan is van he- 
Departement van Openbare Werken naar den Haven- 


meester. 
afschrift 
In verband hiermede verzoek ik U om voortaan 


alle rapporten, aanvragen, brieven, kennisgevin- 


gen van verzonden leege gascyclopers, aanvraag. 


om hervulde cylinders enz. enz. by den Havenmees- 


ter op Curacao in te dienen. 


De wnd. Directeur der Openbare Werken. 


PG/AdG. Ceceet Sent 


Gesien 


TRA KUSTEN 
Chippontz 


Aan den 


naghebber van 


Amilie 


ΜΕΡΟΟчΟ ПΡчч Пћч 


ΟΑΤΛΑαΙΙ 


SVEed 


MJJJU 


psb.nerdorked es 
Twee ab xxx der 


Ved nav al nasgegravo amiddolfrevJank neb Janeid 


I heb usam nealeW ersdneqO nav JnemeJnsgeld 


.Teissen 


HassJroov mo U Et Meosrev eberreid bnadnev Hl 
nivegelnned,neveird,negeivnas,nedroqusi elle 


ssivnss,arebmiivoasg egeel nebnosrev nav na 


ovad nen vd.sne.ene grebnifve obisvisn me 


nenetb et mi ososmØ qo ret 


Weubel 


DbA D I 


287/ 
DE PARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO 


No. 167. 
Bijlagen: 1. 


WILLEMSTAD, den 6n Mei 1930. 


N. B. huis 


eekening 


urig uit te drukken. 
18 


Met referte aan de aanvraag dd. 26 Maart 1930 van den 


Havenmeester en Loods te Oranjestad, aan my doorgezonden by 


Uwe nota dd. 28 Maart d.a.v., heb ik de eer U te berichten 
dat de aangevraagde: 
le seroit 
operen ringpakking; 


6 stuks sproeiers d 9-12/20 voor Bolinder, 


niet konden worden gezonden omdat de noodige gegevens ont- 
braken. 


280. 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


8230 
Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 
moçao 650 Ø 
Datum en uur 2-5-30 
Datum aanbieding- 


EXTRA KISTEN. 
Telegrafist 
R 


Woordental. 
Gerhels Aruba-Vernomen hebbende dat 
38 
U een nieuwe regeling voor het bouwen 


van huizen heeft ontworpen verzoek 
ik U deze spoedig op te zenden 
met anededeeling hoe voldoet en 
praktyk punt zulks in verband invaering 
verordening voor Curaçao 


Deop Curacol 
Dirof 


Nieuwe bouwverordening hier 
Hechts entelle voorloopige 
nog mit uitgeweckt. 
maatregelen getroffen in afwachting bouwvernehm 
gezoghelten 


ΜΕΙηΟΚΡΟчΟ ПΡчч С Сћч 


[ OAQJARUS] 


SVE. N. 


.082 f. Iinq.A nQS neb GATZMAHIIW 


eb Jsb.medhorre 
mee ab xxx der 


Jed nav al naagegnevo gniddolfrevdank reb danei 
nevsk heb rssn nedreW etsdneqO nov Jnemedisgeld 


u. Tejasem 


nasdroov mo U at Noorrev ebenrjeld bnadnev II 
nivegelnnek,heveird,negsivnss,heftogusi ells 


287/1 
DE PARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAO. 


No. Kb 7. 
Bijlagen: 


WILLEMSTAD, den 6n Mei 1930. 


s uit te drukken. 


18 


Met referte aan de aanvraag dd. 26 Maart 1930 van der 


Havenmeester en Loods te Oranjestad, aan my doorgezonden by 


Uwe nota dd. 28 Maart d.a.v., heb ik de eer U te berichten, 
dat de aangevraagde: 
leppen ringpakking; 
3 2 1/2 kO 
zuigk. 
stuks sproeiers d 9-12/20 voor Bolinder, 


niet konden worden gezonden omdat de noodige gegevens ont- 


braken. 


In verband hiermede verzoek ik U alshog te willen op- 


geven: 


BEDRAG : Gouvernement van Curaçao 


AANGENOMEN 


Kosten: 
Datum 5-5-30 
Lands Radio Dienst 


— a. Overseinen 
b. Antwoord 
en lisenti 


Bestemming. 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 


Telegram 
Dirop 
Curac 


Nieuwe bouwerordening hier nog niet uitgewerkt stop slechts enkele 
voorloop 
den getroffen in afwachting bouwverorde 


Gezheb 


ΜΛηζΟΟч ΟΡΡччΙ ПΙч 


CAZARU 


SVE.oll 


des jugements et des 


ab Asb. mein 
es ab M der ydreik 


Jed nav at nasgegrevo geniddoifrevdank ist daneff 


nevsk neb tsam nehreW eisdneqO nsv Jnemeusgeld 


u.rejasem 


a pas dans 
o U xi Xoostev ebenveld bnsdrev nI 


nivegalen 
beveird,negeivnss,hedroqger efls 


287/ 
DE PARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN. 


CURAÇAD 


Bijlagen: 1. 
No. 167. 


WILLEMSTAD, den on Mei 1930. 


g uit te drukken. 
18 


Met referte aan de aanvraag dd. 26 Maart 1930 van den 


Havenmeester en Loods te Granjestad, aan my doorgezonden by 


Uwe nota dd. 28 Maart d.a.v., heb ik de eer U te berichten, 
dat de aangevraagde: 
mais 


1 2/2 t 
eren ringpakking; 
zuigt 
5. stuks sproeiers d 9-12/20 voor Bolinder, 
niet konden worden gezonden omdat de noodige gegevens ont- 


braken. 


In verband hiermede verzoek ik U alshog te willen op- 


geven: 
10. Voor koperen ringpakking 


den buiten-diameter vanden ring, 
den binnen-d Iameter van den ring. 
de dikte van den ring. 
Is de bedoeling koper, of koper met asbest kern?" 


Voor welken motor en voor welk doel moeten de ringen 
dienen? 


20. Zuigkleppen. 


Gelieve de maten op bygaand schetsje te willen invullen 


Welk materiaal is hier bedoeld, leder, brons of staal? 


Voor welken motor zyn de kleppen bestemd? 


30. De aangevraagde sporiers moeten by de Bolinderfabriek 


in Zweden worden besteld. Ik vestig er Uw aandacht op, 


dat onderdeelen voor dezen motor eerst 3 á 4 maanden 
an den Heer 


na datum van bestelling kunnen worden geleverd. 
Gezaghebber van 


Aruba. 


ΜηκηδΟΕΙ ΟΛΙΑΟцΙ κΑх 


L.OA.J.A.S. 


de M. 


He hab GATZM 


JYssM ôS.bb gerivnes ab was so 


331006 
Cnnrre et abool ne 


Kes ab xxx den.v.s.d Jrask 8S. Ab st. 


nierung des 


2o8 2o0v Os S 


Von ab Jahre nebr. 


tnevs 


Kindermim heredor nov og 


:gert gebmsv redemslb-nedied me 


nebmsv redensibenennid geb. 


amts nach mev stuib er 


xxx Jaedas dem ri o ogok gmileobed eb al 


min ab negeom leob ülew noov me rodom nerfew voor 


Sffenei 


neppeligtug 


nach der 
volliw og agatendos bussg 
abweifen 


Esja To anond Telel bleibeweid ei fasire, am xxx 


adresse 
eggeld ab naa nodom neilew 100 


1108 ab 
Dersom sreim og 
tors, et 


Raev II.blejaed nebrow ne 


Mochten er binnenkort meerdere onderdeelen voor dezer 


moter noodig zyn, zoo verzoek ik U my van deze onder- 
deelen een lyst te willen zenden, met duidelyke omschry- 


ving van het verlangde. 


By het aanvragen van onderdeelen voor alle by U in 


gebruik zynde motoren is een duidelyke omschryving van 


het gewenschte onderdeel, naam of merk van den motor, 
serie, type, nummer, aller noodzakelykst. 


Zonder deze gegevens kunnen de bestellingen niet 


worden uitgevoerd. 


De wnd. Directeur der Openbare Werken, 


Bt/AdG. Peeut Sent 


décembre 
ebiebno erebren 


Isv um U Ei Heostev oos, nys siboon to 


lub dem,nebnes neffiw at Jall 


Kaffev Jan 


mefeebrebne nav nogstvnns den 


nes Ei menotom e 


Sieeble 


1831 


Geschrieb 


Dreov 


9 Mei 1930. 


Van den Directeur der Waterleiding te Curacao 


werd alhier het volgende telegram ontvangen: 


nen wanneer verzending steenslag 
ve mij 


verwachtbaar 


Naar aanleiding van het bovenstaande, verzoek 


Ik H beleefd,mij per omgaande te willen mededeelen, 
wanneer de Ste 
ag verzonden kan worden. 


De Gezaghebber, 


den Heer A.M.Arends, 


A.B. 


13 Mei 193e, 


Dirop. Curacao. 


Gelieve voor loodsboot San Nicolaas een "eccentriek" 
ring" voor koelwater pomp per eerste gelegenheid te 
willen zenden. 


Gezagh. 


aan M. Arendsje deelen Wanneer 
St. Poof 


Verzoek von GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


3849 
Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaçao 
Datum en uur 
-5-30 
12.11 


Datum aanbieding- 


EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Hjertz 
Aruba 


Gelieve mij seinen wanneer verzending 
steenslag verwacht baar 


Sir Waterleiding 


26 Mei 1930. 


Radie 
dans 


Van den Directeur Openbare Werken 


werd door my het navolgende telegram ont- 


vangen: 
" Excenriekring loodsboot sanicolas niet in 
voorraad doch besteld punt adviseer gebroke 


ring voorloopig op Aruba te laten repareeren! 
Mij 


13 Mei 193e, 


Dirop. Curacao. 


Gelieve voor loodsboot San Nicolaas een "eccentriek" 


ring" voor koelwater pomp per eerste gelegenheid te 


willen zenden. 


Gezagh. 


26 Mei 1930. 


Van den Directeur Openbare Werken 


werd door my het navolgende telegram ont- 


vangen: 
Excenriekring loodsboot sanicolas niet in 
voorraad doch besteld punt adviseer gebreke 
ring voorloopig op Aruba te laten repareeren? 


244/1 
GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDS RADIO DIENST 


4291 
Telegram No. 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 
uracdo 


Datum en uur 24-5-30 
630 


Datum aanbieding: 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 
f90 


WoordentaI. 
gezheb Amba 


excevriekring loodsboot san¬ 
21 
icolas niet in voorraad 
doch besteld punit adviseer 
gebroken ring voorloopig 
op aruba te later 
reparieren.dirop 


26 Mei 1930. 


E. R. a. d. 1. 


Van den Directeur Openbare Werken 


werd door my het navolgende telegram ont- 


vangen: 


Exeenriekring loodsboot sanicolas niet in 
voorraad doch besteld punt adviseer gebreke 


ring voorloopig op Aruba te laten repareeren; 


De Gezaghebber, 


R.J. Beaujon 


Havenmeester Lods 


Juni 1930. 


4. 


STEAM NAVIGATION 


Herrn 


No. 1 
BEDRAG 1 Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMS 
24 Mei’30. 
Kösten: 
Lands Radio Dienst 


a. Overseiner 
b. Antwoord 
en lisant 


Bestemming 
c. Bode 


Aantal woorden 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 


TELEGRAM 


DIROP CURACAO. 


NEDEN VERZONDEN PAR MARACAIO NAAAR COSTI ASFALTKETEL etc. undt. SCHOORSTENPYP 
HYSCHVZER, KISTJE EN DUOS ONDERDEELEN TwEE AFVOERPYPEN, 
F PLAATZEN 


EEN RONDE YZEREN STAAF EN GREASE CUP. 


GEZAGHEB 


Dt Fota malootus 


Juni 1930. 


STEAM NAVIGATION C. 


323. 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAC 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram, No. 4314 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaias 
Datum en uur 26 - 8 - 30 - 12 
Datum aanbieding: 
EXTRA KOSTEN. 
Wm 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Amts 


Is schoener Niagara met steentjes 
al vertrokken zoo niet wanneer. 


Beaujon 


Schip vertrekt heden waren 


was 


Juni 1930. 


nbieding Uwer rekening 


van f. 77.65, heb ik 
1 STEAM NA 


beleefd te verzoeken 


-TION 
edrag te willen decla- 


AÇAO 
STEAM35HIPS 
IENST 


URACAO AND VENEZUELA 


NSTAANWIJZING 
ING NOT NEGOTIABLE 


:t-ter-called-said Company 


includie 
XTRA KOSTEN. 


and other sums pays, 


were in after 
a there delivered in and/or asigns 


V 
L'AGREED UPON AS FoLLOMS: 
mba 
ZY MUTU. 


of the 
walsmissen 


c/d mouve weg 
tging wollen hebben 
ls noollig, etc 
atenden, wenn den 
hem worden, boven 
matie's du belle 
de gehoud 


toutes ses 
de ses 
TEAM NAVIO 
& CARII 


dans leur résultat 
2. L'exposé sommaire : été décembre au Jardin de l'affaire. 


45 


DE Enfant 
- 
PORTO RICO, CURACAC AND VENEZUELA 
W. E. W. 


DIILORT ADING NOT NECER 
d E GOTIABLE 


Regriffed for 11 
Caribheau 
Feyerungen, nach dem Vortrag zu überzeiten 
Linafter used to be 
Comm. Carrier hin 
ter including said Comp. 
am 2n 
of 
e back 


de ne pas que 


thereof, or from order and 
continuin, 
as the 


te taken. 
good ord- 


said freigh 


dreunder 
and/or assigns. 
or ordered, 
consignee 


MARINE HERERV MITTATIX 
) 1 
AGREED UPONper FOLLO 
HARE 
RECT W 
TERrichs 


Verehr. 


nistäen 


K. E. G. F. V. 


and provisions of 
of all the 


nur wäreinneressementen 


V. St. Alois 


ed and supplied, 


OON O 


Form F 
STRAICHT BILL OF LADING NOT NEGOTIABLE 


CONTINUED FROM OVERPAGE) 


not apply thereto nor any provisions 


1 of the parties thereunder determined according to the 


sinking, at the sols or hostile 


cargo, passangets or order to aterest, to 


H. E. F. V. Veste 


Fessel, Consignee, Destination and Goods, Referred to overpage as 
*) hereof are as follows: 
sened or described on this sit 
Openbare Werk. Elmba 
sfr maracarbo 
Shipper. 
Destination of the Goods Jmacao 
Exported and other privile 
hereinbefore provided. 
Consignee Openbare Werk. 
B/L Number. 
unguelles et deseresngefore provided.) 


IMPOS 
Mwerks 
FREIGHT 
Numéro 
PACKAGES ANDENTENTS 


LICENSE 
O.H. 
I. 
undoxed machine 
2000 
II 


On goods required to be delivered by chap marks, an extra charge of three (3) cents per package is to be paid. 


30. AND FINALLY in accepting this Bill of Lading the shipper, owner and, 
FREIGHT ON 
per Ort 


Goods and holder of this bill of lading agree to be bound by all its provisions, on this page and 


overbage, whether written, printed or "stamped, as fully as if signed by all of them. 
der 1000 Kilo. 
votre ami- 


in witness whereof, THE ATLANTIC & CARIBBEAN STEAM NAVIGATIEN 


CO., by its Master or Agent of the vessel has signed this bill of lading. 
Imba rdMay 
Dated at Curae 
1932- 


U. S. Geld 
A. Stadt 


N STEAM NA 


STEAM35HIPS 


URACAO AND VENEZUELA 


ING NOT NEGOTIABLE 


taken as including said Comp- 
hereinafter » 


de laissant 


by shippes, consignee and/or a 


ight and other sums payable hereun¬ 


JY AGREED UPON bl FOLLOMS: 
ZY MUTUÜ 


Yorseavorthiness, a 


5 Juni 


Onder terugaanbieding Uwer rekening 


No. 6004,ten bedrage van f. 77.65, heb ik 


de eer U.H.E.Gestr. beleefd te verzoeken 
ten verbant voor dit bedrag te willen decla- 


werden. 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 
4390 
DIENSTAANWIJZING 
Curacoo 
Opgenomen van 
Datum en uur 28-5-30 
Datum aanbieding- 
EXTRA KISTEN. 
Telegrafist 
if go 


Woordental. 
Amba 
gezheb 


kan onmogelyk walsmussen 


dirop 


Witsen 
unahmheb. 
old mesure weg 


en in den Stad goede vorlegung nicht hebben 


is un 3e R of 10 Tous hals noollig, xx 
bunden buite beschonnung latende, was denn 
allen voor newchen gebunkt hen worden, boven 
die noch mit evenheile reparatie + der beide 
nauwe wollen rekening werden gekonden 


TEAM NAVIO 
tets 


5 Juni 1930. 


Onder terugaanbieding Uwer rekening 


No. 6004, ten bedrage van f. 77.65, heb ik 
de eer U.H.E.Gestr. beleefd te verzoeken 
ten Uwent voor dit bedrag te willen decla- 


Gouvernement van Curaçao 
BEDRAG 
Datum 26 Mei '30. 


Kosten: 
Lands Radio Dienst 


﻿a. Overseinen 
b. Antwoord 
Overgeset no. 


Bestemming 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


LokAal No 
DIENSTAANWIJZING: 


votre très de l'autre et de lui ai- 


Directeur Waterleiding - Curaçao 
Refeste Mio sein heden stop 


Min gara vertrekt nedenavond. 
Gezaghebber 


Naam en Woonplaats 


Onder terugaanbieding Uwer rekening 


No. 6004, ten bedrage van f. 77.65, heb ik 


de eer U.H.E.Gestr. beleefd te verzoeken 
ten Uwent voor dit bedrag te willen decla- 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN 


Kosten: 
28-5-30. 
Lands Radio Dienst 


Overseinen. 


b. Antwoord 


Bestemming 
Bode 
OVERGESEIND. 


Aantal woorden 
Totaal 
Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL NO. 


TELEGRAM 


Dirop 
CURACAC 
Verzoeke dringend toezending in bruikleen 
zware wegwals 


Gezaghebber 


STEAM NAV 


i 1930 


Onder terugaanbieding Uwer rekening 


No. 6004, ten bedrage van f. 77.65, heb ik 


de eer U.H.E.Gestr. beleefd te verzoeken 


ten Uwent voor dit bedrag te willen decla- 


reeren. 


De Gezaghebber, 


4 W 


Directeur v. 
's Lands Waterleidingdien 


URACAC. 


Esq. 


d1 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


TEMENT VAN 
DEPART 
WILLEMSTAD, 19 JUNI 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 486. 


Votre 


5/1 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


Datum 30-5- 30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


2. Overseiner 


b. Antwoord 
OVERGESEIND. 
Bestemming 
Bode 


Datum 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
Lokaal No. 
Telegram 


Dirop Curacao 
Referte Uw sein heden verzoeke spoedige her-toe 


zending twaalfhonderd meter betonyzer acht 


millometer stop bestemd voor onderhoud wegen 


Esq 


dd1 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VA 
WILLEMSTAD, 19 JUNI 1930. 


OPENBARE WERKEN 
No 486. 


H. W. Blom GOUVERNEMENT VAN CURACAO 
35/2 LANDS RADIO DIENS 


Telegram No. 4538 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacao 
Datum en uur 3/6/30 = 8.15 p.m 
Datum aanbieding: 


EXTRA KISTEN. 
580 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezheb Auba¬ 
15 
Verzonden per maracoilo 


twaalf honderd meter beton¬ 


yzer zestim semvlaggen en 
Zestig meter vlaggelyn 


Dirop- 


Esq 


dt 


nde ikkeijn 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


SARTEMENT VAN 


WILLEMSTAD, 19 JUNI 1930. 


WERKEN. 
OPEN 


No. 486 


en nummer 


1. 
ine des 


325 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


Datum 28-5-30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


a. Overseinen. 
b. Antwoord 
„ novembre 


c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL NOS 


TELEGRAM 


Dirop CURACAO. 


omgaand toezending duizend meter 
Verzug 
drie achtste of half inch betonyzer 


Gezaghebber. 


was 
GOUVERNEME 


UNI 1930. 
DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 


OPENBARE WERKEN 
No. 486 


Gelieve bij bear, 


A. v. dsbeyde 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAC 


10 LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 4862 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacao 
Datum en uur 17/6/30 = 10.30am 
Datum aanbieding- 
EXTRA KESTEN. 
890 
Telegrafist 


Woordental. 
Gezheb Arabe 


12 
Referté un sein 12 dezer binddraad 


verscheept per fedalma 


Dirop 


VAN QURA 


Vermittellung sekä, siellä, näyttän kunneiset 


DE PARTEMENT VAN 
1930. 


OPNRARE WERKEN 


No 486 


nueve bij beantre 


von Juni 
H vd Heyde 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
325 2 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 4428 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Cinacao 
Datum en 30 - 5 - 30 - 1040 an 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber Amba 


28 


Heb betonyzer in voorraad van 
acht willürneter diameter punt 
Tem of U dit gebruiken kan punt 
Tein of betmyzer bestemd is voor weg 
simicolaas gunt 
Dirof 
wenten 


doch 1200 M. 
bestunde voor onderh. weg 


[DELETE] 
SURACAC 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


nd 


1930 
WILLEMSTAD 1 
CARTERE WERKEN 


No. 486. 


est nummer te 


Naar aanleiding van Uw radiogram van den lõden Juni 
6/1 


No. 1 
BEDRAG Couvernement van Curaçao 


anragenen 
Datum 12-6-30. 
Kosten: 
Lands Radio Diens 
a. Overseinen 
b. Antwoord 


Bestemming 
VERGESEIND. 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


Door 


DIENSTAANWIJZING: 
Lokaal No. 


Telegram 


Dirop Curacao. 


Verzoeke spoedige toezending van 25 Kilo bind- 
draad voor onderhoud wegen. 


Oezaghebbe 


GOUVERN 
ET CURACAC 
N 
nd 
Kesäkuussa siellä sijnde näyttään 


OPENBARE WERKEN 


No. 486 


Gelieve bij b 


Naar aanleiding van Uw radiogram van den lõden Juni 


1930, heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te berichten, dat 


de waterboumkundig-opzichter A. M. SMIT niet naar Aruba 
is gedirigeerd ter assistentie van den technisch-ambtenaar 


ten Uwent, doch uitsluitend om toezicht te houden op de 


uitvoering van havenwerken op Aruba. 


Reeds eenigen tijd geleden heb ik, deswege gevraagd, 


aan Z.E. den Gouverneur bericht, dat Openbare Werken niet 
in staat is om een opzichter aan Aruba af te staan. 


Door de ontslagname dezer dagen van een opzichter 


heb ik ook met tekort aan personeel te kampen.- 
PG/Z. 
De wnd. Directeur van Openbare Werken, 
Ceceet Gein 


den Heer 


kaghebber van Aruba 
.................... 


Esq 


de M. A. N. 
28 Juni 1930. 


Naar aanleiding vanUw schryven dd. 


21 Juni j.l. inzake een aanvrage van 18000 


vaten Portland Cement, deel ik U beleefd me- 
de.dat van een dergelvke aanvrage by het Be- 


37 / No. 
BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


Datum 14-6-30. 
Kosten: 
Lands Radio Diens 
Overseiner. 


b. Antwoord: 


Bestemming 
OVERGEEIND 
c. Bode 


Datum 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJ2 
LOKAAL NO 
<SUB> 


Mynher 


Geleive dit bedrag. 
eplaatst Aruba nog geen 


per post = uinsel te willen in haven stop Waar Smit 


tentie Technisch ambtenaar, 
doen vereffenen. – 


last verzoeke toezending 
denwerken gezaghebber 
Beayer 


provinces 


Esq 


28 Juni 1930. 
20 M A 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 


21 Juni j.l. inzake een aanvrage van 18000 


vaten Portland Cement, deel ik U beleefd me- 
de. dat van een dergelvke aanvrage by het Be- 


37 no. 
BEDRAG 
Couvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


Datum 14-6-30. 
Kosten: 
Lands Radio Diens 


a. Overseinen. 


b. Antwoord 


Bestemming 
overgesetnd. 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAAL No. 


Telegram 


Dirop CURACAO. 


Ondanks Smit is overgeplaatst Aruba nog geen 


dag gewerkt anders dan in haven stop Waar Smit 
aangevraagd ter assistentie Technisch ambtenaar, 


seer overbelast verzoeke toezending 


onder toezicht op havenwerk. 
Naam en 
Gezaghebber 


3. De 


Esq 


28 Juni 1930. 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 


21 Juni j.l. inzake een aanvrage van 18000 
vaten Portland Cement, deel ik U beleefd me- 
de.dat van een dergelvka aanvrage hv hat. Ra. 


en 17¬ 
GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


34 LANDS 
RADIO DIENST 


Telegram No. 5064 


DIENSTAANWIJZING 
Curaçao 
Opgenomen van 
Datum en uur 24-6-30 830 P. 


Datum aanbieding 
EXTRA KLSTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Gezheb Aruba 
Veltman en kramer arriveeren 


woensdagmorgen per trusillo 


Dirop 


Esq. 


28 Juni 1930. 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 


21 Juni j.l. inzake een aanvrage van 18000 
vaten Portland Cement, deel ik U beleefd me- 
de, dat van een dergelyke aanvrage by het Be¬ 
von diese halsand im Hooestraan lyk be¬ 
Ums 


BEDRAG 
Godvernement van Curaçao 
AANGENOMEN 


Datum 18-6-30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


a. Overseiner 
Door 


b. Antwoord 


OVERGESEIND. 
Bestemming 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
Lokaal No. 


Telegram 


Dirop CURACAO. 


maker komt morgen 


Gezaghebber 


Naam en Woonplaat, 


Esqr 


28 Juni 1930. 


Naar aanleiding van Uw schryven dd. 


21 Juni j.l. inzake een aanvrage van 18000 


vaten Portland Cement, deel ik U beleefd me- 
de, dat van een dergelyke aanvrage by het Be- 


stuur niets bekend is. Hoogstwaarschynlyk be- 


treft het een particuliere aan-rage. 


De Gezaghebber, 


Herrn EdelGestr. Hur¬ 


de ses 


Arube 


Heeren J.A.Arends Suos. 


J. M. BERGMANS 


Fol. 2. 


Oranjestad 21-6-30 
v. d 
6/10 


Hebt 


Onder aanbieding van ingesloten schryven van de 


firma J.M.Bergmans te Amsterdam, dewelke wij hier sinds jaren vertegen- 


woorden,verzoeken wij U beleefd ons te willen berichten of de aanvraag 
voor oement uit het gouvernement uiting en tevens of U werk kunt doen 
van de offerte van onze principals te Amsterdam, 


Hoogachtend, 
Thuis Sues 


Aan den Hoog Edel Gestr. Heer 


Gezaghebber 
Arube 


1 


J. M. BERGMANS 


IMPORT-EXPORT WEST INDIES AND LATIN AMERICA 


AMSTERDAM 4 Juni 1930 


(HoLLAND) 


Sr. AMSTERDA 


TELEPHONE: 
P.O. BOX 677 


Den Heeren J. A. Arends Sucs. 


uba. 


Myne Heeren,- 


Er hangt een aanvraag in de markt voor 18.000 


maand, 
posten 
Vaten Belgische Cement, 
8 verschepen. 
beste 
80, netto 


Vaten 


iet uitmaken,vermo 


tusschen 
aanvra 
wellicht 


weet en die al 
of ander wordt gedag. 
waarvan iema 


an de Regeeringo 
ticulier. 


on aar 


Curet d 
genomen wordt, e 


delyk alleen Duf 
ak, als zynde een Duitsc. 
der zaa 


zou aanvras 
Wyst V 
land 
nieuw 
or den event. 
Verband, 
verstell 
man wy op Aruba 
Heer Ge 
ken met. 
gaan spør woordje me. 
zal hebben, indien onze 


lling omtrent 
en, dat U en 
eedert 


het merk "CARA" 
Aruba Cement invoeren van 


let uitstekende re 
Belgische cementsoort. 


dat II a 


eide 


te gen. 
ehoort, 
antoor 
svering 


ermeent 
op van vele 
deze order 
wel in staat: 
dat het binnenlandsch 


scheepsgeleger 
zou kunnen plaatshebb 


kunnen 
Van 2.000. 
heden;van 12/5 
er vat reduceer. 


or een minimum van 2 
cif Aruba, gel 
Gouvernemen 


U het contact verkrygen m 
Kunt, 


U de officiee, 
in dier voege, dat 
voor levering ontv. 
aanvr 


zaak opnieuw na 
er bezr 
oeken 
dan kunne 


elegram met nauwkeur. 
zoo nood 


levering moet plaatshebben, 
a0 of handelt. 
wanneer 


ook betalingsvoorwaar, 
gewone prima 


Cement van het merk CARACALLA zooals steeds door ons geleverd; 


467 


S. W. 


Den Heeren J. A. Arends Sucs. (2) Amsterdam, 4 Juni 1930. 


scht men daarentegen 
k Portland, 
gelden:geheel 


U W E 


andere pryzen en andere leverancier 
ook in zeel 
vroeger natuur 
bede relatie staan. 


Portland cement hebben aangeboden, hetgeen men daar echter nie, 
enschte. Byaldien U er in slag 
e definitieve aanvraag 
Verkrygen en wy 
an zullen 
gen Uwde 
ons met de vervos 
ien en il 


yk door 


wellicht: 
aruba, 
eijhet 
Curacao 
overladir 


kan te wet. 


men voor 
elyke Regeerings- 
ook va 
niet de port'aues 3 
aanvra 
heffen. Kan d 
,dat 
fantie. 
t geheven worden. 
dan scheel 
dadely 
5/- per 1000 i 


ak met den Heer 
in overweging deze 
geven 
zaghebber t 
aan be 
ken en ons over 
d met Z.Ed 
t uit te 
is he 
lyk leverbaar 
gemak 


ren voor h 
naar Zuid-Amerij 
raten tallooze Regeer ingen, 
te Over de geheele 
ditzelfde cemer 
werke, 
e bent 
itendie 


n'a pas 


opzicht a 


CARACALLA, 
ingevoerde 


en rechts informaties k 


ni, 


te ver 
e Rugsteun - 


ael jaren op Arub, 
tue Uw. 
a zelf, als zynde av 


gevestigd.- 
eien Uwe berichten met bel 
tegemoet er 


der geval sche 


en uit, 


Une heurende 
erp op deze 


in ieder geval de kans krygter aan mede te doen, al, 
zoover is.- 


Hoogachtend, 


Zukämmung 


1467 


Königkeit ist es mir noch nicht 


do off 
TERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMEN 


WILLEMSTAD, 1 Juli, 1930. 


BARE WERKEN 


p 515 


Gelieve bij beantwoording 


Hierby heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te berichten 


dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw eiland heb 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 
50233 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaçao 
Datum en uur 1.7.30 
11 Aug. 


Datum aanbieding- 
EXTRA KOSTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Jezheb Amba 
11 


Ingenieur gravestein komt 
woensdag ochtend verzoeke 


kamers passangrahan reserveeren 


Dirop 


46 


- P-S-VAN CURACJ. 
C40. 


DE PARTEMENT VAN 
Juli, 1930. 


OPENBARE WERKEN 


No 515. nd 
Gelieve bij beant 


Hierby hab ik de ser UHoog EdelGestrenge te berichten 


dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw eiland heb- 


geaffecteerd, t.w.: 


Finantiestaat over Januari, 1930. 


Art. 118b/Aruba 


loods wegen 
24.72 
19 Merlagedoske 
... f. 
.... 
Herrn 
etskate 


de M. B. 
„ 
......... 
¬* *..... 
lords took 
Champ 
.. 
... 
f. 160.57 


Coodswe 


Finantiestaat over Februari 1930. 


Art. 114a 


Heebb. Joachim 212 voet p.D. hout 
38.16 
* * * * ̃ 


Pocks Witt 


nastse 


which is 


noodwie 


ter vlage 


deuren 
onyzei 


.... 
10 Ks. 
f. 668.16 
Aan: Heer 


Gezaghebber 


was 


en 


....... 


... 


......................... 
.... 


ourais 


* * * * w 


=== ===== 


=== ===== 


N:o 1: Aruba. 


Art. 118 b/Aruba. 


.................... 


n.e.ne 
klemen, 10........ 
Doet 


wesens sollen 


schnurlinnen 
f. 84.54 
soldeersel.... 
Finantiestaat over Maart 1930. 


Art. 1148/Aruba 


14 door knohse... 


¬ 


nd 


...... 


gno konere 
sleutelplaatjes........... 
[DELETE] 


Finentiestest over April, 1930. 


Art. 115a/Aruba 


nde es mir nicht 
12.48 
24 Diekhouweelen 


dozyn schoppen. 


Art. 118b/Aruba. 
gine deroij 
30.50 
&... x 


see. 


*.......................................... 


n....,.. 
read in 
Wine 
loodwissen 
nous nous 
e3 Dine-vise 


* * * * - * *... *. 
Coodsive 
.. 
sleden 
* * *...nog 
medien - 


* * * *...... 


1 hal 


de 
fil........................................ 
f. 190.– 


Finantiagtost over Me 


Art. 4b/Aruba 


40 M. vlagredesk 
f. 40.– 


Art. aa/Aruba. 


60 M. vlaggelyn......................... 
f. 5.40 


De wnd. Directeur van Openbare Werken, 
PG/48. 


Peelet Sim 


beken. 


wie in vor 


.............. 


* * * *....... *. 


......................300 
.3. 


ilmga reve taatseiten 


.............. 
..............Nogches ryseb E 


resolvallen 


.......... 
* * * *Den...,, 
* * * *... 
..........................................88 
* * * * „ * *... * * 


..........,, 
.... 


„..„ 
*.....x.= 


iches. 
welseren 


N.P. N. 
.... s cte 


..,.,,,.,.,,Hylesssl 


i/6 


Byl: 2 


Naar aanleiding van Uw telegram dd. 8 de- 


zer,heb ik de eer UHEGestr. ingesloten beleefd aan 
te bieden een staat van weerkundige vaarnemingen i 


duplo over de maand December 1 


en, dat deze op- 
Ter Uwe informatie moge 


3/6 7/7 Poof 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 5439 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaçao4.10 P 
Datum en uur 8.7.30 
Datum aanbieding: 
EXTRA KISTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Gesheb Amba-Verzoeke spoedige 
16 
toezending staten meterologische 


waarnemingen over december 
1929 die niet ontvangen zyn 


Dirop 


* * * *...=..= 


reve daajaal 


1467 


Byl: 2 


1930. 


Naar aanleiding van Uw telegram dd. 8 de- 


zer,heb ik de eer UHEGestr. ingesloten beleefd aan 


te bieden een staat van weerkundige waarnemingen in 


duplo over de maand December 1929. 


Ter Uwe informatie moge dienen, dat deze op- 


gaven in het begin van elke maand aan Zyne Excellen- 


tie den Gouverneur worden aangeboden. 


De Gezaghebber, 


den Heer 


penbare Werke 


QURA. 


507/1 


29 Juli 1930 


Door dezen heb ik de eer UHoog Edel- 


Gestrenge beleefd te verzoeken my zoo spoedig. 
mogelyk te willen doen toekomen 
24 schoppen(niet met punt) ten laste van Onder- 
houd wegen op Aruba. 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 5500 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaçao 


Regs 
1.30 P 
Datum en uur 11.7.30 
Datum aanbieding- 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


Woordental. 
Gesheb Ambt 


Ambtenaar stoomwezen 


kramer arriveert zondagavond 


Dirop 


507/1 


29 Juli 193 


Door dezen heb ik de eer UHoogEdel- 


Gestrenge beleefd te verzoeken my zoo spoedig 


mogelyk te willen doen toekom 


24 schoppen(niet met punt) ten laste van Onder- 


houd wegen op Ar 


47 0/1 


40 s 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


Datum 30-7-30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


a. Overseinen. 


Door 
b. Antwoord 


Bestem 
overgesen 
c. Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL No 


Telegram 


Dirop CURACAO. 
Verzoeke spoedige toezending 15 stuks asbestnok- 
stukken voor douaneloods. 


Gezaghebber 


2) 2 


29 Juli 1930 


Door dezen heb ik de eer UHoogEdel- 


Gestrenge beleefd te verzoeken my zoo spoedig 
mogelyk te willen doen toekomen. 
24 schoppen(niet met puat) ten laste van Onder- 


houd wegen op Aruba. 


icq gep GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDSRA 
DIENST 


Telegram No. 4821 


DIENSTAANWIJZING 
Oggenomen van Rüxalao 
1 - 6 - 30 P 50 
Datum en uur 
Datum aanbieding 
EXTRA KOSTEN. 
Telegrafist 


Woordental. 
Gesaghebber Aruba 


Rademaker komt Zondag per 
Libertador 


Dirof 


507/1 


29 Juli 1930. 


Door dezen heb ik de eer UHoog Edel- 


Gestrenge beleefd te verzoeken my zoo spoedig 


mogelyk te willen doen toekomen. 


24 schoppen(niet met punt) ten laste van Onder- 
houd wegen op Aruba. 


De Gezaghebber, 


den Heer 


enbare Werke 
Directeur 


L. S. I 


No. 842. 


Bijlagen: 3.) 


gustus 19 


-7-30. 
50½ 


Dirop C 
Verzoeke spoedige toezending van 200 pond loodmenie 


Gezaghebber, 


5. 1., 


No. 842. 


Bijlagen: 3. 


22 Augustus 1930. 


men 520 
GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 5989 


DIENSTAANWIJZING 
Oppenomen van Curacao 
Datum en uur 30 - 7 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
BO 


Telegrafist 


Woordental 
Gezaghebber Aruba 


Arriveer Londag per Libertador 


met Rademaker en Schumacher 
stop Perzoeke maatregelen te nemen 
alles betreffende openbare werken 


De kunnen Obespreken 


Dirop 


AUD VAV TVE 


310 


5 à 11 


No. 842. 


Bijlagen: 3. 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 6294 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacao 
Datum en uur 11/8/30 - 10.15am 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
F. 20 
Telegrafist 


Woordental 
Jezheb Amba 


Verzoeke toezending boortoestel 


drie inches met toebehooren 


Deroß 
Dirop 
In antwoord op uw telegram 
dd 11 dezer worden de beide boortverstellen 4' en 6" 
heden aan de afgezonden 


de jegagt 


ASUD VAV TMEMEM53 


Memoic 


de laissanten 


5. A. 1 


No. 842. 


Bijlagen: 3. 


tus 1 


, 
Ingevolge Uw telegram dd. 11 Augusti 


542 


TELEGRAM. 


26 Augustus 1930 


DIROP CURACAO 


RE.FERTE. UW SEIN EIF DEZES BOORTOESTEL WORDT MORGEN 
PER LIBERTADOR NAAR UWENT VerzONDEN 


GEZAGHEBER. 


ÖADARUS VAV TVS 
siisic 
0 


CADARUS 


HOM TÖHÖW JNTRHOTHOOR ΤΜηΟΙ δΙη ΜΙћη 


J HAAK HOCATTRÉI, 


No. 842. 


Bijlagen: 3. 


2 Augustus 1930, 


Ingevolge Uw telegram dd. 11 Augustus j.l. 


heb ik de eer U.H.E.Gestr. beleefd mede te deelen, dat per 


ss. "El Libertador" de diepboorinstallatie,nader gespeci- 


ficeerd op bijgaanden lijst, bemevens de bijbehoorende 
blauwdrukken, etc., waarvan hierbij eveneens een specificatie 


aat, aan Uw adres zal worden verzonden. 


De Gezaghe 


den Directeur van Openbare Werke 


QURA 


IMM5 
ée de celle des 
93v 
usto 


LIE Wlse WUET. 


AM HOCAT 


C. u. d. 


No. 842. 
Bijlogen: 3. 


1930. 


Ingevolge Uw telegram dd. 11 Augustus j.l. 


heb ik de eer U.H.E.Gestr. beleefd mede te deelen, dat per 
ss. "El Libertador" de diepboorinstallatie,nader gespeci- 
ficeerd op bijgaanden lijst,benevens de bijbehoorende 
blauwdrukken, etc., waarvan hierbij eveneens een specificatie 


gaat, aan Uw adres zal worden verzonden. 


De Gezaghebber, 


den Directeur van Oper 
re Werken, 


CURACAC. 


.f.t. autampua II vbb mautbefet wÜ es 


Tag das vielesb ed oder blosled aufesb. F.H.U tee eb til oder 
beschaffen geben, als Lastenleedgel 
"robsmedid im" 


de la guerre et de 
edtid e 
Ld. 40 dres 


Monsieur 


RINSTALLATIE. 


5 colli 6" boorbuizen 
Kist No 1. 
3 beitels 
4* 


11 bouten 
6" zandlepel 
dubbel U yzer 
32 onderdeelen. 


zwaarstang m/beitel 
Kist No II. 


boorstangen 2½ M' 
33 bouten 
1 " wervel en boorstang en du 
1 houten buizenklem 6" 
1 dieplood 
" tengboren" 


windas m/ j" staaldraad 
S onderdeelen. 


beenen (toren) 
Kist No 111. 
1 cilindr.tongboer. 
1 avegaar 
9 onderdeelen. 
De Gezaghebber, 


Wazemaker 


dans la 


Votre 


was 


Les mêmes 


Te verzenden aan den Directeur van Openbaren Werken te Curacao op 


de volgende artikelen voor diepboorinstallatie. - 


chte handboorenstallatie, bestaande uit 
& 6 M' hoogen vier- 
t toren kopschr. 
omplee 
A. slin 
50 M. 1" st. 
en veilig- 


liessluitips,slagzwengel,nalaatstang,staaldraad klem, inclusief 


50 M', 1'3 1,50 M, 1 à 1) 
boost 


vangschoen (gebrokenvan Curacao ontvam 


wervels, 


werkkruk voor stangen, 
geluks 
voorstangen - tapaanlascheinden 
ongboor 


2 bakkebeitels 
1 zwaarstang 


angstuk beite.Dor 6" buizen me 


buizen is niet op Aruba. 


6 3/4 (zit aan de boorbuizen) 
buizensch 


zit aan de boorbuizen) 
hefstuk voor 
4þ" met draagbouw 


nouten buiz 
lem vonvoor 4" is niet 


ein, nicht 


buizen, nl. 6 à 2¼ M', là 2 M', là 1,-M' en 2 à 1 M', 
nächstens 


pkett: 
llood met lijn. 


Aruba, 22 Augustus 1930, 


De Gezaghebber, 
A 


Nots et neizev notsdaege nev gev. xxx 


.. aldaffaarlfoedgethe 
le reste 


santen ertheffsteri- 
mee 


Vor der Ständigung des 


gleiter. 


resindrood en ass tls 
untoed et 


aurde 


8 ou 10 


I. Wsåf.'M 


5,3 
adresse 


ösel antergeben. 


des trois 


specificatie van de blauwdrukken en correspondentie 


stallatie op te zenden aan den Directeur van Openbare 


Werken te CURACAC. 


Duplo blauawdruk 
zensche 
draadbeschermers 
Graadbeschermers 4ÿ“ 


lier 131 an 92 m/m 
gung en overgangstukt. 


Duizenklämmen 4½ 


voetklep zandlepel 12 
zandiepels 125 en 85 m/m. 


aldraadklem 


aufangen 


buizenkop 
en 4?“ 


... 


gheidssluitik Fig 2. 


tongboren 


tongbot. 
torenso 
dazenhefstuk. hangijzers en losse rol. 


en No 8042/T van 20/12/27 van het Technisch Bureau Dept. van 


konlän. 


contract N.V. saanwi. 
handboorinstallaties 
ad“, Haa. 
"Werf 


duplo lijst van onderdeelen v.d. lichte handboor installaties. 


Aruba, 22 Augustus 1930, 


De Gezaghebber, 


et de eidsollose 


so wenig sein 
se de elleflade 


[illegible] 


am 38 me dgl an 


3,2,000 


xxx xxx 


tresse de 
ed is 


dreilsantroock 


xxx etwoll.b.v mei- 
adzah 


bij 


=== ===== 
RICIS 
GO VE 


gustus 1930 


Nous nous avons pas dans 


are to be discharge, at the 


in vrüns the Gemasse or the shorteage immatetes uroch 


Monsieur le précédier 


par jeddius 


ou vous suffiés 


1 ja for sos etsmalen konnte, ogende 


auf sollosq 


Die Stadtsekros 


oigre 


es lange 


as se da 


amtsich 


des frais 


D.T.J 
Verkleisten seinigen Aufsassen 
Monsieur 


Listant 


etdoll.b.v meiseb. 
Sektenllstant Tood 
nev jetif ogsch 


KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ. 


DE VAPOR 
COMPAND 
ROYAL 


FIC B. 


HIP Guinr And 


AMSTERDAM. 


AGENTS OF THEdat 


L'ŒRÖS. ̃ ̄ 


fort o/M. Cinq David & Co. G. m. b. 
Kofer. G. m. b. H. 


& Cohlström & Co. 
& A. Cabaud. 


Yull and 


Gerechte S. à R. L. 
Liverpool Browne, Geveke & Co 


et of Aruba 
Gevern 
CHIPPED by 


in apparent good order and condition, unless otherwise stated in this Bill of Lading 


Curacao. 
found for 
reshipment by one of the steamships orerships (hereinafter called the ship) of the Koninklijke Nederlandsche Stoom- 
poot Maatschappij (hereinafter called the Company) 


acking: 
Markt 
Dirop Curacae 
Çase 


"boorbuizen" 


Kesäkuun alkoi tähän ai- 


zandlepel Meitel 


m/label: Dirop Curacao. 


nen boorstang en dubb.handijzer 


ren 


sonen (toren) staaldraad 
Schappli 


V. Stoomboot-Maal. 


WEIGHT: 1.500 K.G. 
V. A. Agenten te Aruba. 


Contents, nature, quality, measure, weight, marks, numbers and value unknown 


Directeur van Openbare Werken 
to be delivered at Curaca 
or order, 


tions of this Bill of Lading all of which the 
and is a 


or custor 


of the peof shipment, transhipment, 
or ensewhere, and even 11 this Bill of lading has not been signed by shipper 
IMPORTANT. Lading 


O»TION, "10 doit 8 avec suve s'arriva àt indiquer l'allang wiech the négées, mie épaïn secrès, voit uni-desolvées arc'unter, the obligation to take dellvery of the 


It is derlare for a destination out of France, the goods from he forwarded to Amsterdam, from a French desiination will be resluped durect from 


at that port, 12mstierdam the right to exercise the opinion to declare that the final receivers are under the obligation to 


is to pay 3/6 per ton in addition to the freight as expressed in the Bill of Lading, whether such portion be avalled of or no 
Esqr to be fixed in Curacat 


of this Bill of Lading have been signed, all handed to the shipper, one of which 


being accomplished the others to stand void. 


Ambr August 26/1930 


Reshipped per 
Mendtsue 


M. 48. 5000-7’27. G. 


L'un dernième 
JEANYS STANDARD CONDITION 


es could have 


dunquois, prædons stont, sécurities, peper mony, demments or theroof may be by mark. 


danger to the ship, to the crew to the passages or to other cargo, or if cargo is considered as conti¬ 


Eill of Lading are valid during the voyage, as well as during the period that theaturgo is on shore before the 


other by oath or not, and 
ed. In case of to 
or, to have 
statements a 


such necessary and desirable for any reasonable pur- 


tha cargo into any other conveyance. Such true 


Das wurde derselbe, die stündigste 


ready to discharge and as fast as the ship can deliver, also on Sundays and Holidays, and out of the en¬ 
ing hours, and in all 


[incompréhensible] 
Vier by reason 


steck the cargo in co-ope 
vers, they will 
for account 


for the Cantain, and voivers are to cassing the 
and other authorities, andpay and/or indemnify the carrier all does 


of the port of 


the event of the carrien 
which the 


the févable by an other 


all or "cargo" 


All expenses 
und der Stücke 
favor of the Sea C 


ergeld an den unser 
the ship or for 


receiver has not recorded in writing the damage or the shortage immedia- 


the obtion of theussier on the basis of the invoice value 


dimilar informer, 


any default whatsoever of 
rise to thethe shippers and 


sibany's forms. Falling such declaration or 
Comparance security 


mount thereof to be fixed by the Compa 
accident, are to be disch 
Co’t mirin. 


conorder, and the 
carrier is limited to his pa 


sions of this Bill of Lading. 
auch action unh. 
risdition or lnstarily submits shall be brought before the Courts at 


ceß 5. 


tot että järjestämä. 


ENT VAN CURAÇAO. 


DEPARTEMENT 


LEMSTAD, 14 
us 1930. 


OPENBARE WERKEN, 


in hattd 


c:o 1/2 p:d p:s 


elieve bij beantwoording datun 


JU NAV TVEMEMBÜV 


TIA 


mains ou deux ouvriers. 


and is the port of them in the 


in der Stadt würde heißt werden, 
tätävän werden können seynden. 


ichieh are 
No other but the Company is form of Bill of the 


p65 


GOUVERNEMENT 
ENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 


WILLEMSTAD, 14 Aug. 


OPENBARE WERKEN 


648 


en nummer bij 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


6229 
Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 
Curacao 
Opgenomen van 


615p 
Datum en uur 4-8-20 


Datum aanbieding- 
EXTRA KESTEN. 
fgo 
Telegrafist 


Woordental 
Gerheb Amba 
19 wenscht u gegolfde of vlakke 


asbestnokken op welke artikelen 
begrooting moeten nokken en 


menie worden verantwoord 
dirop 


ilmoitetaan lisestiksi 
Votre très obondissement toutes 


GOUVERNEMT 
MENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT 


WILLEMSTAD, 14 Augustus 1930. 


OPENBARE WERKEN. 
0. 64 


14a 


AANGENOMEN. 
Gouvernement van Curaçao 
BEDRAG 


Aug 
Lands Radio Dienst 
Kosten: 


﻿a. Overseinen. 
b. Antwoord. 
affaire. 


Bestemming 
c. Bode 


Aantal woorden 
Door- 
Totaal 


LokAal No. 
DIENSTAANwiJZING: 


TELEGRAM 


Dirop Curacao. 


Referte Uw sein 4 dezer gelieve zenden vlakke asbestnokken 
trop. nokken en menie verantwoorden op bouw pier. 


Gezaghebber. 


Naam en Woonplaats 


S. F. R. P. Stadt und St. Lehti. 


tout eu de nouveau. La somme 
dans un autre 
GO 
ERNEMENT VAN CURAÇAO. 


APARTEMENT 


OPENBARE WERKEN 


1930 


No 648. 


in meiner 


549 


BEDRAG 
AANGENOMEN 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 14-8-30. 
Kosten: 
Lands Radio Diens 


a. Overseiner 
b. Antwoord 


OVERGESEIND. 
Bestemming 
e. Bode 
Datum 


Aantal woorden 
Totaal 
Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 


Telegram 


Dirop CURACAO 
Gebogen asbestnokken ontvangen inplaats van vlakke. 


Verzoeke alsnog vlakke asbestnokken te zenden. 


Gezaghebber. 


um en Woonplaats 


Ilmoit de l'année en lisant ai- 


GOUVERNEMEN' VAN CURACAO 


[DELETE] 


OPENBARE WERKEN 


No. 641 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAC 


19/11/ LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 6626 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curaçao 
Datum en uur 25 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


Woordenta 
Gemaghebber Aruba 


Rut veertien augustus ander type 
asbestnokken plaatselijk met 


lichtdrukrag 
verkrygen st 
is eerst onlangs in holland 
resteld 


0. „ —“ ̃ „„ „ 


M r de 
565 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VA 
WILLEMSTAD, 14 Augustus 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 648 


Hierby heb ik de eer UWelEdeIGestrenge te be- 


richten, dat Z. E. de Gouverneur in een bespreking 
niet genegen bleek te zyn om voor de Gezaghebbers- 


woning te Oranjestad f. 47.500.– beschikbaar te 
stellen. De bouwsom moest onder de f. 42.500.- 


blyven. 


Ik verzoek U derhalve beleefd om den Technisch 


Ambtenaar te Uwent op te dragen thans spoedig een 


project op te maken voor de vermelde woning en wel 
met afmetingen enz. die overeenkomen met vermeld 
eindbedrag. 


De Directeur der Openbare Werken, 


M/AdG. 
hears 


den 1 


naghebber var 


K. 431. 13388. '29. 


57 


Herrn 


ERNEMENT VAN CURAÇAO. 


ERTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 15 Augus tus 1930. 


OPENBARE WERKEN 


No. 661. 


en nummer te 
Bijlagen 
Hierby heb ik de eer UWelEdelGestrenge ter kennis- 


neming, met verzoek om terugzending aan te bieden een 
door de firma Dyckerhoff & Widmann opgemaakte schets, 


aangevende 2 steigertjes voor het aanleggen van visschers- 


booten te Uwent. 


De bedoeling is dat aan elken steiger 20 booten 


zullen kunnen meren, d.i. aan weerszyden van elk 10, zoo- 


dat dus voor elke boot 6 M steigerlengte beschikbaar 


zal zyn. 
De afstand van de 2 steigers onderling (gedacht is 


50 M) moet voldoende zyn voor in- en uitvaren. 


De kosten van aanleg zullen waarschynlyk voor het 


tweetal f. 14.000.-- bedragen. 


Gelyk wy afspraken zoudt U met den Onder-havenmees- 


ter en de belanghebbenden opnieuw en zoo noodig demon- 
stratief overleg plegen betreffende de vraag of de hier- 
by voorgestelde inrichting een goede tegemoetkoming zou 
man: den Heer 


aghebber var 


Aruba. 


de ses 


Vervolg no. 66! aan: den Gezaghebber van Aruba. 


zyn aan de door den Heer Eman voorgebrachte en reeds als 


juist erkende bezwaren, waarna U Uw oordeel betreffende 
de vraag of een uitgaaf voor dit belang van f. 14.000.- 


op haar plaats zou zyn me wel zult willen bekend stellen 


Gelyk U zich zult herinneren is een doorsnyding var 


van de zandplaat, in de door de visschers gewenschte 
richting, te maken voor f. 30.000.- 


Het zal me zeer aangenaam zyn om door U uitgebreid 


voorgelicht te worden alvorens ik me in dezen wederom 


tot Z. E. den Gouverneur zal wenden. 


De Directeur der Openbare Werken, 
M/AdG. 


Meyers 


Ontwerpschets 


voor Visscher 


25/25 


Pier 


„ Aruba, den 10 Sept/1930 


Hierby heb ik de eer Y, als overungekomen by de conje¬ 
rentie gisteren met de visschers gehouden ten leven 
kantore, te doen geworden, inliggende Stembriefjes 
Verder deel ik Il mede, dat ik een ploeg mannen heb, waar¬ 


van de voorman beverd is op zich te nemen het graven 
van het vaargueltje van 20 Mähr breed en 1.30 M. diep, met 
de noodige zeugte en gewenschte richting, zoodat de visschers- 
booten met dezen diepgang, in en uitvaren kunnen¬ 
het Thaas geblokkeerde gedeelte van de visschershoven, 
voor een bedrag van 6.500 zes duizend vyfhonden gulden, 
Mocht door den heer Gouverneur besloten worden, het vaar 
geultje te rnaken, en van deze offerte gebruik wenscht 
gemaakt te worden, zouckgaarne zulks van Kradwgra. 
fisch vernemen. 
Werder nog deze aangelegenheid, die ik met K zou hebben 
besproken: op den 8e 
dezer in tegenwoordigheid van 


een ploeg mannen, inheimsche verklieden, die opge¬ 


verschenen, teneinde de 
noemola dag. by my i 
bemiddeling saa 1787 Bestuur te verzoeken, op dat 
by de Pan. American, Te St Nicolaas, by het geven 
van werk met de vreemdelingen de voorkeur ge¬ 


even words. 
Wegens Hive augesteldheid van de laatste dagen had 


ik niet de gelegenheid om dit onderwert te be¬ 
spreken, echter mussch als ein geluktige Kans 
te mogen achten nu dat H den heer Gouverneur 
persoonlijk zal ontmoeten, deze gewichtige aangele¬ 


19m Heid met hæt op te nemen, hetgeen ik U. 
beliefd verzoek. 
bure werklieden beweren, dat zy op achtereen volgen¬ 
de Maandagen naar de Pan. Am. waren gegaan 
ter aanmelding, doch dat zij alsnog qua plaats 
hebben kennen krygen Terwijl in de Coop van die 
respectievelyke gebeken, wel vierst Ollingen 
vork gewoon Kabourers, net als de in heemschen 
in kwestie door de Maatschappy aan geworven 
werden. 


Lovals Haak blykbaar er op de hoogte van is, brengick 
beleefd onder wo aan dacht, dat er thans vele 
nheemsche werkloozen op Buba zyn en welk 
aantal van toenemenden aard is. 
By Dit's inspectie reis op dit eiland is door my tis 
zake klacht von den ingezetene. Moises ducaba 
tegen de Pan. Am: by Ola Landvoogd; overgelegt 
aan den Gouverneur twee verklaringen van de 
Jouveinsmentsgeneeskundigen Brends en Dresen¬ 
brack. 
Aangezien genoemde ingezetene zijn zaak in han 
den van een praktezijn had gegeven, zyn deze 
stukken thans benoodigd. 
op ven oek van den belanghebbende verzoek ik U. 


D Eix te vernemen of bij LEx geen bezwaar 
van 
bestaat om de stukken terug te geven; 


AoogAchtend, 


Caudraad 
A Eeng 


Von den Heer 


ay ag hebber - v= habe 


Oranjestad 


haupt entzifferte 


Aruba, 22 September 1930. 


J. H. Eman, wonende te Aruba, ver- 


genomen te hebben 
mit te voeren voor. 


„ 689 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 23 September 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 814 


— Gelieve bij beantwoording 
Bijlagen 


Verwyzend naar ons betreffend onderhoud en onder 


erugzending van het tot U gerichte schryven van den Heer 


J. H. Eman dd. 10 September 1930, heb ik de eer de hulp 
van UHoogEdelGestrenge in te roepen om den Heer Eman 


het doorbaggeren van het Rif in den Paardenbaai, op de 


my door U op de kaart getoonde plaats, op te dragen voor 


de door hem opgegeven som van f. 6.500.–. 


Door my zyn de voorwaarden voor de uitvoering ont- 


worpen en gaan die in bygaand schryven. Mocht U daaraan 
nog het een of ander willen toevoegen dan wil ik dat 


gaarne aan U overlaten. 


De verklaring gesteld op gezegeld papier en getee- 


kend door den Heer Eman zal ik gaarne van U ontvangen. 


Het is myn bedoeling om verder het toezicht op de 


uitvoering in handen van den Opzichter Smit te stellen. 


De Directeur der Openbare Werken, 
Ra/AdG. 
Aan: den Heer 


Gezeghebber va 
Meyers 


1689 


Aruba, 22 September 1930. 


De ondergeteekende, J. H. Eman, wonende te Aruba, ver- 


art hiermede aangenomen te hebben om uit te voeren voor 


rekening) van het Gouvernement: het uitbaggeren van een vaar- 
geul in den Paardenbaai op Aruba en wel langs den dam, die 
de havenpier met de must verbindt, voor de som van f. 6.500.– 


(zes duizend vyfhonderd gulden), onder de volgende voorwaarden: 


10. De afmetingen van den vaargeul moeten worden als volgt: 


Diepte 2.60 M beneden bovenkant pier; 
Breedte 20 M gemeten op den bodem; 
Lengte zooveel als noodig is om de vereischte dieptelynen 
te bereiken; 
Taluds 3 horizontaal op 1 verticaal. 


20. De uit te baggeren grond moet gebracht worden naar een 


nader door den Opzichter der Havenwerken aan te wyzen 


plaats, ongeveer 300 M van de te baggeren vaargeul ver- 


vyderd. 
De betaling zal geschieden ten kantore van den Ontvanger 


te Aruba in 4 termynen groot resp. f. 1.500.—, f. 2.500.-. 
f. 1.500.— en f. 2.000.– telkens na overlegging van een 


nota van den Opzichter der Havenwerken waarin verklaard 
wordt dat resp. 1/4, 2¼, 3/4 en 4/4 van hettotale grond- 
verzet voltooid is. 


40. Het geheele werk moet opgeleverd worden binnen vier maan- 


den na den datum van dit schryven. Daarna zullen ervoor 
geen betalingen meer worden gedaan. 


50. Indien het werk onverhoopt niet voltooid mocht worden, 


wordt hetgeen na de laatste termynbetaling verricht is 
teworden niet door het Gouvernement betaald. 


J.H. Camar 


1008. 


000.8 
zefreve 


Tab TeidsisqO neb 
4 8/4 I. 9 


Jai blooJ lov Jes 


neunid hebrow bte 
3.40 
krew disen 


mellus amssØ.nevyndoa Jif 
aussi 


Hoom Dioot lov sein Jgo 


a ou dblow 
Tav amilets 
sst eb 


usvallen den roeb 


Zie 746. 


G B 1 309 
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October 1930. 


Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge in- 


gesloten beleefd aan te bieden het origineele 
contract met J.H. Eman voor het uitbaggeren 


van een vaargeul in den Paardenbaai alhier. 


De Gezaghebber, 


den Heer 


Directeur van Openbare Werken, 


3a0 


cet 


mber 1930. 


Fol: 30. b 


Londresse 


was 


IENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 31 December 1930. 


OPENRAPE WERKEN 


nummer te vermelden. 


Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestr. te doen toeko- 


en afschrift van den overeenkomst gesloten met den 


Heer Eman betreffende het uitbaggeren van de Boca di Ca- 
noa. 
205 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 


Kosten: 
Datum 3-10-30. 
Lands Radio Dienst 
a. Overseinen. 


b. Antwoord 


Bestemming 
c. Bode — 


Aantal woorden. 
Totaal 


Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL NO. 


TELEGRA 


Dirop CURACA 


Verzoeke beleefd Uwe bemiddeling tot spoedige verkryging 
beschikking van gouverneur tot uitbetaling aan Eman voor 
mitkaggeren vaargeul Boca di Canca met vermelding van ar- 
tikel waarop verantwoorden. 


Gezaghebber. 


Schrift 


ruba 23 September 1930. 


GOUVERNEMENT 
N.C.T. 


DEPARTEMENT VAN 
December 1930. 
OPENBARE WERKEN 


No. 1923 


eve bij beantwoording 
Bijlage: 1. 
Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestr. te doen 


men een afschrift van den overeenkomst gesloten met den 


Heer Eman betreffende het uitbaggeren van de Boca di Ca- 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAD 


LANDS RADIO DIENST 


7 645 
Telegram No.— 


DIENSTAANWIJZING 
Ongenomen van Curacao 
Datum en uur 6 - 10 - 20 
330 fr 


Datum aanbieding— 
Extra kosten. 


Telegrafist 
fgo 


Woordental 
gerheb amba. 
uit gisteren heb ik in afwachting 


beschikking gouverneur voor u monden 
ling machtiging gekregen uitbaggering 


boca di canoa te betalen op artikel 


centweevyf bis d 


dirop" 


Afschrift 


Aruba 2 
September 1930. 


adresse 


130. 


GOUVEENEMENT VAN CURAÇAO. 


PARTEMENT 


PENBARE WERKEN 
WILLEMSTAD. 31 December 1930. 


1923 


lieve bij beantwoording 


Bijlage: 1. 


Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestr. te doen toeko- 


men een afschrift van den overeenkomst gesloten met den 
Heer Eman betreffende het uitbaggeren van de Boca di Ca- 


Tevens verzoek ik U beleefd den Technisch-Ambtenaar 


v/d Heide opdracht te geven, verder toezicht te houden 
op het afwerken van dit werk volgens den overeenkomst en 
om dit werk in zijn maandrapporten op te nemen. 


Ra/ kw. 
De Directeur der Openbare Werken, 


Meyen 


aheer 


waghebber van 


mihs. 


Afschrift 


ruba 23 September 1930. 


De ondergeteekende, J. H. Eman, wonende te Aruba, verklaart 


mede aangenomen te hebben van het Gouvernement van Curaçao het 


litbaggeren van een vaargeul in den Paardenbaai op Aruba en wel 
langs den dam, die de havenpier met de kust verbindt, voor de som 


van f 6.500.– (zes duizend vijfhonderd gulden), onder de volgende 


voorwaarden: 
10 De afmetingen van den vaargeul moeten worden als volgt: 


Diepte 2.60 M beneden bovenkant pier; 


Breedte 20 M gemeten op den bodem; 


Lengte zoowel als noodig is om de vereischte dieptelijnen te 
bereiken; 


Taluds 3 horizontaal op 1 verticaal. 


20. De uit te baggeren grond moet gebracht worden naar een nader 


door den Opzichter der Havenwerken aan te wijzen plaats, on- 


geveer 300 M van de te baggeren vaargeul verwijderd. 
De betaling zal geschieden ten kantore van den Ontv 
Aruba in 4 termijnen groot resp. f 1.500.- f 1500.- f 1500.- 


n f 2000.– telkens na overlegging van een nota van den Op¬ 


zichter der Havenwerken waarin verklaard wordt resp. ¼, 2/4, 


3/4 3 m 4/4 van het totale grondverzet voltooid is. 


40 Het geheele werk moet opgeleverd worden binnen 4 maanden na 


den datum van dit schrijven. Daarna zullen ervoor geen beta- 
lingen meer worden gedaan. 
Indien het werkonverhoopt niet voltooid mocht worden, wordt het 
geen nede laatste termijnbetaling verricht is geworden niet 


door hat Gouvernement betaald. 


metal compaet.) J. H. Eman. nt a gi 


Voor eensluidend afschrift 


Uma. stokkubtenaar b/h Departement van Openbare 
930/4 
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22 Augustus 1930. 
No. 896 
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GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


26 LANDS RADIO DIENST 


1558 
Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 
Curaçao 


Datum en 21-8-30 9 pr 


Datum aanbieding- 


EXTRA KOSTEN. 
Telegrafist 
syn 


Woordental. 
gezheb Amba¬ 
28 gevraagd adres is dixie culvert 


and metal company atlanta geor. 
gra us. a. stop zondag arriveert 
per libertador veenendaal voor 
hulp vanderheyde stop arbeidschen 
tract volgt = 
dirop. 


oset redr 


Jnselitev auch 
.H.U.ehme 


des ospstus nev 
D teri nev medderi et nemoneg 


lew ne sdura 90 Isadnehans I heb mi Inegüesv mee mev nereg 
ba ab 100v Jbmidrev saud et Jem reignevan eb eib,msh mehr 


obneglov ob Tehr 
og brebmodljiv omesiub ees) --.000.8 i mav 


Leger 


gevod 
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Lifesgeib etdeniensv ab mo al giboon als Lewoos 


Boldrev i go Isstmos: 
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mee tesn nebr 
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asfq gestiw 
Teb Tetdois90 neb: 


brebtrwie 
sv neregged 
OOS I 


CAJASUS VAV TVEMIVS IVUοD 


ΓΟΙΕΙ OίΟAre ΒυΙA. 


D'inser maiesten 


22 Augustus 1930. 
No. 896 


No. 579 
BEDRAG 
Quvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


Kosten: 
19 Augs 1930. 
Lands Radio Dienst 


Overseinen. 
Antwoord 
Bode 
Bestemmi. 


novembre 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL NO. 


Telegram 
DIROP CURACAO. 


JERZŒKE OPGAVE ADRES FIRMA ARMCO BUTZEN. 


EZAGHEBBER. 


08° f redm 


nigt zu sein 
.H.T. 


ed osos. 
Ondert næv medderi 


lew ne sørre go imodnehuss I heb ni Luegrenv me 


Jbmidrev tasi eb Jem Teignevsi ek 


gebirg br 
ohltiv be 
--.000.0 


refue 


assv ob 
ai Siboon als 1 


tus 1930. 
M 


In verband met een opdracht van 


Zijne Excellentie den Gouverneur tot het doen van een 
voorstel voor den bouw van een lighal voor t.b.c. patienten, 


op zichzelf staand of in combinatie met het reeds ingediende 
ontwerp quarantaine station, ieder tot een bedrag van 


f 20.000,-- of gezammelijk f 40.0000--,heb ik de eer 


U.W.E.Gestr. beleefd te verzoeken mij Uwe opinie daarom- 
trent te willen bekend stellen en c.q. de ontwerpen daarvoor 
te willen vervaardigen. 


De Gezaghebber, 


den Technisch Ambtenaar, 


ALBIER. 


.H.ebr 
medder o 
Inest. 


nev h äußtbde mee tem bnadrev ni 


O mav meeb dad sey mennevneb hab eisneffesrå entiä 


tneltag.o.d.g. neov Lanall mee mav wsod geb Toov Ledenoov 
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elnige ewU ihm medsoszev et blesied.utzeb.E.W.U. 


no ob.p.e. me nefiete [hacke?] nef zw. et Smer- 


890 


218 
N.Y.P 


dep 


Amba 12 Dec. 1930 


In antwoord op schrijven Uwerzyds 
No 596 d.d. 22 Aug. 30, deel ondergeteekende 
U.Ed. Celiefd mede dat door hem gemaakt 
is een globale raning voor een lighal voor 
t. C. C patienten en een quarantaine station 
vormende een groep, doch streng van el - 
kaar geschieden, 
De lighal voor t.b.c. patienten wel 


dan beschrän uit een gebouw, 't welk pleets 
bieds voor 6 vrouwelijke en 6 mannelijke 
patienten ondergebracht in een persoonskamers 
met bijbehoorende badkamer en W.C.: Zoodet 
herstellende, middelmatige en in ver stadia 
verkeerende t.b.c. patienten mit mit il¬ 
kander in aanzakung komen, vieler onder 
noekkamer en verklijf voor een nuiter met 
om 't geheele gebouw een rondloopende geleugt 
totale afmeling x 7.5 x 40 M1) 
Voor het Quarantaine station is op een helfde 
gebouw gerekend, hierin wijn ingedeeld een 
onderzoekkamer met apotheek en maganijntje 
een vrouwen en mannen afdeeling met bij- 
behoorende badkamers en W. C.s. welke 
plaats bieder in totale aan 20 patienten; en ein 
huderkamer (totale afmeling t 7.5 x 40 M' 
Verder is op een gebouwtje gerekend waar 


Hedded et nem 


t Luegen. 


890 


2/8 


ondergebracht 2 keukens mit beigplaaten 


van elkam geschieden, elk afhonderlijk 
verbonden door overdekte dienstgangen met 
de respectuwelijke hoofd gebouwen 
De evenheel op te richten gebouwen 


Zullen bestaan uit houten geraamten bekleed 
met dubbile stultere wanden, met P.C. 
vloeien, plafonds van gipsplaten en 
ingedekt nicht gegelv, dahijnen 


Se 2 hoofd gebouwe 
werden geraamd 


elk op rond f 25000.- 
f 50000.- 
Grüß 


Wel bygebouw op 
3000.- 


tolaal „ 53000.- 
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II.F.Volliede 


Den Welt Oplh Mees 
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GOUVERNEMENT VA 


WILLEMSTAD, den 19den Aug. /30 


No. C48 


rding datum 


viening 
op Aruba 
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Mocht UE 
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2G en 2 
xc den Gouverneur bekand. 


De Directeur van Landswaterv.dienst 
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GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


ESTAD, 24 October 1930. 
EPARTEMEN 


R.E. WERKEN. 


30 Augustus 1930. 


59a. 


Door dezen 


Hooge de 


P. Gestre 


Naar aanleiding van Uw schryven,ad. 19 dezer 


No. C 48, heb ik de eer U.H.E.Gestr. beleefd mede te deelen, 
dat ik geheel Uwe meening deel, dat de watervoorziening v 


ruba mede een van de meest dringende westies is vaarvan 
de groote droogte van de laatste 8 maanden, de urgentie we. 


der naar voren schuift. Echter staan op deze begrooting voor 


dit doel geen gelden uitgetrokken en zal het met de serieuze 
verdeeling der begrootingsgelden, mals dit heeft plaats ge- 


had,moeilyk zyn om de benoodigde middelen voor een 


groot werk te vinden. Mocht U daartoe kene zien, 
my en de bevolking van Oranjestad daarmede ten zeerste ver- 
plichten. 
Gezaghebber 


a/AdG. 


den uire 
van 


Eleningsdienst, 
CURACAO. 


.nd me 
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J. Leen 
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GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


1030 
DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD 24 Oc- 


OPENBARE WERKEN. 


No. 931. 


nummer te 


Door dezen verzoek ik UHoog EdelGestrenge be- 


leefd aan den Heer A.M.Arends, voor het zetten 


van een kantlaag van groote platte steenen op 


den nieuwen havendam te Oranjestad, een bedrag 


van f. 0.50 per geleverde M' te doen uitbetalen 
ten laste van art. 125 bis d der loopende begroo- 


ting. Het aantal meters kantlaag moet U door den 
Opzichter Smit worden opgegeven. 


Voorts wil ik hierby bevestigen dat de uit- 


gave van f. 22.- aan arbeidsloon voor het ver- 


plaatsen van ketels, die in het ontworpen dam — 
profiel lagen ten rechte is geschied en ten las¬ 


te van bovenvermeld Begrootingsartikel gebracht 


kan worden. 


De Directeur der Openbare Werken, 
Ra/AdG. 


Aan: den Heer 
Meyers 


Gezaghebber van 


Aruba. 


890 


597 


615. 


nde 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


and 


DE PARTEMENT V 
WILLEMSTAD, 28 Augustus 19 


OPENBARE WERKEN. 


No. 701. 


en nummer bij beant 


Bij lagen: 


Naar aanleiding van Uw telegram van 23 


1615 
BEDRAG 


AANGENOMEN 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 28 Augs.1930. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


Overseinen. 


b. Antwoord 


Bestemming 
VERGESEIND 
Bode — 


Aantal woorden 
Totaal 
Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL No. 


DRINGEND. 
Telegram 


DIROP CURACAO. 


REEERTE DZ SEIN 23 DEZER VERZOEKE DRINGEND TOEZENDING 


AESCHRIET CONTRACT STEENENLEVERING ARENDS BOUW PIER. 


GEZAGHEBER. 


Voonplaats 


890 
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GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 28 Augustus 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 701 


un nummer bij beantwoording datum 
Bijlagen: 


Naar aanleiding van Uw telegram van 23 


Augustus 1930, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge 


in vouwe dezes te doen toekomen afschrift van 
net contract, gesloten met den heer A. M. Arends 
voor het leveren van steen voor den bouw van 
een verbindingsdam naar den in aanbouw zynde 
pier. 


De Directeur der Openbare Werken, 


AdG/W. 
Voor dezen: 


De Adjunct-Directeur, 


Peeut Gem 


Aan: den Heer 


Gezaghebber van 


Aruba. 


K. 431. 19900 


i der 


Mimots m¬ 
nimt ook 


A reed heb fem hetofaeg, Joch 
sod nab 100v heeja hav herevel 
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GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 1 September 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 718 


Gelieve bij beantwoording datum 


Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be- 


richten, dat de Ingenieur Rademaker op Maandag 


620 


BEDRAG 


Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN 


30 Augs '30. 
Lands Radio Dienst 


2. Overseinen 


5. Antwoord. 
c. Bode 
en seläisen. 
Bestemming 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 
Telegram 


DIROP CURACAO. 


EERZÖEKE ONGAAND TOEZENDING 10 LITER ALCOHOL VUERTOREN. 


EZAGHEBBER. 


onplaats 


890 


23 


dans la guerre 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


[DELETE] 


WILLEMSTAD, 2 Sept. 
1930. 
WERK 


No. 718. 


Gelieve bij bear 
ing datum 


Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be- 


richten, dat de Ingenieur Rademaker op Maandag 


den 8n a.s. Aruba zal bezoeken in het belang van 


de onder zyn leiding staande Havenbouwerken aldaar. 


Tevens zal ik hem opdragen om my in te lichten 


betreffende den verderen gang van zaken by de 


23-8-30. 


LEGRAM. 


van der Heide te l. 
CURACAO. 
Diop 
Verzoeke afschrift contract Arends inzake bouw dam ter 


overlegging by betalingsstukken voor Rekenke 


Gezaghebber. 


Sos J 


890 


623 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


DE PARTEMENT 
WILLEMSTAD, 1 september 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No 718 
nummer le 


Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be- 


richten, dat de Ingenieur Rademaker op Maandag 


den 8n a.s. Aruba zal bezoeken in het belang van 


de onder zyn leiding staande Havenbouwerken aldaar. 


Tevens zal ik hem opdragen om my in te lichten 


betreffende den verderen gang van zaken by de 
andere bouw-aangelegenheden ten Uwent, en verzoek 


ik U derhalve beleefd de verschillende bestaande 
kwesties en plannen met hem te bespreken en zulks 


ook den Heer van der Heide te laten doen. 


Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik 


om U schriftelyk mede te deelen, dat Z.E. de Gou- 


verneur er geen bezwaar tegen had, dat zoolang het 


in gebruik zynde gebouw voor postkantoor ingehuurd 


zal kunnen worden, de plannen voor een nieuw ge- 
bouw opgeschort zouden blyven. 


an Heer 
De Directeur der Openbare Werken, 


M/AdG. 
hebber van 


Meyers. 
Aruba. 


1690 


Rentier 


CONSTRIICTION ENIGINEEPING GO 


RAI CONTEECTORS 
PACAD D. W. I 


Penst. 
10. 63 - A. 


Sept. 3rd, 1930. 


St. Governor 
ruba. 


id that the Pan Am, 
Havier 
icholas are 
making you for. 


promise some months ago. 


the change 
jurin, that, or 
have beeenIgottor 
adresse 
e confideit 
that you will d 


somethi 
me with 
o the new chief of the departmen 16 m¬ 
introducti 


here state, t 
accept 
ob on 


Departme 
the 
tract b 


opento me, or rather if tenders are re- 
quired for any particular job. 


Thanking you kindly in advance for your courtecy 


and an early reply. 


Yours very respectfully, 


W.C.G. Praddy 


11. 


April 19 


Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 


Maart jl. en onder terug aanbieding der door U ingezonden 


geclaratie ad f 43,--, heb ik de eer U beleefd mede te deelen. 
dat er dezerzijds met een korting van 25% genoegen zal 


worden genomen. 
r., 


rene Brandao, 
Firma E. 


J.O.Box 165 


3. 


de 


90 


1 


insportation 
E. MORENO BRANDAO 


RACA 
TESMURIS 


Den Weledele 


﻿Gazaghebber van Aruba, 
Maart 29/32 


WelEdele He 
sinde Uwe rekening voldaan te zien,heb ik my voorgenomen 


U eene korting tee geven, evenals het Openbare-Werken alhier krygt; n.m. 25% 


op de Harley-Da 
on onderdeelen. 
e ik dat deze aanbieding UEd. aangenaam zal zyn, heb ik 


Hoogachtend 


MannuSaeuwenler 


December 1931. 


Met referte aan Uw schrijven dd. 12 dezer, heb 


ik de eer U beleefd mede te deelen, dat ik de door U uiteen. 
gezette zinnswijze op handels gebied niet kan deelen. 


De kooper van een artikel heeft m.i. te betalen 


wat de marktprijs van dat artikel is,verhoogd met een zeker 
Winstmarge en de kosten. Afgescheiden van het feit, dat een 


kosten berekening van 100% mij veel lijkt,is de onverkoopbare 


stock, noch het offtelt ontstaan door wanbetaling m.i. niet te 
verhalen op bonafide klanten. 


Op een dergelijke basis is het mij onmogelijk 


voor den vervolge zaken te doen en zal ik verplicht zijn, 
rechtstreeks mijn bestellingen in Amerika te plaatsen. 


De Gezaghebber, 


Afschriften a/ Dirop 2 kapcon 


a. Moreno Brandao, 


P.O.Box 165 


JURACAO. 


Et.be mevltziss wÜ aas stöter se 


sodlu y roob et 
2d ee otee btee 


bleeb nad deim baldog afebnad ge entfugmals ols 


J.P.M. Heed leditse mee nov Te 


tem bgecurev,el fehltra tab mav elingtüxam ob Ja 


mee tab,Jiel ten nov neblenoseg A.netsok eb me egrømt 


Tadquodrevno ab si xxxii isevum 400l næv animedosd netsod 


of Jelm.i.m aalistedam yeob nassam 
des oos oors 


U.Ed. he 


tilegennen xxx den et staad edtfegreb mee og 


tts meligrev til Læs de meob og neisz 


ig et aaltem at nogatffesend av 


1882 


8 December 1931. 


Naar aanleiding van de hiernevens gevoegde decla- 


ratie in duplo dd. 1 December jl. ad F. 43.- heb ik 
de eer U mede te deelen, dat ik bezwaar heb tegen de 
voor in de declaratie vermelde levering berekende pry- 


Volgens de Catalogus van Harley-Davidson modellen 


1926 - 1930, is de prijs van een piston no. 256-30A 
Fl. 5.-, dus voor 2 pistons Fl. 10.-, idem voor een 


lockpin no. 279-14 Fl. O.12 1/2, dus voor 6 lockpins 
Fl. O,75, totaal Fl. 10,75. 


Ik verwacht van U daarom inzending van een nieuwe 


declaratie tot een verminderd bedrag overeenkomstig 
de in bovenvermelde catalogus genoteerde prijzen. 


DEGEZAGHEBBER, 


afschrift hiervan aan kapcom en Dir. O. W. 


den Heer E.LORENO BRANDAO, 


JURACA 


ʒ ̃ ========== 


des mai 
olgede 


Eds. 


1240 II N.OVS 


V. O. I. La 


890 


v/13/18/12 


VEEDON 


ARLEY-DAVIDSON 
Kärk 


O BRAN 
ΟO 


K 165 
IRA 


D.W.I. 
Dec. 12/31 
﻿B 


Den We 
Gezaghebber van Aruba. 


wel"dele Heer:e antwoord op Uw geacht schryven # 1613 van Dec. 8 11. 


t duidelyk maken: 
wil ik U gaarne, 
Van de pryzen d 
U in de Catalogus opgenomen hebt, komt er 100 


n, dat er van de stock die ik in voor- 
U moet 
onkosten by. 
t wordt; niettegestaande ik m'n kapitaal 
Taad heb, we 
30% noof 


daar renteloos er in heb zitten. 
Dan krygt U het geval nog, waar ik voeral rekeningenmee moet houden, 
is het zaken maken met slechte of niet betalers.Hetgeen by U het 
geval niet is, maar toch moeten de goede klanten er door lyder 
Daarby komt nog door de voordurende vooruitgaande tegnick 


on motorgebied.dat er byna jaarlyks groote veranderingen plaats vinden, 
,van het loopende jaar blyf zitten. 


met degenen alleen,die dat model nog 
Gustala 
volgens 


Harley - D 
lenbrugge, omtrent 
uitenan. 
mois 
1926 - 193 
dus dat UEd. gestrengen evenals den 


mijs 


p6. 


U beleefd bygaande declaratie te wil- 
3. 
v. 12 1/2 gld. 


Hoogachtend 


V. 20. tous f w.0.7 - Manns 18umahr 


279. 14 


20.75 Dirof & Kapcom 


de mieux 


90 


1613/15/12 


VEED 


RLEY-DAVIDSON 


MARINE ET COLONIES 


MORENO BRANDO 


O. BOX 
RACAO 
D.W. 
Dec. 12/31 
Hee: 
ghebber van Aruba 


Weltdele Heer:a antwoord op Uw geacht schryven # 1613 van Dec. 8 11. 


: duidelyk maken. 
vil ik U gaarr 
in de Catalogus opgenomen hebt, komt er 100 
an de pryzen ; 
moet ook nagaan, dat er van de stock die ik in voor- 
onkosten by. 
t verkocht wordt; niettegestaande ik m'n kapitaal 
aad heb, we 
in heb zitten. 
daar renteloo 
Dan krygt U het geval nog, waar ik vooral rekeningenmee moet houden, 
Is het zaken maken met slechte of niet betalers.Hetgeen by U het 
geval niet is, maar toch moeten de goede klanten er door lyden. 
Daarby komt nog door de voordurende vooruitgaande tegnick 


op motorgebied, dat er byna jaarlyks groote veranderingen plaats vinden, 


met m'n onderdeelen,van het loopende jaar blyf zitten. 
en ik to 


en verkocht worden, met degenen alleen, die dat model nog 
Ofwel 
in gebruik hebben. 
yk heb ik den Luitenant Molenbrugge, omtrent 
Persoonl 


hoop dus dat UEd. gestrengen evenals den 
deze zaak gesproken 
genoemde Heer, het zult begrypen 
Zoo verzoek ik U beleefd bygaande declaratie te wil- 


len teekenen.Inmiddels verblyfilHoogachtend 
Manns Reemahy 


afschrift herman à Dirof & Kapcom 


890 


6,90 


DRAI 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


PAPTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 7 October 1930. 


PENBARE WERKEN 


o 879 


lieve hii beantwe¬ 


In antwoord op Uw schrijven dd. 27 September 1930, 


No 690 
heb ik de eer UWelEdelGestr. mijn leedwezen te be- 


het verzuim, waardoor dezerzijds, in 
673 


BEDRAG 
ANGENOMEN. 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 20-9-30. 
Kosten: 
Lands, Radio Dienst 


Overseinen. 
Antwoord 
erkäntniert. 


Bestemming 


Aantal woorden. 
Totaal 
Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL NO. 


TELEGRAM 


Dirop CURACAC 


Verzoeke beleefd spoedige toezending van vier rubber 


ophaltschuivers stop rekening nieuwe weg 


Gezaghebber. 


Naam en Woonplaats 


890 


[+] 
2090 


(F) P.F.K. 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 7 October 1936. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 872. 


en nummer 


In antwoord op Uw schrijven dd. 27 September 1930, 


No 690, heb ik de eer UWelEdelGestr. mijn leedwezen te be- 


tuigen betreffende het verzuim, waardoor dezerzijds, in 


strijd met onze afspraak, rechtstreeks correspondentie ge- 


voerd is met den Technisch-Ambtenaar van der Heide. 


Ik zal er voor zorg dragen, dat in den vervolge alle 


respondentie via U zal plaats hebben. 


De Directeur der Openbare Werken, 


Meyers : 


Jan: Den Heer 


Gezaghebber 


Armba 


nd 


890 


27 September 19 


Tot myne verwondering bemerkte ik dat de corres- 


pondentie van Uw bureau en van den hier bescheiden techn- 
nisch ambtenaar rechtstreeks met dezen wordt gevoerd het- 


geen niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraak. 


Beleefd verzoek ik U alle correspondentie via on- 


dergeteekende te willen zenden ten einde in staat te zyn 
om volledig van alles op de hoogte te blyven en den raad 
naar behooren te kunnen inlichten by het event. vfagen 
stellen. 


De Gezaghebber, 


Directeur van Openbare Werken, 


C A O. 


101. 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 16 October 1930. 


OPENBARE WERKEN. 
No 903 


Gelieve bij beantwoorde 
Beleefd doe ik UHoogEdelGestrenge hierbij toe- 


Bijlagen. 
n de bij Uw schrijven van 1 October j.l. No 1701 gevraag- 


de teekening van de dokterswoning te San Nicolas. 


De Directeur van den Openbaren Gezonheidsdienst deel- 


de mij dergevraagde mede, dat de bouw van kliniek en apotheek 
niet noodzakelijk is indien de Havendokter geen particuliere 


praktijk mag uitoefenen, doch dat waar de afgekeurde dokters- 


woning een spreekkamer en apotheek bezat, het wil voorkomen 
dat het nieuwe gebouw eveneens over deze ruimte moet beschik- 
ken. Het is toch niet uitgesloten dat het huis mettertijd eens 
sen andere bestemming zal verkrijgen. 


Het lijkt mij dat het gebouw geriefelijker zal wor- 


den indien de keuken niet direct tegen het gebouw wordt ge- 
plaatst. 


eleefd geef ik U namens den Directeur van Openbare 


Werken bovenstaande in overweging. 


Inge 


JW Gravelin 
Aan: den heer 
Gezaghebber 


Arubar 


1 October 1930. 


1701-VERNEMENT VANCUE 


Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge beleefd te verzoe- 


ken om terugzending van het ontwerp dokterswoning te San 
Nicholas,te bouwen door de Lago Oil & Transport Company, 


ter vervanging van de afgekeurde Gouvernements woning lig- 


gende in de gas ſône. Tevens zou ik gaarne van U vernen 
of in verband met de nieuwe positie die de havendokter te 


San Nicholas thans bekleedt,de bouw van een kliniek en apo- 


theek kan komen te vervallen. 


Ter Uwer informatie moge dienen,dat enkele maanden 


geleden, door den Gouverneur is beslist geworden,dat de ha- 
vendokter geen practyk mag uitoefenen. Dientengevolge zouden 


apotheek en kliniek overbodig zyn. 


De Gezaghebber, 


den Heer 


Directeur Openbare Werken, 


te CURACAC. 


1. 
s ee 


13 080 


toliend 


dte he 


11 


GOUVERNIEMETINT VAN CURAÇAO 


and 


NEMENT VAN CURAÇAO. 
GOU 


WILLEMSTAD, 15 November 1930. 
DE PARTEMENT VAN 
OPENBARE WERKEN. 


No. 1031. 


un nummer te vermezden. 


Bylagen: 2. 


106/1 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 
Curaga 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 
Datum en uur 
11-10-30 
50m 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


Woordental 
Jezheb Amba 
Rademaker arriveert zondag 
per libertador 


Dirop 


Votre 


713/2 


GOUVE 


RNEMET 
AN CURAÇAO. 


PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 15 November 1930. 


irung werden 


König datum 


Bylagen: 2. 


Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestren- 


ge te doen toekomen het arbeidscontract 


an den teekenaar Wong A Tjong (in duplo), 
met beleefd verzoek1 exemplaar voor Uw 
archief to 
en het tweede exemplaar 
O.W. 


aan den belanghebbendle uit te willen reiken. 


De Directeur der Openb.Werken, 


Voor dezen: 


PG1AG. 
De Adjunct-Directeur, 


Peceet Servt 


18/11/30. 
1713/1 


Aangeboden aan Techn. Ambt. met verzoch als bovenstaande. 


De Gezaghebber, 


Aan: den Heer 


Gezaghebber van 


Aruba 


AQA. 


o 
12/1 


Byl: 3 


November'30. 


Maar aanleiding van Uw schrijven dd. 


31 October j.l., heb ik de eer UHoog EdelGestrenge inge- 
sloten beleefd aan te bieden het geteekende arbeidscontract 


in triplo van den teekenaar Wong A Tjong,alhier. 


De Gezaghebber. 


v. van Open o Werk 


CURACA 


1e 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DEPARTEMENT 
WILLEMSTAD, & October 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 980. 


Gelieve bij beantwol 


Hierbij heb ik, namens den Directeur der Openbare 
Bijlagen: 


Werken de eer, UHoogEdelGestr. te doen toekomen het ar- 


beidscontract in triplo voor den teekenaar Wong-A-Tjong, 


met beleefd verzoek hem dat te laten teekenen, en mij te- 
rug te zenden. 


Ik zal U twee exemplaren terug zenden, één voor 


Uw archief en één voor Wong-A-Tjong. 


Ra/GW. 
De Ingenieur, 
Rademaker 


Aan: den Gezaghebber 


van Ami 


17 October 1930. 


teekeninge 


contract 


erekening. 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


j.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 


dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge¬ 
sloten beleefd aan te bieden enn ontwerp met by- 


um 787 
GQUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDS RADIO DIENST 


2964 
Telegram No.— 
DIENSTAANWIJZING 
Cinacoo 
Opgenomen van 


-10-30 
Datum en uur 
6 30/11 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental 
geheb. 
Amba. 


vanderheide mag niet beginnen 
bouw doorlaat spaansch 
lagoen alvorens ontwerp 
door my goedgekeurd 


diroff 


1930. 


Bylagen: 


teekeningen 
regroot, 
afschri.ft contract 


i berekening. 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


j.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 


dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge- 
sloten beleefd aan te bieden een ontwerp met by- 


3t no. 
BEDRAG 
ANGENOMEN. 
Gouvernement van Curaçao 


atum 16-10-30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


verseinen. 


Antwoord 
VERGESEIND 
Bestemming 
Bode- 


Aantal woorden. 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LOkAal No. 


Telegram 


Dirop CURACAC. 


Referte Uw sein gisteren ontwerp heden gepost voorbereidende 


werkzaamheden aangevangen verhooging in aanneming uitgegeven 
verzoeke telegrafisch beslissing met oog op bespoediging werk. 


gezaghebber. 


17 October 1930. 


Bylagen: 


Bekeningen 
grootin, 


afschrift contract 


i berekening. 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


j.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 
dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge- 


sloten beleefd aan te bieden enn ontwerp met by- 


737. 


Telegram 
4-11-30 


Dirop Curacao 


Wegens gemiddeld 80 centimeter water in armcobuis is aanbrengen 


stempelbalken onuitvoerbaar stop Overigens alle gegeven voorschriften 
opgevolgd stop 
Verzoeke toezending 50 kilo loodmenie en spoedigst jalouzieram 
politie opzieners woning 


17 October 19 


Bylagen: 


ekeningen 


afschrift contract 


i berekening. 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


j.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 
dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge- 
sloten beleefd aan te bieden een ontwerp met by- 


GOUVERNEMENT VAN CURACAO 
LANDS RADIO DIENST 


Telegram No 815 
DIENSTAANWIJZING 


Opgenomen van Curaçao 
Datum en uur 22.10.30 345 f. 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


Woordental 
Gezaghebber Amts¬ 
Aan ingediend ontwerp spaansch 
88 
lagoen ontbreken détails buis ontr. 
daarover volgt derhalve dezerzydsche 
brief waarin onder meer volgende 
aanwyzingen stop Inderkant bui¬ 
zer vyftig centimster onder laagste 
vaterstand stop heezyde buizen 
zoo ver mogelyk laten uitsteken 
zeuten talud stof Buiswanden 


Bylagen: 


teekeningen 


rift contract 


1 berekening. 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


j.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 


dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge- 
sloten beleefd aan te bieden enn ontwerp met by- 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDSARDIO DIENST 


Telegram No. 815 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 


Datum en uur 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental moeten goede steun vinden in 


aanvulling daarom te plaatsen 
in bed grof split tot twee derden 
hoogte en daarom ook tydens con¬ 
structie invendig verticale stempeld 
aanbrengen stop Tydelyke verticale 
uitbuiging ongeveer zes centimeter. 
stop Geen beson tegen de buizen 
stop met uitvoering kan worden 
begonnen 
Dirof 


Bylagen: 


teekeningen 


prift contract. 
berekening. 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


J.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 
dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge- 
sloten beleefd aan te bieden een ontwerp met by 


13 g 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENS 


Telegram No. 8025 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacon 


7/10/30 : 12.40 m 
Datum en uur— 


Datum aanbieding: 
EMENTRA KESTEN. 
510 
Telegrafist 


Woordental 
Geschib Amb. 


36 
Wil & vp vanderheijde meedeelen dat 
ar ik ruim twee maanden op ontwerp 


spaanschi lagoen gewacht heb het niet 


geen tijd te gunne 
aangaat. Abans m 


beoordeeling stop Hy 
get mijn 


oedkeuring afwachten = 


Dirof 


Bylagen: 


eekeningen 
auf schrift contract 
berekening. 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


j.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 
dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge- 
sloten beleefd aan te bieden enn ontwerp met by- 


lagen van een doorlaat in het Spaansch Lagoen. 


639 


L'BÉDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


18-10-30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


Overseinen. 


b. Antwoord 
VERGEEIND. 
Bode 


Bestemmin 


Aantal woorden. 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 


Telegram 


Dirop 
CURACAO. 


Werk met verwondering uit Uw sein gisteren dat inspecteerend ingenieur 


U niet mededeelde van der Heyde byna 5 weken ziek waarvan 3 honderd 


rocent en thans nog niet op volle capaciteit. stop Hem treft geen 


blaam stop Met oog op regentyd en vervoer via Saligna Balashi roep 
dringend Uwe medewerking in spoedige beslissing Spaansch Lagoen. 


Gezaghebber. 
Kaam en Woonplaats 


1930. 


teekening 


contract 


ereke 


Met referte aan Uw sein dd. 15 October 


j.l. en dezerzyds telegrafisch antwoord daarop 


dd. 16 dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestrenge inge- 


sloten beleefd aan te bieden enn ontwerp met by- 
lagen van een doorlaat in het Spaansch Lagoen. 


De Gezaghebber, 


of last, 


Meer. 


Openb.Werken, 


J R A C A O. 


Aruba, 12 November 1930. 


789/2 


GOUVERNEM 
JAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD,/2 November 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 1011. 


Gelieve bij beantwoording datum 
Bijlagen : 
Naar aanleiding van de G.B. dd. 31 October 1930, 


Wir. 14) No 1372, waarbij autorisatie is verleend tot het aanbrengen 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
1789LANDS RADIO DIENS 
v. 7/9. 
DIENSTAANWIJZING 
Oppenomen van Einaias 
Datum en nur 69/11/30 bjnd 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


Woordental 
Genagh 
Aruba 
94 
zeferte telegram vier dezer 
Galowzieramen worden sien 
dérer per schoener verzonden 
trop voor welk, artitiel lood 
menie vraagteeken over armco¬ 
buis dolgt brief Dirop 


Aruba, 12 November 1930. 


789/2 


JE. MAINTIE 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD,/2 November 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 1011. 


nummer bij beantwoording datum 
Bijlagen 
Naar aanleiding van de G.B. dd. 31 October 1930, 
Dir. 
No 1372, waarbij autorisatie is verleend tot het aanbrengen 


van 12 "Armco-buizen door den dam in het Spaansch Lagoen 
en tot het verhoogen van dien dam, zulks voor de som van 


f 26.000.- te verantwoorden op art. 125 bis b/1930, heb ik 
de eer UHoogEdelGestr. hierbij terug te zenden de door Z.E. 
den Heer Gouverneur thans goedgekeurde Begrooting van kos- 


ten met bijlagen, met beleefd verzoek deze stukken, zijnde 
thans authentiek, zorgvuldig te willen archiveeren. 


PG/W. 
De Directeur der Openbare Werken, 


Meyers 


Aan: den Heer 
Gezaghebber van 


Arupa. 


K. 431. 13388 - 29. 


E.F.S. 18.Bb.R. 


was the 
Jas F. 
Hensgs Jen himeb neb roob 


5 hebb asv negoodreven 3ed to 
eo eb toov aiLus 
1.08P1/d eid §§P.Jæ oo nebroowdnsrev et -.000.d 


[illegible] avred tiuusid. maeDiebago 


Regbeog anerit 


oostev bleele 


reffiw et zu 


November 7 - 3 
gruba, 12 No. 
1930. 
zweck. 


17 November 1930. 


1789/1 


Bylagen; diversen 


Ik heb de eer U hierby aan te bieden de door &.E. 


den Gouverneur goedgekeurde Begrooting van kosten tot het 
anbrengen van 12 "Armco-buizen" door den dam in het 


Spaansch Lagoen en het verhoogen der dam met bylagen, met 


beleefd verzoek deze stukken zorgvuldig te willen archi- 
weeren. 


De Gezaghebber, 


Rechnisch Ambtenaar 


Openbare Nr. 9 
Werken, 


Ihier, 


Aruba, 12 November 1930. 


beleit ist unter 


14 November ‘30. 


Ingesloten heb ik de eer U.H.E.Gestr. 


beleefd ter kennisneming aan te bieden een afschrift 


van een aan mij gericht schrijven van den Technisch 


Ambtenaar, alhier. 


De Gezaghebber, 


7-11-30 
1789. Dirof Curacao 


Referte Uw sein gisteren loodmence" 
voor onderhoud autos trucks. 
cementmisers d o w en onderhoud 


gebouwen. 
Gezheb 


Serop 


Aruba, 12 November 1930. 
beleit ist 


.4 November 30. 


Ingesloten heb ik de eer U.H.E.Gestr. 


beleefd ter kennisneming aan te bieden een afschrift 


van een aan mij gericht schrijven van den Technisch 
Ambtenaar, alhier. 


De Gezaghebber, 
# 


Den Directeur van openbare Werken, 


JURS 


osnop 


Aruba, 12 November 1930. 


op 


p8 


Vater dann 


at betreft 
Met terugziht op telegram dd.22/10/30 en 


schrijven dd. 28/10/30 No 941 en van 8/11/20 No 1000 van 
(737) 


den Directeur van Openbare Werken,deelt ondergeteekende 
UHEGestr.beleefd mede,dat de onderkantender buizen gelegd 
zijn op 50 oM.beneden den laagsten waterstand(hierbij is 


aangenomen,dat bovenkant nieuwe zeessteiger = 1.30 M + 


laagste waterstand,volgens mededeeling van den heer Smit) 


Zooals bekend,zijn de waterstanden in het najaar hooger 


dan gedurende het overige jaargedeelte. De laagste water- 


stand geconstateerd,gedurende de laatste 4 weken was dan 


ook 20 c.M. hooger, terwijl hoog water iederen dag 40 à 
50 c.M. daarboven is, dus gemiddelde waterstand van tegen¬ 


woordig is ruim 30 c.M. daarboven; de gemiddelde waterstand 


in de buis is dan 80 c.M. (om een voorbeeld te noemen: 


11 November '30,6.30 v.m. stond 70 c.M. water in de buis, 


B uur v.m. 80 c.M. en 4 uur n.m., 1.- M.) Door mij is ver- 
der geconstateerd, dat bij een waterstand van 80 c.M. in 


de buis niet gewerkt kan worden,daar de betrokken persoon 


dan net de ruimte heeft om met 't hoofd boven water te 
olijven. 


De montage der buizen is geschied volgens 


de in iedere colli zich bevindende aanwijzingen,terwijl 


met het oog op het zetten der buizen,de horizontale dia- 


meter 3 c.M. korter is gehouden. Overigens heeft de uit¬ 
voering plaats gevonden volgens de bij schrijven dd. 28/ 


10/30 No 941 door den Directeur van Openbare Werken gege- 


ven voorschriften. Op 7 November 1930 werden door onder- 


geteekende metingen verricht bij 3 buizen,alwaar de dam 
zijn vereischte hoogte reeds had verkregen,en met geladen 


r. Heer 
den H.E.Ges 
ezaghebber 


RUBA. 


ke O3,01/22.bb margelet go tnalsguret jem 


I am 
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nev 000! oH 08 Stf8 sæv me I4e ou 08 0/8 
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Ei (Idmeld)bastaxetsw metagss! neb mebemed.Mo Oò go møis 


+ M OÖ.I=registases ewein Jmslmevod tsb,nemomega 


tim2 neen neb nov anifeebebem ameglov omsjaneusw etsgasi 


regood usstan ten ni mebnstarstsw eb mitz, bmernd afsoog 
Tetsw otsgasi ed.etleebegusst egirevo jed ebnembeg usb 


ab asw megew å staussi eb ebenenbeg breetsjanooeg bnen 
s Oi geb netebei Teisw geen ItlwIer, Nogoon.M.o 08 Moo 


Og mev bestaresw eblebbimog arb,ai nevodzseb.M. og 


omstametsw eblebbimeg eb; mevodraab.M.o O8 miur si gibroom 


nemeon et bleedroov mee mo).M.o 08 mab ai aind eb mi 


aind eb mi Tetsw.M.o OV smota.m.v 08.8.08'redmevok Li 


rev at Øhm τροσ (.M -.I.m.n π ne.M.o 08.m v.v 8 


mi.M.o 08 mev bnstaretsw mee tid Jsb,breeustamooeg Tob 


oosreq neaomed eb Taab, mebtow naa xxxeweg tein alsd ei 


et Teusw nevod blood J' tem mo Jleen et mir eben mehr 


.mevt lid 
emegfov beidoaeg at mestud geb egstmom ed 


Itiwmed,megnistiwnse ebmebrive dois illos enebet ni eb 


sib eLstmoslron eb, mesind neb mettes ich go zoo ten tem 


Jiu eb Heed aneginevo.mebbodeg at Tefroi.M.o 5 Tejem 


82.80 mevjindes (id eb ameglov mebnoveg aussiq gmineov 


zog mexmeW ersdmego mav roetoetid meb xoot IAO ow OZ OJ 


Thebno noob mebrew O89I redmevok V 40.medlindosnoor mev 
mab eb raswls, mesind E tid Jnoimev negmitem ohneseetag 


bsieg tem me, megen xxxev bad abeet et ook skollerev til 


trucks over gereden moest worden, hier konden geen 
zettingen worden geconstateerd,overal was de verticale 


diameter nog grooter dan de horizontale. 


Wat betreft het gericht der Armco buizen zij nog medege- 
deeld, dat het netto gewicht der gezonden "Armcobuizen" 


wijd 48" gauge 10,totaal is 42.847 1bs,geeft 89,27 los 
per ft. 


De Technisch Ambtenaar, 


H. H. v. Meidl. 


meeg nebnox teid,nebrow jaeom mebezog revo aneut 


eiseitnev eb asw Isnevo, breetsJanoces nebrow negnittes 


zwischen 
eistn 
Tejoors som Tejemat 


Sawy r 
begebem som tix nesin 
Jhelwa ten Hented Jev. 


nur für einen 
res iudoomi 
Jjen jed tab bleeb 


t et faatot 
auf TS,08 Jleeg, adi V. 
Of cause "84 Stw. 


31 Teg 
doalndoet ed 


AANVRAG 


of 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


WILLEMSTAD, 16 October, 1930. 
EPARTEMENT VAN 


OPENBARE WERKEN. 


No. 914. 


Somme bij 
Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw 


eiland heb geaffecteerd, t.w.: 


GQUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 
8069 
DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacoo 
Datum en uur 18 - 10 - 30 t pr 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Dirop Curacao¬ 
ien october. 
baggeren zuid klaar en af-stof 


baggeren Noord in lijn van vyfendertig 
fkrygen 
en vyftien meter geen diepte. slop¬ 
Gestemd 
brief met peilingen heden verzon¬ haar dagen 
den. 
widmann 
Gertaghebbr 


=== ===== 


ebrow jaeom mebereg revo anderri 


esenttgev ab 894 
eetstamoses nebrow negnifjes 


reistostrod et Øab Tejoo som Teemni 


regebem som til mestud oomrvA Feb J. 
2g jed flerted feW 


vn de vos 3e 
It was to beten jed tab, bieeb 


Stadt 18.98 Steev ad F48.84 st (satot 0.8.) Gesund "84 Stda 


deshindoer eds 


Monsieur 


AANVRAG 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAN 
WILLEMSTAD, 16 October, 1930. 


OPENBAREWERKEN. 


No. 914. 


en nummer t 
Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw 


eiland heb geaffecteerd, t.w.: 


GQUVERNEMENT VAN CURACAO 
27 b LANDS RADIO DIENST 


Telegram No.— 
806 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacoo 
Datum en uur 18-10-30 
t jn 


Datum aanbieding 


EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 
Ego 


Woordental 
gezheb amba 


28 
Referté telegram zeventien october 
schumacher zal zelfelte. 
lin 


geven poging beter rechtkrygen 
stop wil betonmolen bestemd 
voor spaansch lagoen paar dagen 
leenen aan dyckerhoff widmann, 
dirop 


Td. Febrow 
vo avour 
-8 
Nebere 


remercier 


Kesäkuussa läänige 
eiselynev eb as 
neblow negnt. 


Istgosted ab hab gesoo de ne 
Monsieur 
3ehebem soo til 
Terted Jas 


Bmoseg neb udolweg offen jed hab, bieel 
des IudoomIA" 
Frs,es Jtees,æch T48,S4 at Lestot OI ean "8te St. 


=== ===== 


AANVRAG 


-5.25-40.1.20 


was 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VA 
WILLEMSTAD, 16 October, 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 914. 


Geleve bij bez. 


Hierby heb ik de eer UHoogeEdelGestrenge te be- 


ten dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw 


iland heb geaffecteerd, t.w.: 


Finantiestaat over Augustus 1930. 


BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 
AANGENOMEN. 


Kosten: 
N.P. 
Lands Radio Dienst 


2. Overseinen 
b. Antwoord 
c. Bode 
hommais 
Bestemming 


Aantal woorden 
Totaal 
Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LOKAAL NO. 


Telegram 


CURACAO. 
Dirop 


Pierwanden komen byna recht stop uitvoerders beweren 


wanden kunnen niet lynrecht worden. 


Gezaghebber. 


Naam en Woonplaats 


Teid, mebrow jaeom mebereg Tevo andern 


defenttay ab säw ferend breetstanoses nebrow gegriftes 


... ob nab Tejoorg son retensib 


regebem zog 
ne se 
KomTÄ Feb Jhelwa Jed flerted Jsw 


ustud 
näytte heb iedetes oderI jed tab, bieeb 


ndezweytee, adi rt.8.se at isttot b 
63 "84 St W 


das Iaat A 


AANVRAG 
and is a 


volgende kantoorbene 
ter verstrekkin 
de nav 
jdhede 


dienste von den Ambte 


SURACUE 
No. 1 
10. 
GOU 


October, 1930. 


DE PARTEMENT VAN 


OPENBARE WERKEN. 
No. 914. 


Hierby heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw 
eiland heb geaffecteerd, t.w.: 


astus 1930. 
Finantiestaat over An 


art. 118b/Aruba. 


rit pack 1/2...... 
lbs. kling 


Gerit 1/32.... 
12 Ibs. 
1/6... 


* * * * 
* * * *.. 


* * * *... * * 
rinding, 
* * * *...... 


2.° 


Kg. bah. 


........ 
¬ 
¬ 


22/10/30 
1753 Dirop Curacao 


Baggeren Zind klaar en af stop 
Baggeren Woord in lijn van vijfen" 
dertig en vijftien meter geen diepte stop 
Brief met peilingen heden verzonden enbare Werken, 


Gesheb 
nt 


meeg mebnok Teid, mebrow jasom mobereg Tevo 


eLsoitnev eb asw Isnevo,brieetsJanoseg nebrow negnitt 


vielstmosimod eb nab Tetoors som Tatemats 


Genebem pom til mestud oområ Thh tatun tei flerted JsW 


"Aar tudoonrå" gebmoses Tab Jnalmen ottag tad tab bleeb 


auf 75,88 Jleeg,adt V48.Sø at Lastot OI m.n. "84 bjiw 


=== ===== 


AANVRAAG 


ter Verstrekking von de 
antoorbenoodigdheden 


votre 



TIPACA 
<INS> 


was 
DE PARTEMENT VAN 


STAD, 16 October, 1930. 


OPNRARE WERKEN 
N. 914 


Geliere bij beant¬ 
Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw 


eilend heb geaffecteerd, t.w.: 


Finantiestaat over Augustus 1930. 


art. 118b/Aruba. 
12.50 


....? 


1.° 2.2. 


t. 1/6. 


.......... 


1 Rise. 


... 


Trinding stone 


* * * *.. 
theel.... 


„ „... 


„ „... „ 
„....„„ 
............ 


5. 


.... 


sser...... blades. 
.... 
Hildoek. 


.... 


i... 


... 
* * * *...=. 


Köllen 


* * * * * *... *. 
spapier. 


........ 
............. 
10 Liter ljnkwit...... 


Directeur der Openbare Werken, 


De Adjunct-Directeur, 


Gezaghebber, 


cen. 
H. 
Aruba. 


usi 


;.. 


¬ 


Votre 


Votre 


des 
VRAAG 


verstrekking van de navolg. 
was=== ===== 


an toor 
bodigdhede 


tenste von de Ambtenser by i10 Openbare Werk, 


GOUmler 
ENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT V 
WILLEMSTAD, 13 November 1930. 


OPENBARE WERKEN. 
No. 1023. 


n nummer te vermelden. 


In antwoord op Uw schrijven dd. 3 November 


1020, No 775, hah ik da vor JHans Edolfastr. hier- 


Symmant GOUVERNEMENT VAN CURACAO 


LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 8099 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van Curacq 
Datum en uur 20.10.30 
7 P. 


Datum aanbieding. 


EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental Gezheb. Amba-Verzonder per 
16/15 fedalma tien kisten inhoudende 


machine onderdeelen en benoodigd 
heden haven en loodsdienst 


Dirsp 


^ A A V R A G 


ter verstrekking van de navolgende 
antoorbenoodigdheden ten 


dienste von den Ambassadeursenaar by de Onenbare Warken on ANITRA. 


GOUvreux 
IENT VAN CURAÇAO. 


nd 


WILLEMSTAD, 13 November 1930 
DEPARTEN 


OPENBARE WER 


No. 1023. 


elieve bij beantwoording datu. 


In antwoord op Uw schrijven dd. 3 November 


1930, No 775, heb ik de eer UHoogEdelGestr. hier- 
bij mede te deelen, dat dergelijke verzoeken, voor 


het gebruik van stoomketels, op zegel moeten zijn ge- 


steld, gericht aan Z.E. den Gouverneur van Cura- 
çao, en door Uw tusschenkomst moeten worden opge- 


zonden. 


Dit verzoek echter zal door mij, worden ingewilligd 


Adg/ kw. 
De Directeur der Openbare Werken, 


Meyer 


Aan: Den Heer 


Gezaghebber van 


Aruba, 


und 


Monsieur de 


10th 


RAAG 


er Verstrekking van de navolgende kantoorbenendigRheder 


dienste von de Ambtenser by de Onenbare Werken onARUBA. 


3 November 1930. 


Ik heb de eer U hierby beleefd aan te bieden een 


afschrift van het schryven der Pan America Petroleum 


Corporation benevens de daarby gevoegde teekeningen. 


Waar dit de eerste maal is dat van genoemde maat- 


schappy een dergelyke correspondentie met bylagen is ont- 


vangen, vernam ik gaarne van U of dergelyke correspondentie 


d.z. als kennisgeving kan worden beschouwd dan wel aan Uw 


bureau moet worden opgezonden. 


De Gezaghebber, 


AANVRAG 


ter verstrekking van de navolgende kantoorbenodigdheden ter 
dienste van den Ambtenaar by de Onenhove 


193. 
75. 


PAN AMERICAN HETROLEUMtaORPRATION 


ARUBA, D. W. I. 


October 29, 1930 


is Honor, Governor Wagemaker, 


ranjesta. 
Aruba, D. W. I. 


We wish to make application for askcense to operate a steam boiler 


that has recently been built in our ordinary power-house at San Nicholas. The 


boiler was built in 1930 by the Baboock and Wilglox Company at Renfrew, Scotland. 


The serial number is 15/27866 A. Theebating surface of this boiler is 8,470 
square feet and is to operate at 425 1bs. working pressure and 700° F. total 


tem perature. It is equene with a super-heater having 2,200 square feet of 


meating surface. 


Attached are sketches Ushowing principal dimensions of the safety 


valves for the boiler and the super-heater. The boiler is equpped with four 


weight-loaded safety valves and the super-heater with one weight-roaded safety 
valve. 


The boiler inspector in Curacao has witnessed the hydraulic test of 


this boiler and wattunced it satisfactory. He will be notified and given an 


opportunity to witness a steam test on the boiler and fittings, according to 
government Kegulations, before we place this boiler in service. 


Respectfully, 


Edw. E. Bartel 


Adi ei redm 
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AANVRAG 


ter verstrekking van de navolgende kantoorben 


dienste van den Ambtenaar by de 


Bylagen: 3. 


Ik heb de eer U hierby in originali aan te 


M.W.Kellogg Co. alhier, naar den 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇO 
182 / 1 


LANDS RADIO DIENST 


861 
Telegram No.— 


DIENSTAANWIJZING 
maçon 
Opgenomen van 
Datum en uur 11-11-70 
op 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN 
of 
Telegrafist 
6-11-30 


Woordental 
Dirop Curaçao 
1782 
69 
ta 


Verzoeken opgaaf breedte beton¬ 


banden pier en toezending vyftig 
kilo vinddraad twee duizend be 


from 
voet lont. 


Zikel 
Gezaghebber 


nox Teld 
gebereg revo amerr. 
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di et reden 


N.sol SSA us oderago og si baa te 


OOS,S xxivea rejaad-resom 
Sølw begglupe at II. 
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AANVRAAG 
noodigdheden 
ter verstrekking van de navolgende kantoorben 


dienste van den Ambtenaar by de Openbare 


93 


der 1930. 


Bylagen: 3. 
te bie- 


Ik heb de eer U hierby in or 


Kesäkuussa läänissä saakkaa 


de voil ole 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
1782/1 


LANDS RADIO DIENS 


8619 


Telegram No.— 
DIENSTAANWIJZING 
Curacon 
Opgenomen van 
Datum en uur 11-11-70 
rendeur 


Datum aanbieding- 
EXTRA KESTEN. 
of 
Telegrafist 


Woordental 
Armbs 
gezheb 
rondag zestien komt liberta 
69 


dor aan pier van acht tot er 
nur stop wensch gouverneur 
is dat u autoriteiten ontvangt 
op libertador en namens zu 
horte redevoe¬ 
excellentia 
ring houdt stop rademaker komt 
namens my stop kosten voor artikel 
betonbanden 
sierbouw stok 


pier breed twelvyf centimeter 
hopwelk artikel binddraad 


1o 


UEd. N 2/3 


JARUS. 


V R A A G 


toorbenoodigdhe 
etrekking 
gende 


dienste von der Amb. 


jv. 793 


Bylagen: 3. 


Ik heb de eer U hierby in originali aan te bie- 


ervven van Tha M.W.Kelloge do. alhier, naar 


1782/2 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


29 LANDS RADIO DIENS- 


Telegram No. 866/ 


DIENSTAANWIJZING 
Curace 
Opgenomen van 
v. 
13 - 11.30 
Datum en uur 


Datum aanbieding— 
EXTRA KOSTEN. 


Telegrafist 


Woordental 
Gezaghebber Amba = Rut 12 dezer indien 
oudste Colders gebruikt ouderdom bolders 
voldoende stop toegangsdam afwalsen 
zoodat begaanbaar voor autos stop trucks 
aanwezig doen zyn voor vervoer passagiers 
stop strookussens worden verzonden 
stop authoriteiten van aruba bedoeld stop 
smit moet 19 dezer naar curaçao vertrek- 
kin en ongeveer. 24 dezer naar bonaire 
Dirop 


in der eenige 


HURA 


AANVRAG 


ter verstrekking van de navolgende kantoorbenoodigdlei 
dienste van de Ambtenaar by de Openbare Werken an Am 


1930. 


Bylagen: 3. 


Ik heb de eer U hierby in originali aan te bie- 


alhier in den 
de la 
Ervven van The M.W.Kellog 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
182 LANDS RADIO D 


Telegram No. 
DIENSTAANWIJZING 


Opgenomen van 


Datum en uur 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 


Woordental en lont vraagtieken zend 


per fedalma drie lampen tyde 
lyke verlichting pier stop or 
bleven larssenplanken mee 
genden naar curacao 
disop 


kon Teid, neb 


Monsieur le dernier 


AANVRAG 


verstrekking van de navolgende kanto 


dienste van den Ambtenaar by de Openbare 


Jn. 79. 


10 November 1930. 


Bylagen: 3. 


Ik heb de eer U hierby in originali aan te bie- 


den een schryven van The M.W.Kellogg Co. alhier, naar den 
inhoud waarvan kortheidshalve moge worden verwezen, met 


12-11-30 


12-38-30 


Lands Radis Dienst 


Dirop Curacao 


Uw sein gisteren Is ouderdom balders tien dagen voldoende om schip aan 
vast te leggen vraagteeken Toegangsdam over balders by donker onbegaanbaa 


ootkussen aan hoeken pier nog niet aangebracht. Komen autoriteiten met 
bertador mee of worden die van Aruba bedoeld. 


Binddraad artikel bouw huizen lont artickel 83 


Gezheb 


GARTES NAD193 


DEUSA 


AANVRAAG 


er verstrekking van de navolgende kantoor 
ligehe 


dienste von den Ambt 
Vy de Openb» 


10 November 1930. 


Ik heb de eer U hierby in originali aan te bie- 


den een schryven van The M.W.Kellogg Co. alhier, naar den 


waarvan kortheidshalve moge worden verwezen, met 


14-11830 


Dirop Curacao 


Heb bezwaar tegen medewerking opening pier onder nog bestaande gebrekkige 
omstandigheden voornamelyk tegen vervoer autoriteiten en publiek over to 
toegangsdam thans versperd door aanvang werkzaamheden leggen oementbanden. 
Met daglicht kan truck nauwelyks op pier draaien by nacht beslist 


gevaarlyk. Acht bovendien een dergelyke opzet tegen waardigheid van het 
publiek. Adviseer schip niet aan pier te doen komen omrede toegang tot 
dam versperd. Zal passagiers per motorboot van schip naar wal en omgeks 
blyven vervoeren tot alles safe is. Seinde het zelfde aan Gouverneur 


Gezheb 


Teld, me 


in 


A809 
de vos 


AANVRAG 


ter verstrekking van de navolgende kantoen 


dienste van der Ambtenaer by de Ober 


Bylagen: 3. 


Ik heb de eer U hierby in originali aan te bie- 


den een schryven van The M.W.Kellogg Co. alhier, naar den 


inhoud waarvan kortheidshalve moge worden verwezen, met 
beleefd verzoek om t.g.t. aan het daarin gedane verzock 
te willen voldoen. 


ghebber. 


Directeur van Openbare Werken 


CURACAO 


was 


V. V. 


verstr. 
ung van de navolgende kantoorbeno 


aller und wiederholt gehalten 
dienste von den Ambt 
op ARUBA. 


794 


Novem 
1930 


Ik heb de eer U hierby aan te bieden een 


aanvraag in duplo voor kantoorbenoodigheden ten 


dienste van den Ambtenaar bey de Openbare Werken 
op Ar 


Gezaghebber, 


=== ===== 


AANVRAAG 


ter verstrekking van de navolgende kantoorbenoodigdheden ten 


dienste van de Ambtenaar by de Openbare Werken op ARUBA. 


vloeipapier formaat ge 
Mais 


Brabas 
blambe 1 936 
schryfblokken No S58g 


penhouders 


1 doos schryfpens 


is schriften 


Grootboek 


6 rollen 
en en het inbinden van boeken opplakken van 


100 kleine enveloppen 


3582 
100 groote -,- 


1 rol transparant papier. 


rollen blauwdruk papier 


transporteur 


sont 


November 19. 


po 


Departement van Opeubare Werken te bruba 


Druba 7 November 1930. 


Kantoorbenoodigheden te bestellen 
van de Boekhandel J. G. Sleyters 


de Curaçao 


½ doz vloeipapier, formaat 2° 


1. dez schrijfblokken 
No 5582 


½. doch penhouders 
3. doz schrijppennen. 


Ingebonden schriften Cahier formaat. 
Grootboek 


1 dotz rollen Veile Gommée bandjes voor het 


opplakken van wandkaarten en het 
Inbinden van boeken. 


Kleine emveloppen 


100. 
Groote Acto 


Dan te vragen bij het 


Departement van Openbare Werken Parera 


Fie Curaçao 


1 Rol Transparant papier 
6 Rollen Blauwdrukpapier 


Transporteur (Alhüttende) 


Bezien De Techn: Ambt. 8/2 


Departement von Openbare Werken, 


De Bruba — 


Bruba f November 1930. 


H.Vollman 


IENEMENT 
GO 
VAN CURAÇAO. 


o. 17 November 1930. 
DE PARTEMENT VAN 


WILLE 
OPENBARE WERKEN 
No 1053 
Selieve bij beantwoording datum 


Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te 


deelen, datvresteerende van de door den Technischumbte- 


naar van der Heide aangevraagde party ramen, gee 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RÄDIO DIENS 


12-11-30 


Dirop Curacao 


zijn Holland deuren reeds op Curacao? 
Wanneer heeft verscheping naar Aruba plaats? 
Gaarne bericht hoe staat met ontwerp Ge¬ 
Laghebbers woning in verband bestelling 
materialen. 
Gezheb 


VEPNEMENT 
G OI 


=== ===== 


DE PARTEMENT 
17 November 1930. 


OPENBARE WERKEN 
1053 


Gelieve bij beantwoording datum 


Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te 


deelen, datvresteerende van de door den Technisch Ambte- 
naar van der Heide aangevraagde partty ramen, geadres- 


OIO DIENST 
LANDS 


Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 
Opgenomen van 
1 mai 


Datum en uur 
or opn 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
Telegrafist 
ye 


Woordental 
geb 
and 


49/48 me 
Cet 
dezer 


volgen 
R. 
Hofgelaststop 


schip a 
pier 


Geovidee 
¬waalf dezer 


Collandd 
libertador 


Sop 
ate 
bberswoningen 


mogen eerst n 


ting besteld. 


ungen 
toegezonden. 
dirot 


Kesäkuussa läänissä saakkaa kesäkki S.E.S. 
AN CURA 


Kesäkuun alsassa siellä, juhannen 


WILLEMSTAD, 17 November 1930. 


OPENBARE WERKEN 
1052 


Gelieve bij beantwoording datum 


Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te 


deelen, datvresteerende van de door den Technisch Ambte- 


naar van der Heide aangevraagde party ramen, geadres- 


seerd aan Uw adres, U per heden vertrokken schoener 
FEDALMA" toegezonden is. 


Per S.S."ALMELO" zyn hier aangekomen van de firma 


Bryunzeel Zaandam: 
190 stuke Holland deuren 78 x 201 1/2 c.M. met 190 in- 


gehakte kamerdeursloten; 


248 stuks insteeksloten; 


248 stuks slotplaatjes; verpakt in 20 colli gemerkt 1/20. 


Van de firma Gebr. Kramer: 


248 stel Metalco deurkrukken; verpakt in 1 kist gemerkt 


Deze goederen zyn als doorvoergoed aan Uw adres j.l. 


Zondag, 16 November verscheept per S.S."EL LIBERTADOR" 


van de Koninklyke Nederlandsche Stoonboot My. 


Aan: den Heer 


Gezaghebber van 


Aruba 


nde 


1008 
Vervolg n°.1053 aan: den Heer Gezag###bber van Aruba. 


Na ontvangst van bovengenoemde goederen heeft U dan 


het by schryven van 30 Augustus door den Technisch Ambte- 


naar K.K. van der Heide aangevraagde in zyn geheel ontvangen. 


Voor den Directeur der Openb. Werken, 


De Technisch Ambtenaar, 


Meunman 


A C I 
SVERNEMENT 


WILLEMSTAD, November 13/30 


LANDSWATERVOORZIENINGEDI. 


No. C88. 


en nummer le verm 


Hierby hab ik de eer HEdelgestrenge mede 


n doet 
u. dätselger 
dat ik ve 


"brek" 


oplossing in dezen : 


GOUVERNEMENT VAN CURACA 


LANDS 
IADIO DIEN 


8 7 43 
Telegram No.. 
DIENSTAANWIJZING 
voir 
Opgenomen van 
Datum en uur 
11-20 
Copi 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 
f.70 


Woordental 
Gezheb Amba 


Ambtenaar stoomweren 
arriveert woensdag per toujillo 


disop 


VANCURAC 
ndissäm 
Je ne suis 


A O. 


LEMSTAD, November 12 


Dieu je vais 


Hierby heb ik de ee 
strenge. 
I stappe 
ornome 
den van hy 


op Arun 


eken. 
ossing i 
nezen noodtoestand te 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. 8876 


DIENSTAANWIJZING 
ira, c 
Opgenomen van 
1225 
Datum en uur 14-11- 


Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
D 


Telegrafist 


Woordental 
Arube 
Gesheb 


Ambtenaar stoomwezen arriveert 
zestien november per Libertador 


Dirop 


Gezw 


Tiedsia, jotka eivät siellä; 
VERN 


WILLEMSTAD, November 13/30 
LANDSWATERVOORZIENINGS. 


Vo. C88. 


Gelieve bij bear. 


Hierby hab ik de eer 
mede 


doot 


hire 


oploss 
laten aan 
met lanker 


os overbodi, 


10m in d 


and is 


erzoe. 


ste 't 


Exc omtrent opl. 
kwater-vraag 


ook het oordeelvan UHEG, 


plann 
en aanl. 
gouv: 


dading 
20000 


niet is meer voor de alge- 


eing. 


neene waterversch 


lykheid om credieten voor eene 
(hetzy vo 
leid 
suppl.pæßr.1931 
e houden ook 
Degr. 1932) 
en met 


ik d. 


of ni 
plan wil. 
noodige inlichting. van UHEG 


Directeur van Landswaterv.dientst 
Den Hoogedelgetrengen Heer 


d. EZAGHEBE 
van Aruba. 
R. J. Beauprs. 


K. 426. 1338.25 


No. 814 


In antwoord op Uw schrijven dd.13 dezer, 


heb ik de eer U.H.E.Gestr. beleefd mede te deelen, dat ten 


opzichte van de Watervoorziening van Aruba d.z. nog niets 
positiefs is verricht dan het graven van putten ten behoe- 


ve van de bevolking. 


Tot op heden heb ik nog geen inzicht in de 


definitive oplossing van dit vraagstuk voor Aruba. Thans 
ben ik bezig met het onderzoek van het water uit de mijn- 


schachten over het eiland verspreid, etwil bej de Petr. 


worden. 
i.j.inlichtingen ingewonnen/ haar de mogelijkheid tot aan- 
oer van water uit het buitenland. Van het doen van 


stappen d.z. is in deze aangelegenheid dan ock geen sprake. 


Mocht een en ander eventueel meer vasteren 


vorm aannemen in de toekomst,zal ik U gaarne met den stan 


saken op de hoogte houden. 


Directeur 
W. 


voorzieningsdienst, 


ACAO 


with the 


17 Nov ber.30 


Ingesloten heb ik de eer U.H.E.Gestr. 


beleefd aan te bieden een ontwerp begrooting met teeke- 


ning in duplo van de afwerking van het nieuwe douane- 


etablissement alhier. Hieronder is begrepen de algeheele 


herstelling van beide daar aanwezige oude steenen loodsen. 
vaarvan No I met een oppervlakte van 250 M2 moet worden 


bestemd als douane loods, terwijl No II in gebruik zal 


worden genomen voor opslag van materialen, als oement,enz. 


ten behoeve van het Dept. van Openbare Werken. 


De Gezaghebber, 


den Directeur van Openbare Werken, 


CURACAC. 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


WILLEMSTAD, 17 November, 1930. 
DE PARTEMENT VAN 


OPENBARE WERKEN. 


No. 1045 


nummer te vermeldag datum 
Hierby heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te berichten 


dat ik de navolgende goederen ten laste van Uw eiland 
heb geaffecteerd, t.w.: 


Finantiestaat over September 1930. 


Art. 118b/Aruba 
ar vernis.............. 


I, 60 L. von 


.... 


touw. 


.............. 
4.49 f. 29.43 
g. mer 
... - 


De Directeur der Openbare Werken, 


Or deze 
Adjunct-Directeur, 
Peelet Genz 


=== ===== 


GOUVERNEME 


VAN CURA 


[DELETE] 
LEMSTAD, II December 1930. 


OPENBARE WERKEN. 


No. 1138 


Gelieve bij beantwoording datu 
er aanleiding van Uw sch 
dd. 25 November 1930 
No 837 : 


Gestr. beleefd 
heb ik de eer UHoogEdel 
te verzoeken 


mij aangaande eenige der door U aangevraagde artikelen na- 


H. Pland 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAD 
25 LANDS RADIO DIENST 


8815 
Telegram No.— 
DIENSTAANWIJZING 
mocen 
Opgenomen van. 


F 630/2 
Datum en uur 20-11-20 


Datum aanbieding— 
EXTRA KESTEN. 


fyr 
Telegrafist 


Woordental 
gezheb Amba 


wil my toezenden bewys ophou¬ 
ding van betaling van opzichter 


mi 
dirop 


Kikkevende 


G O 
ERNEMENT VAN CURAÇAO. 


WILLEMSTAD,11 December 1930. 
DE PARTEMENT VAN 


OPENBARE WERKEN. 


No. 1138. 


Gelieve bij beantwoording datum 


Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 25 November 1930 


tr. beleefd te verzoeken 
No 837 heb ik de eer UHoogEdelGes 


mij aangaande eenige der door U aangevraagde artikelen na- 
dere gegevens te willen verstrekken. 


10 15 nlug 3 stube sammlen elasthenen seine xxx 


835 
AANGENOMEN. 
BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 


unterm 25 Nov '30 


Kosten: 
Lands Radio Dienst 


Overseinen. 
b. Antwoord 
DERGESEIND. 


Bestemming 
c. Bode 


Aantal woorden 


Totaal 


Lokaal No. 
DIENSTAANWIJZING: 


TELEGRAM 
Dirop = Curaçao 


Nerzoek omgaand opgavr prijs 


betonijzer cif Curaeas 


Gezaghebber. 


Naam en Woonplaats 


and 
S.F.T.K. JEMENT VAN CURAÇAO. 
GOU 


WILLEMSTAD, " December 1930. 
DE PARTEMENT VANT 


Vermeld 
OPENBAR 


No. 1138. 


Gelieve bij beantwoording datum 
Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 25 November 19 


No 807 heb ik de eer UHoog EdelGestr. beleefd te verzoeken 


mii aangaande eenige der door U aangevraagde artikelen na- 


ere gegevens te willen verstrekken. 


10 15 plus 2 stuks gegalv. plaatijzer 4' X 8' No 22 
platckes anders 
Hehn vennem Zijn hier vlakke platen bedoeld dan zouden dezen in Neder- 


moch 


n ; opcle land besteld moeten worden. 
platen kan niet mich 
Betreft de aanvraag gegolfde platen, dan ontving ik 
wacht v 
ein is 


de vos 
dese wijne. 
gaarne opgaaf van de gewenschte golfmaat. 
e vor 


20 25 gard asbestkoord. 


Dit koord is hier verkrijgbaar van 2 tot 20 mk diameter met 
Mies 
vordig 
1 mm opklimmend. 


Een juiste opgave van de gewenschte diameter zou ik dus 


gaarne ontvangen. 


Het schuurpapier en de 2 vaatjes soda zijn U 8 Decem- 


ber j.l. per schoener "Fedalma" toegezonden. 


De 17 plus 1 stuks vleugelpompen No 2 en de 24 stuke 


Aan: den heer 


Gezaghebber van 


ARUBA. 


IVT 


Vervolg n°. 1138 aan: den heer Gezaghebber van Aruba. 


wegbezems zullen U na verloop van ongeveer 3 weken kunnen wor- 


den toegezonden. 


K/GW. 
De Directeur van Openbare Werken, 


Meijns. 


„30. 


Hierdoor heb ik de eer U.H.E.Gestr. beleefd 


verzoeken, mit ten behoeve van het Dep. van Openbare 


Werken alhier. de andervolgende artikelen te doen toekomen. 


17 vleugelpompe 


15 stuks gega, 
10 politie 
K 6e plaatijzer 
bouw 


aatjes so 
Honing te Oranjestad. 


dozijn vel schuurpapier No3 


leugelp. 
tuks ge 
er onderhoud gebouwen. 


wegheZems/vee 
... on) onderhoud militaire auto's. 
vard asbestkoo 


De Gezaghebber, 


den Directeur van Openbare W. 


Mais il 


Bijlagen: 2. 
1 werkzaamtr. Sp. Lagoen Oct. 
Mr. 


^„41. 


Ambt 24 November 1930 


Den Wel 21 c/m Heer Opnaghebber 


von Amba. 
Weter Huis 


Verzoeke beleift voor Openbare Werken, 


Alhier, van het Departement van Openbare Werken 
zurççao, toezending te vragen van het volgende 
17 vleugelpompen n° 2 
15 stuks gegelv. plaatijnes 4' x 8' no 22 voor bouw 


vaatjes sodann 
10 pct. won. 


donips vel whuurpapies No 3 
M d „ „ Opch, soon 


No 1 to Orangestall 


vlingel/pomp no 2 
[ ] onthouk 


stuks gegeld; plaatijnen 4x8 n°22) Gebouwen 
24 wegbezinns (negbreeden = 50 c/m) onderhoud wegen 


Yurge arbenskoord) onderhoud mil. anto's 


Se teelen. Ambts 


J.V.O.Stücke 


Bijlagen: 2. 
1. werkzaamh. Sp. Lagoen Oct. 
Mr. 


19 December '30. 


In antwoord op Uw schrijven dd. 11 


dezer, heb ik de eer U.H.E.Gestr. beleefd mede te deelen, 
dat in de behoefte aan 17 stuks plaatijzer en 25 yard 


asbestkoord reeds op andere wijze is voorzien, waarom ik 
U beleefd verzoek deze aanvragen als niet gedaan te wil- 


len beschouwen. 


De Gezaghebber, 


ecteur van Openbare 
den Dir. 


CURACAO. 


nur so xxx 
bleeled 
stiranig 
soofed at de 


votre 


de Vos eis 


Bijlagen: 2. 


1 werkzaamh. Sp. Lagoen Oct. 
Nov. 


—:30. 
. December, 


In antwoord op Uw telegram dd. 8 dezer, 


heb ik de eer U.H.E.Gestr. ingesloten beleefd te doen 
toekomen, ingevolge artikel 4 van beschikking No 1101 dd. 


8 September j.l.,de verslagen over October en November 
1930 betreffende het werk beuw Dam Spaansch Lagoen be- 


schikking No 1372 dd. 31 October j.l.) 


v. d. z. GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LANDS RADIO DIENS 


9143 
Telegram No. 


DIENSTAANWIJZING 


Opgenomen van macav 


320 pm 
Datum en uur 8 -12-30 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 
Ego 


Woordental 
gerheb Amba 


verzend per fedalma snyyzers 
ruiten carbolineum deursloten 


op prismakruisen reeds unenderten 


october 
besteld stop verzoekte 


inlichtingen stand werk bocadica 


over dan 


dirop. 


Bijlagen: 2. 
1 werkzaamh. Sp. Lagoen Oct. 


Mr. 


December '30. 


In antwoord op Uw telegram dd. 8 dezer, 


heb ik de eer U.H.E.Gestr. ingesloten beleefd te doen 
toekomen,ingevolge artikel 4 van beschikking No 1101 dd. 


8 September j.l., de verslagen over October en November 


1930 betreffende het werk bouw Dam Spaansch Lagoen be- 
schikking No 1372 dd. 31 October j.l.) 


Verder deel ik U beleefd mede, dat de 


werkzaamheden aan de Boca di Canao slechts tot den 2n 


termijn zijn opgenomen en uitbetaald,terwijl de 3e en 4e 


termijn wachten op afwerking na daling van den hoogen 
waterstand. 


De Gezaghebber, 


D 


den Directeur van Openbare Werken, 


OU RACAO. 


J. 


86 


2 December '30. 


927. 


ANGENOMEN. 
No. 1 
Gouvernement van Curaçao 
1/12'30 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


1. Overseinen. 
b. Antwoord. 
Conclusum 


Bestemmin: 


Aantal woorden 
Totaal 


Lokaal No. 
DIENSTAANWIJZING: 
Telegram 
Dirop. Curacao. 
Verzoeke beleefd bericht wanneer vlengel- 
pompen besteld bij dz. schrijven van 25 
November No 837 alhier kunnen worden 
verwacht. 
Gezoghebber 


Naam en Woonplaats 


2 December '30. 


Door dezen heb ik de eer U.H.E.Gestr. be- 


leefd te verzoeken de ondervolgende materialen te willen 
doen toezenden voor het Dept.van Openbare Werken, alhier: 
i snij-ijzemet 
1/2 - 5/4 - Koor gasdraadoor gereedschappen 


A prismakruis van Bauernfeind 
,, Onderh.wegen 


uiten voor deuren 38 % 
11.. Pol.Noonhuizen te 
het 
beleefd 


voordeeligste 
asruiten hier ver- 
uider 
sneden. 
op maat kunnen word. 


Arboleum 
Haven-en Loodsdienst 
2 Holland-deursloten m/krukken 
reserve Pol. Woonh. 


De Gezaghebber, 


directeur 


Openbare Werken, 


O = C - R A 


0a0 


.S.H.J. Zee eb xxx der 


geillw es meistres 


eged ae 


ne se 


A. M 


Aruba, 2 December 1930. 


Wel. Ed. Geb. Heer Gezaghebber 


van Aruba. 


WelEd. Heer. 


Verzoeke beleefd voor Openbare Werke alhier, van het Depar- 


tement vam Openbare Werke te Curacao, toezending te vragen van het 
volgende: 


1 Snijijzer met tappen voor gasdraad 


3/8 1 2 1’ 
voor gereedschappen 


A Prismakruis van Bauernfeind, 
Onderh. wegen. 
168 ruiten voor deuren 38 x 23,5 cm. 
voor Pol. Woonhuizer 
128 
ramen 33,5 x 22 cn. te Oranjestad 


(met het oog op brekage verzoeke toezending van 


voordeeligste afmetingen in oorsprongelijke ver- 


pakking; met glassnijder, opdat glasruiten hier 
verder op maat kunnen worden gesneden. 


50 Liter Carboleum voor Haven en Loodsdienst. 
2 Holland-deursloten met krukken (voor reserve Pol. Woonh.) 


De Techn. Ambtr. 
H. H. V. Mick 


Monsieur, 


et elle 


av exhilag 
hij heJiere 


vreset toov 


Tid 


Kesäkuwos: 
VAN CURAÇAO. 


T. VAN. 
DE PARTEMENT 
WILLEMSTAD, 12 December 19 


OPENBARE WERK 


No. 1147 


nummer te vermelden. 
Hierby heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van 
Uw eiland heb geaffecteerd, t.w.: 


887 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


LÄNDS RÄDIO DIENST 


Telegram No. 9148 


DIENSTAANWIJZING 
Oppenomen van Curaeao 


9-17 
-30 
Datum en uur 
Datum aanbieding 
EXTRA KESTEN. 
S 30 


Telegrafist 


Woordental. 
Gezaghebber. Aruba 


30 
Rut zes dezer verzoeke middee 
ing waarvoor en Loelang com¬ 
ressor gewenscht stop Heb geen 
kleine compressor, en kan groote 
bezwaarlyk en zeker niet voor 
eenigszins langen tyd missen 
Dirop Curacao 
compressor met meer noodig. Dérof 


Leende een by Panam 
Gezoghetter 


Cela nʼest 


- M 


affaire 


EMENT VAN CURAÇAO. 
GOU 


WILLEMSTAD, 12 December 1930. 


DE PARTEMENT 


OPENBARE WES 


No. 1147 


Gelieve bij beantwoording datum 
Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van 


eiland heb geaffecteerd, t.w.: 


873/1 


BEDRAG 
LANGENOMEN 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 10 Dec '30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 
Overseinen 


Antwoord 
en lisant ai- 


Bestemming 
Bode 


Aantal woorden 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
L I K A A L No. 


TELEGRAM 


DIROP CURACAO. 


JUT 8 DEZER COMPRESSOR NIET MEER NOODIG STOP LEENDE EEN BIJ PANAM. 


GEZAGHEBER. 


Monsieur le 


was 


UENT VAN CURAÇAO. 


VAN. 
WILLEMSTAD, 12 December 1930. 
DEPARTEM 


TERKEN 
OPENBAF 


e¬ 


" beantwoording datu" 


Hierby heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van 
Wm eilendgeaffecteerd, t.w.: 


6-12-30 


Dirop 


neke omgaand toezending k' 
somme 


Coobah 


S. 


aff 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO. 


DE PARTEMENT VAn 
WILLEMSTAD, 12 December 1930. 


OPENBARE WERKEN. 
No. 1147 


en nummer te vermelden, datum 
Hierby heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van 
Uw eiland heb geaffecteerd, t.w.: 


888 
GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 


20/1 LANDS RADIO DIENST 


G 29 
Telegram No. 
DIENSTAANwiJZING 
Opgenomen van Curacoo 
Datum en uur 20.8.30 opi 


Datum aanbieding 
EXTRA KOSTEN. 
/ y 
Telegrafist 


Woordental. 
gerheb Amba 
verzoeke opzenden teekeningen 
21 


en eventueele verdere gegevens 
voor alhier voor u maken van 


ramen en deuren zooals overeen¬ 


gekomen 


disop. 


in me, 


<INS> 
was 


MENT VAN CURAÇAO. 
GOU 


-T. van 
WILLEMSTAD, 12 December 1930. 
DE PARTEME 


OPENBARE W. 


No. 114 


en nummer te ver 
Hierby heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te be¬ 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van 


Uw eiland heb geaffecteerd, t.w.: 


Einenti staat ogen October 


No. 188 
BEDRAG 
LANGENOMS 
Gouvernement van Curaçao 


Kosten: 
Datum 21 Augs 1930. 
Lands Radio Dienst 


Overseinen 
Antwoord 


VERGESEIND. 
Bestemming : 
Bode 


Aantal woorden 


Totaal 
Door 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 


TELEGRAM 
DIROP 
CURACAO. 


UW SEIN GISTEREN VerzÖEKE ONGAAND TOEZENDING LICHTDRUKRAAM. 


GEZAGHEBBER. 


1 


Kämärijä 
was 


T VAN CURA 40. 


=== ===== 
WILLEMSTAD, 12 December 1930. 


OPENRARE WEDKEN 


No 1147 


Seliere bii haantwoordina datum 
UHoogEdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van 
Ihm eiland heb geb. 


October 1930 
Finantiestaat ov 


art. 118b/Aruba. 
chakke.is, 3/4".... 
galv.schakke.......... 


* *...... 


staaldraad. 


watoen 


de son 


heer 


nolie.... 


ukwit. 


nsbruin... 
114.60 
2 handstoffers. 


Die Directeur der Openbare Werken, 
De Adjunct-Directeur 
Secret Servt 


ghebber: 


and in the 


N 


Gouvernement 
was 


EMENT VAN CURA 


TRTEMENT VAN 
﻿ i 
December 1930 


NBARETEN. 


No 1147 


lieve p’s 
Hierby heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te be- 


richten dat ik de navolgende goederen ten laste van 


Im eiland heb geaffecteerd. t. w.: 


Finantiestaat over October 1930 


18b/Aruba. 
schak 


...... 
aad... 
P... 


:... 


handstoffers..... 
.......... 
f 114.6 


Fecteur der Openbare W 
Voor 


Direct-Directeur. 
Ceelt Sent 
was 


bber, 


irrteres 


ndVI 


GATEM 


.. 


.... 


...... 


Monsieur le 


mais 


.......... 


903 
voor archief van den Gezaghebber ) 


Mitg. No 151 


i 


Aruba, 10 Mei 1932. 


gezen heb ik de eer UHoogEdelGestrenge, over 


te leggen, een begrooting in duplo, voor het schilderen 
man het Entrepot te Aruba. 


De Technisch Ambtenaar, 


II. St. v. V. Bluck. 


Gezien: 


le Geza 


den Directeur van Ope 
rken. 


CURACAC 


903/17/ 


EMENT 
=== ===== 


DE PARTEMENT V 


OPENBARE WERKEN. 


No. 458/9 


ONDERWERP: Verf- en witwe 


Naar aanleiding van het schrijven van 10 


dezer No. 151/903 van den technisch ambtenaar 


te Uwent, heb ik de eer UHoog EdelGestrenge te 
verzoeken mij wel te willen berichten, of de 
bedoeling is, dat het voor bovengenoemd werk. 


benoodigde bedrag van f 790.– gevonden wordt. 


uit het voor gewoon onderhoud van's Landsge- 


bouwen bij de Gouvernements beschikking van 


20 April j.l. No. 487/130 toegewezen bedrag van 
f 9500.–, dan wel daar buiten zal vallen, in 
welk laatste geval ik nog gaarne de nieuwste 


verdeeling van het totale U ten laste van ar- 
tikel 109a door den Landvoogd toebedachte be- 
trag vernemen zou. 


De Directeur der Openbare Werken, 


Münnern. 
UM/PT. 


AAN: den 


Gezaghebber V 


Aruba 


(2) 
hooweg 
tevrsoe 


as isw i 


heisser 


amileebre 


963/ (voor archief van den Gezaghebber) 


No 161. 


Aruba, 18 Mei 1932. 


ergegen No. hos da. 


de eer U.R.E Gestrenge beleefd het volgende mede 
L 458/g. 


Heelen. 


=== ===== 


de gel. 


nous 
teld. 
ouderhoud 
3 
gebouwen en 


entie den 


3e de 


zware herstel- 


etc. geauthoriseerd kunnen wor- 
De verdeeling van die gelden is momenteel als volgt 


Schild 
6,7 geboue 


Gouv.a toor 
¬ 


undt 


Schildere 


sneek Mil: Pol.S.N. voorges- 


Le tres, il 
F. 6635.- 
totea 1 


lykt geauthoriseerd by beschikking No. 487/130 


dd. 20 April 1932. 


De Technisch Ambtenaar, 


H. H. V. O. Glück 
Den Directeur van Openbare Werken. 


CURACAO 
de Gezaghebber. 


JEMENT VA 


LEMSTAD, 24 Mei 1932. 
DE PARTEMENT VA 


OPENBARE WERKEN. 


jes a 
No. 508/9 


antwoording datum ; 
glovon 


Bijlagen: 2. 


ONDERWERP: Verf- en w 


Naar aanleiding van Uw schrijven van 18 


dezer No. 161/963, heb ik de eer UHoog EdelGe- 


strenge hierbij weder aan te bieden de begroo- 


ting in duplo van hooger genoemd werk met ver- 
zoek deze begrooting alsnog te verminderen met 


net bedrag der werkzaamheden, die ten laste 


van het gewoon onderhoud, als bedoeld in de 
beschikking van 20 April 1932 No. 487, zullen 


worden uitgevoerd. 


De Directeur der Openbare Werken, 


VM/PT. 
können. 


=== ===== 


wir Deutscher und 


=== ===== 


30 December 


Door dezen heb ik de eer UHoogEdelGestr. 


beleefd te verzoeken,ten behoeve van het Dept. van Open- 
bare Werken,alhier,de navolgende artikelen te willen doen 


opzenden: 


GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO 
LANDS RADIO DIENST 


Telegram No. — 
DIENSTAANWIJZING 


Dacau 
ogenomen van 


Datum en uur- 


Oatum aanbieding- 
EXTRA KESTEN. 


Telegrafist 


aghebbe 
Arn 


Ambtenaar stoomwezen arriveert 


zondag avond per Libertador 


Dirop 


Door dezen heb ik de eer HooghädelGastr. 


beleefd te verzoeken,ten behoeve van het Dept. van Open- 


bare Werken,alhier,de navolgende artikelen te willen doen 


opzenden: 


g rol blauwdrukpapier rollengte 
2 doz. Koh-I-Noor potlooden H.B. 


„ „ 2 H. 
idem 
nnzen vleugel 


2 reserve-trekpennen. 


Voorts verzoek ik beleefd Uwe bemiddeling 


tot het bekomen van een nieuwe schrijfmachine voor boven- 
genoemd dept., daar met de thans op dat kantoor in gebruik 


zijnde geen goed werk meer kan worden gemaakt. 


De Gezaghebber, 


den Directeur van Openbare Werken, 


CURACAO. 


1e 


oofte 


a ete 


Aruba, 7 Mei 1930. 


ƒ 1309 
( voor archief van den Gezaghebber ) 


Uitg. N. 259 


Amba 30 December 1930 


Den Welt C fech. Opnaghebber. 


Alhier 


Wettin 


Vernocke beleept voor 't kantoos openbare Werk 
Alhier, aan te vragen bij het Departement van 
Openbaren weeken te Curieren 


rol Clauwdenkpapies (zollingte 74 c/m) 
don. „Köh. I. Kön. Holland". H.B 


Wm 
2H 


C Januar Vlengels 


Receive - trekpenn 


Verder verzoekt ik U Ede nog aan te willen 


vraag 1 nieuwe utrijfmaerne das mit 
de thans op dit kantoor ingebruik zijnde 
schrijfmachne zur Goed wek mees ka¬ 
worden gemaakt. 
Hoozacken 


De teelen. ambts 


Doh 


Aruba, 7 Mei 1930. 


or archief van den Gezaghebber ) 


Mitq Nr. 257 


̃ ̃ 


Aruba, 29 Juli 1932. 


Met terugzicht op schryven No. 600/c dd. 11 Juli 


1932, heb ik de eer UHoogädelGestrenge beleefü voor te 


stellen, do nog uit te keeren gelden aan de weduwe H.J. 
Veehendaal, ten laste te brengen van: 
Art. 146. 1858 (bouw Douaneloods en asphalte ren pier 


1634 
te Aruba) en 
Art. 78. N.B.A. 1932 (bouw Dienstwoning by de distilla- 
96 - 33 
45 - " 
tie inrichting to Aruba.). 


Ieder ongeveer voor de helft, waardoor een even- 


redige verdeeling der gelden plaats vind, op die werken 
waarvoor de Heer F. J. B. Veenendaal het le halfjaar werk 


zaam is geweest. 


De Technisch Ambtenmar, 


H.D.H. 


Gezien: 


de Gezaghebber. 


Tireeteur von Openbare Werken. 


Curacao. 


de la 


d ai deu f 


Votre ami 
1 
OPENBARE WERKE 


N.o 1660 


Gelieve bij beantwoordino 


Ik heb de eer UHoog EdelGestrenge te berichten, 


t de Heer Administrateur van Financien heeft ge- 


oekt ten laste van art. 109a Aruba/1932: 


Verrekeningsmandaat No. 3320/1310 
24 Juni 1932............................ f 145.— 


per verrekeningsmandaat No. 1431 dd. 
8 Juli 1932............................ f 140.— 
zijnde in Nederland betaalde gelden aan de weduwe 
H.J. Veenendaal, wegens aan F. J. B. Veeuendaal toe¬ 
gekende uitkeering ten behoeve van zijne moeder over 
het tijdvak respectievelijk van 1 t/m 29 Januari en 
an 30 Januari t/m 26 Februari 1932. 


Ik verzoek U derhalve beleefd met een en ander 


rekening te willen houden. 


De Directeur der Openbare Werken, 


E/PT. 
können. 


den Heer 


Gezaghebber van 


APURA. 


Mei 1930. 


MENT 
, 
, il y a eu de 


Juli 1932. 
OPENBARE WERKEN. 
No. 66/19 


Celieve bii beantwoording datum 


en nummer te verme 


INDERWERP: Reservoirbouw voor de Landswatervoorziening 


te Aruba. 


Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te doen toekomen 


declaratie in drievoud van de N.V. Bouwmaatschappij 


Dyckerhoff & Widmann alhier, groot f. 100.–, zijnde 
laatste termijn inzake het bouwen van een olie-reser- 
voir voor de Landswatervoorziening op Aruba. 


Indien de oplevering van den opgehoogden weg naar 


behooren heeft plaats gehad, bestaat mijnerzijds voor 


bovengenoemde uitbetaling van f. 100.- geen bezwaar. 


Ik maak van de gelegenheid gebruik U te verzoeken. 


den technisch ambtenaar ten Uwent op te dragen een 
nauwkeurig verslag op te maken van den toestand der 


waterreservoirs na vulling en dit mij wel spoedig te 


willen doen toekomen. 


De Directeur der Openbare Werken, 
E/DM/AdG. 


können. 


AAN: den Heer 


Gezaghebber van 


ARUBA. 


Aruba, 7 Mei 1930. 


Monsieur le 
[DELETE] 


1952. 
Arub 
20 Se 


te vor xxx Gastrenss beleeft 
beleefd 


la peine 


Curacao gedane uite 


n 
wegen derselben und 


adresse 


de la 


prä omtve 
tatie 


sen kolom voor toelichting. 


staet b 


le reste 


et de kun 
mung im 
naarblykelyk 6 


intervoorzi 
un angevraagé 


's to me. 
sochst 


ne sa rien 


entvangen 
gedeelte 


sous les 
Kreisämtärz 


kommen da. 13 Augustus 1932, No. 872. 


De Technisch Ambtenkarm 
V.V.M. 


Gezien: 
un Openbare Werken 


de Gezaghebber. 


Curacao. 
A 


Aruba, 7 Hei 1930. 


en Gezagheb, 
was 


archief van de 


Aruba, 17 October 1932. 


ob ik de eer UlloogeldelGestrenge het vol- 
mede te deelen. 


mde ee 
e draai¬ 
o werk 


de vos 


auw verh. 


re school al- 
hier, daar het oude stul gebroken was. 


13 00 
von der 
permet 


nehroke was, en deslde me 
niet te weten hoe het 


komen was. 


T. Dit 


e sohete 
Höllamüsch 


mocht 
in No. 


-Typ. G.S.8.B. ga rne vernam ik Uwe beslissig 


N.P.N. N. 
onge vornomen, of 
praktyk 
diese 


te besaitten. Op my den indruk 


heeft gemaakt van weinig vakkennis 


eld verEhryven dd. 14.0 ct.Noß, No.324, als monster 
soogezonden. 
D.H.D. 


De Technisch Ambtenar, 
den Directeur van Openbare Werken 
Von 
acao. 


de Gezughebber. 


WAGEMAKER 


Aruba, 7 Mei 1930. 


(Voor archief van den Gezaghebber) 


-- Afschrift- 


14-10-32. 


I have this day inspected the lathe in the Public Works 


yard. The front plate of the too¬t traverse is broken and 


is a new break, there seems no flaw. I think the look stop 
must have left on while the xx sorew was in use for screw 
cutting. 


(w. g.) O. E. B. Wynn. 


nev Teldors 10 


Timnsat 


Sz-O.I. 


anrow olidul ani ni enusi eit bevoegani yåb aidi svan I 


bens mandord at earevært Ioot end to evalq tnort enT.bray 


xool edt xxxidt I.wall om: 
Berende, iserd wenn sxxx 


5 mør eaw ni asw weros beel end elinw no fiel ev 


Aruba, 7 N. ei 1930. 


soulu 
(Voor an 
Nebber) 


vort van de 


Von andere 
Stroloum Maatschap 
de Arend 


Mynhoor, 


De votre eden de draaibank in de werkplaats van Openbare Werken 


by bevonden dat de voorplaat gebroken was, terwyl my bleek 


renk nieus was. 
dat b 


Monsieur les mainsportas, buiten werking gesteld, en zoo 
a. toen de bank in re- 
Solator 
^ werd gesteld voor het snyden van 


w.g ( O.E.B. Wynn) 


dedgsseD neb mev Teidore 100V / 


adresseur des 


und zuvorleg tiefgroor et das nehors 


er wijnte Noorden 


guldten hebben 
Kleine 


voor Messen drei an. 


.S.E.O 3.W 


Aruba, 7 Mei 1930. 


G.Kal. 
an den He 
esdienst, 
Onderopz.Reiniging 
SAN NICHOLAS. 


Mijnheer, 


Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 5 Mei j.l., 


betreffende de rekening van Viana te San Nicholas, inzake het 
manaraeren van de trucks, deel ik U beleefd mede namens den 


zakelijk is, dat U voor 
koopt hetzij voor trucks, 
Amba 4 Aug. 30 
U afgeteekende bon 
An kwestie, bij het 
Geschte Hr Wagenmehrs 
le zijn de rekeningen 


eeren en kan nagegaan 
De Kosten voor het weder 
kel en werkelijk aange- 


in orde maken van de 
wordt geen rekening. 
Eenhekigden bringenning van 
fd wordt. 


de Cetmburg voir Roin hagen 
en grondige of dure 
Gelègen in the Nieuwe weg 


anbeveling, dat U alvorend 
vervoonaakt door een aanricht 


sopgave aan den reparateur 
mit-truck wt. 
Mons 1 


ten einde zijn goedkeuring. 
heer John. Ema c/o Zouden 
ties, wordt aan U overge- 
27 Juli J. L. worden door 
mij getauend op 4 25. — 
zijn. 
mir mij met een en ander in 
Belufd Opele 


ogachtend, 
F.T.F.N.K 
E. 


dergesesen 
100V 


ruba, 7 Mei 1930. 


a Heer 


MANNICHOLAS. 


Mijnheer. 


Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 5 Mei j.l., 


betreffende de rekening van Viana te San Nicholas, inzake het 


repareeren van de trucks, deel ik U beleefd mede namens den 


Gezaghebber, dat het in het vervolg noodzakelijk is, dat U voor 
elk artikel, dat U bij een handelaar aankoop, hetzij voor trucks, 


netzij voor andere doeleinden, een door U afgeteekende bon 
afgeeft,die de handelaar of reporateur in kwestie,bij het 
indienen van zijn nota overlegt.Zoodoende zijn de rekeningen 
alhier ten kantore makkelijk te controleeren en kan nagegaan 


worden, of de op de nota's vermelde artikel en werkelijk aange- 


vraagd en geleverd werden. Dus voortaan wordt geen rekening 
meer betaald, die niet met bonnen gestaafd wordt. 


Komt het voor, dat een truck een grondige of dure 


reparatie noodig heeft,verdient het aanbeveling,dat U alvorend 


de truck in reparatie te geven, een prijsopgave aan den reparateur 
vraagt,en dit den Gezaghebber voorlegt,ten einde zijn goedkeuring 


te verkrijgen.Betreft het kleine reparaties, wordt aan U overge- 
laten, of deze al,dan niet noodzakelijk zijn. 


De heer Viana is bereids door mij met een en ander in 


kennis gesteld. 


Hoogachtend, 


voor 


niging 
HOLAS. 


dans son 
voor gievnev der ni tod tah, redde 


& toov (Anden) goedmas raslehnsd mee tid U rub, feklvra ik 
mod obene überlegte Überhaupte aas, aabntefsob ehebas zoov tisten 


Vos tid, ou 
Østoger to raslsbaad ob eib, dieegla 


konner ob stis of ebooS.tgofnevo stom als av Neneiön. 


nný ne merselortnoo et Milekkam eromnsk net retdis- 


s Hlferzow ne høltis ebiemnev a stom eb 40 ob 10,nobrow 


5 PÈkow naséroov aviÖ.nebzow brevoies me ba 


v blæssen mennod tam delm old Blosled tee 


am to oglomorg mee Morrt noe tab, Toov ted Jm 


Enenovus Uacab, milsvednas ten Jnelbrev, sleed alboom eltsus 
tsmager ned pas evsagoating see neveg og eitsusgen ni Morrt og 


gnitwekbeog stda sädle nev, Øgeimeov rederdaszeö neb tib me, fgast 


Umse obrow, aaleszogen enkeid ved storres- 
12 Nov 6 


Die Auferesboom sein neb 


Van Meelen 5 Mei 1930 


Stachte heer Paap, 


Door den Sergegnt Ooye is namens 11 overlegging 


gewaagd van betrekkelijke boomen 
Bonnen zovalg U ze in de stad heeft heb ik niet in 


myn bezit en kan die dan ook niet afgeven. Evenmin 
heb ik bönnen van den Gezaghebber of heer v/d Heide 
Als toelichting kan slechts dienen dat de heer Vranen 


op mijn last of verzoek de goederen levert of bij 
herstelling of reparatres het noodzakelijk acht eenige 
zaken te voerneuwen waarleij myn goedkeuring. gevraagd wordt. 


Reparation in dergelyke vermeidungen dienen in het belang 


van den dienst zoo spoedig mogelijk te gebenen en is het 
voor mij een voorrecht door hem ook steeds met den 
meesten spoed te worden geholpen 
In de hoop dat 11 met het vorenstaande volstaan 
kunt heb ik de eer te 9 


na beleefden groet. 


Riethen, 
Karl 


Opz. kenigungsdreunt 


ust 27th 1930. 


AANGENOMEN. 
BEDRAG 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 24-7-30. 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


a. Overseiner 
Antwoord 
rerere 


Bestemming: 
Bode 


Aantal woorden. 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 
Telegram 


Seykens per adres firma Troost. Curacac 


Wegens uitstel werken tot volgende dienst geen hulp noodig 


van der Heide 


nd 


I hereby ask you the favour to deliver 


to bearer the material for the 10 police houses and 1 
chief house at Oranjestad, as written on the list already 


given to you. 
for. The lt.Governor. 


ook 
manigen publie werks. 


Cors 


SAN ICHOLAS. 


gevlieb od meval adt sey das yor 


heased soileg Of and wol alsirem adi reused oder 


he ist auf und xxx 
Dasselasre xxx werde 


1831 


uni 1930. 


daar aanleiding van Uw schryven dd. 


dezer, waarin U zich beschikbaar stelt to 
leveren en plaatsen van cantu, 
de af- 


rastering van den nieuwen weg naar n Nicho- 
las, verzoek ik U beleerd mede te willen dee- 


len of U genegen is de cartussen voor f.0.30 
per Meter te plaatsen, waarna Uw verzoek 
overweging 
zal wer- 


De Geasghebber, 


des 
den Heer 
n’ancisez 


Francisco Arends, 


Arend, 


baneta 


Aruba. 


11 Juni 1930 


Aan den Hoogedelgestrengen Heer 


Gezaghebber van Aruba 
alhier. 


De ondergeteekende Francisco Arends, van beroep 


landbouwer, wonende te Sabaneta, neemt de vrijheid zich 
hierbij te wenden tot U Hoogedelgestrenge, zijne diensten 
beleefdelijk ter beschikking stellende van het Bestuur, 
voor de omzerking van al de terreinen,waar de nieuwe weg 


Stad -St Nicolaas door moet, met levering van de noodige 


cactussen voor dat doel,en beginnende van af zijn conces- 
siegronden te Sabaneta, tegen nader overeen te komen prijs 
met U Hoogedelgestrenge. 


Hoogachtend, 


pp. 38 
Francisco Arends 


venslande noch gem. 
des nt. 
voor 
ihn in es gern gerufen seyn, 
un des plus 
nal das wils 


us zijn verzoek heute 
seke 


de mon ami 


6 Juni 1930. 


Arula 5 Juin 1930 


Aan den Hoog EdelGestrengen Heer 


gezaghebber van Arula¬ 


Met beleefde referte naar het schrijven 


van den heer Paap, namens Utloog Edellsestrenge 
aan my gericht dd. 7 Mei d.j. nopens het doen van 
grondige reparaties aan de trucks ten behoeve van 
den Reinigingsdienst te San Nicolas, gij het my 
vergund het navolgende mede te deelen. 


het oogenblik zijn beide trucks buiten dienst 
De „Dedge(oude trinck) behoeft een condensor, tot 


het aanvallen der battery met electrischen Choom¬ 
De Sord" behoeft na 6 à 7 maanden geregelden 
dienst noodzakelijk te worden geschraapt en opnieuw 
onder meine of verf te worden gebracht, terwijl 
Qulch, rem alsook waterponp en switch wederom 
reparatie vereischen. 
Van den Viana (garage) kan ik momentaneel 


niet de spoedvereischende herstellingen gedaan 
krijgen, aangezien hij volgens aan my gedane 
mededeeling geen mechanieren meer te gynen 
dienste heeft, hoewel hij persoonlijk gaaris voor 
my het een en ander zoo willen doen.Mel. 


II. 


het deze mededeeling voor oogen heb ik de 


Fod truek reeds twee dagen n.l. 4 en 5 Juni 
bij hem gebracht teneinde te worden nagezien 


Ik zog my evenwel hedenmiddag verplieht 


waar in die 2 dagen tyds niets kan worden 
verricht, myn toevlucht te nemen tot de 
Surinam Barage. (zeker hier Alvares) die zich 
bereid verklaarde alle noodige reparaties aan de 
Tord met den meesten spoed voor mij te 
wellen doen. 


Aan reparatiewerk gaat een uitgave van f 75.- 


gepaard en voor het schrapen bikken en schilderen 
de Kosten ad f 75, bedragende in totaal aus f 150. 


De heer Viana Chargeerde voor het schilderen 


C.a. - f 125. - 
In der reparatie. 


Onder mededeeling van het vorenstaande 


en gelet op de vele herstellingen steeds door 
de Frana Sarage" verricht is by my het 
plan opgekomen W: Hoog EdelGestrenge voor te 
stellen om 1. mächtigere den Heer Alvares 
de vereiselse herstellingen en het schilderwerk 
aan de Fond trock op te dragen of toe te wyzen 


Beliefdelijk W Hoog Edel gestrenge's aandaelt 


vestigende op de urgentie van een en ander, verzoek 
ik zoo mogelijk, telefomsch met uwe beslissing te 
worden in kennis gesteld., 
Van W Hoog Edel.Gestrenge 


De Liehster. dienaar 


Kremyngs 
Kars. onderop. 


Uw se 
erkomt, de 


tie, 


Schikt 
specialen Ford-repa- 


rateur. 
Wy Oerste de Dedge-truck 
erzoek ik 
xx te doen toel 


[?] 


-, 


koop van een condensor overgaat. 


De Gezaghebber, 


Dachte Heere Wag¬ 
akec 
Dit schrijven is 


Ausievelyk aan my 
desU.Ed. ee¬ 


Onderopzichter Reinigingsödienst 


Nieho 


receks 
henk oder 
U.Ed. op Bmab 
allen geschiedt 
Belafd gevesend 


Sie desselben 


Ceëet Geur 


uscevelyck 


vases) 


santen 


I spoed 


de 


de 


Le 
le reste 


des Comptes 
élief des 
euge 


op de 


ik 300 m 
met Uwe beslissen 


nden in 


Edel Gestrenge 
des 


interêtre 
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BELMACORP 
SOMLING S. C. 


A.B.C. 5TH EDITIO 
SELMA MARCANTILEta (ORPORATION 


LIEBER'S 
24 STATE STREET 


Kav. York. May 1, 1930. 
nous 


re Werken, 
. D.W. 


v. d. Heide Director 
Atter 


Ramil 
presentative, Mr. E. J 


on a business trip. 
tried 
of the 
about 


the was unable to see 
his 
s, butmuc 


However, 
of and he now advises 
he had 


orde 


=tention you offha 
best att 
satisfactory to your goodself. 
geachte Heer offe¬ 


de char. 
service, 
the conditi 
these 
maker, 


an Openbare Werken an 
tement: 


Juracao, to whoin you may ask for 
Dit schrijven is. 


abusievelyk aan mijn 
pleasure 
ery soon we will 


what 


adres bezorgd. 
in adv 


ortunity to place ourselves at 
Ik moge il en 


overweging geven geen 
Respectfully yours, 
directe bestellingen 
SELMA MERCANTILE CORI 
RATION 
te laten plaatsen 
G.O. Wintermit 
doch zulks door tus. 
Resident 
schenk ouist v/h Dept. 
Jan O.W. op Cmaçao 
te laten geschieden. - 


Belleefd groetend 


der dienstw. 


Peelet Guis 


19/5/30. 


et so 


susuwelyk 


Alvace elle 


Spoed 


e. 
ee de 


wee 
ee eede e 
eee mee eeere cenae 


Boebeee eeec 
de 4. 
tee de ctee 


perepe aeregenesenen 
weleneten etae 
Kom 
e eeete 


Ue. Ed. 


eedeten 


geleefdely 
op de 


1119. 


GALMACORP" 
LÈNÉRÉ 


B. C. 5TH EDIT 
SELMA MARCANTILEtaick CORPOSATION 


24 STATE STREET 


New York, May 1, 1930. 
de ses 


rken, 


on of Mr. v. d. Heide, Director. 


E. Felipe Ramir 
entative, Mr 


and tried 
usiness to 
is. ago on 


o his 


me was unable to so 
regret h 


of and he now advises 


hopes that 


order to offer of anticip 
the like 


our ser 
u offharour services. 
tion and 


to your 
oodself 


e charge 4% commi 
er servie 


these are the co 
per as 


bare Werken an 
artement van O 


enst of Curacao, to whom you may ask for 


Honing that very soon we 
„ 
have advance 


ourselves at ye 
apport 


fully yours, 


CRANTILEtaGORORATION, 


G.P. Wintermit 


Resident 
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In 
2 eylinder 30 P.K. Kiombaat 


mator. 


Onderdeelen voor de loodsboot te San Nicolaas 


Duplocaat 


Bestelling Smederij via Op. Werken 


omp. 


Kreisämtlote beermachine 


ikschreef ne 


Etenisch laschapparaat 


psnijder 1/4 t/n 1½m 


rile 


7dn dikte 2dm 
deelte pomp. 


en 
erlang ½ duvindik 
Vijlen 


febasterde vijl 
in duin 


noctie 


platte 


1 halfrende gebast. vijl 


Ambt 25 - Augustus 1930 
Februari 1930. 
Ondergeteekenden verklaart das 


mine komfoor van de 
his best 
militaire politie met quepa 
rende kam worden 


Ses Tielm. Amts 


F.F.H.M 


p3 pili. stom 
[will over.] 


wasively & 


1i7 


2 sylinder 30 P.K. Kromhoal 


mator. 


Onderdeelen voor de loodsboot te San Nicolaas 


Duplaat 


Bestelling Smederij via Op. Werken 


Comp. 


raaibamplete beermachine 
ankschreef ne 


Enisch laschapparaat 


Dijpsnijder 1/4 t/m 1½m 


te winkelha 


amerilsteen dia 
11 dikte 2d 
flatham 
edeelte pomp. 


10 Kil. 
of lang ½ duvindik 


Vijlen 


gehasterde vijl 
If duim 


zeetv. 


halfrende 
vij 
^sterde 


ttestas 
10 Februari 1930. 
etvijl 


1 mervigste vijl 


15. Maart 1930 


Is al besteld 


dans le 


2 eylinder 30 P.K. Kiombaat 


moton. 


Onderdeelen voor de loodsboot te San Nicolaas 


2 Voorwannschotel. 


2 spring voor reguteer. 
4 pluier voor de ondergedeelte pomp. 


perspomp. 


4 Köperringen pechen. 
1. ½ duim 5/8. sleutet 
1 engelsche sleutel. 
2 riemen 
2 bus van koper voor de ondergedeelte pomp¬ 
4 leers buitenboorspomp. 


greeskop. 3/8 iedereen 
meter vet peching voor de schoeflang ½ duim dik 


„ 3/8 duim dik. 


San Nicolaas 10 Februari 1930. 


Hans. 


le reste 


M ri 


BEDRAG 
AANGENOMEN. 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 1913-30 
Kosten: 
Lands Radio Dienst 


verseine. 
Antwoord 
VERGEEIND. 
Bode 
stemming 


Aantal woorden. 
Totaal 


DIENSTAANWIJZING 
Lokaal No. 


Telegram 


W Hoefer Apart 242 
Maracaibo 


Please cable when gutters etc will be expected 


Governor Aruba 


aussi 


70. 


- Lbs. r-a-t-d-G-G. r R. E. p. r. 


Kilos O.25 


geeft hier 
ctyle fishlesschen 
verze 
belegr. 
drie flesschen aan 


in een 


naerly 


INJURT l 


1941 


C & CARIBBEAN STEAM N.P. 


C'ATIO 


THE 


Könn. 
mijne 
ene ote 


DETNEEN 
VÈNEZUELA 
LORICO CURAC 
﻿VEN 
iW YORK, PÖRτοῦLING NOT NEGOTIABLE 
STRAIGHT 


substitute or 


gation Co¬ 


Hollandt. 


hereint 


Receiued by The Atlantic & Caribbean Stecke 


JORTED 


he shippe 


seine 


in appar 


dans la peine 
chereof, 
per, cons 


named on the back 


PONAS FOLLOMS 
D. E. HERERY MITTALLY AGREED 
TERMS OF THIS Conrnt 


ed, notice 


N:o III. 


Votre trèsse de l'exposées. 


Mikkelin könnä 


Mikkeiten 


Keskinkerta 


nisten 


a of all the terms and pr 
reight is adjusted in cons. 


desisner, and 
Recembre for, but shall 


tion of the it de 


make the 


(CONTINUED ON OPERPAGE) 


Form F 


STRAIGHT BILL OF LADING NOT NEGOTIABLE 


(CONTINUED FROM OVERPAGE) 


of lading. not apply thereto nor any provisions of 


Londres 


theolts of the pa 


Stadins shall be 


sistent herewith 
so far as inc- 
other disadvantage 


Monsieur le dernier 


or of any 


29. The Shipper, Vessel, Consignee, trends, Referred to overpage as mentioned or described on this side (back) hereof are as follows: 
Shipper. URACACSCHE PETROLSUN INDUSTRIE MAÄTSCHAPPLJ. GURAGAD Vesse! S.S. MARAGAIRO 


,.. 
Ist J 
Destination of the Goods Oranjestad, ARUB/ 


Vilege to substitute, transship and other prixVileges as hereinbefore provided. 
NAOADA 


Consignee The Govern 
B/L Number 
SEIPPER'S DESCRISTION OF GOODS 
(Carrier's r. 


being limited as hereinbefore provided.) 
Mwerke 
IMPORT 
Numbers 
FREIGHT 
PACKAGES ANDENTENTS 


LICENSE NO. 
KILOS 


pioces lightbuoy. 
1.000 


Length Chain. 
onses 
Parts for lightbuoy. 
L107 


Prisseren 
DUE TO 
̃ N°T. ̃ 


On goods required to be delivered by chap marks, an extra charge of three (3) cents per package is to be paid. 


3O. AND FINALLY in accpting this Bill of Lading the shipper, owner and consignee of the 
FREIGHT ON 


Goods and holder of this bill of lading agree to be bound by all its provisions, on this page and 
12 11 „ Cft. Q.25 
-per Cft. 


overbage, whether written, printed or htamped, as fully as if signed by all of them. 
Kilos 
per 1000 Kilos 


Lbs. Pmerger 2240 Lbs 
wittness whereof, THE ATLANTIC & CARIBREAN STEAM NAVIGATION 


um by its Master or Agent of the vessel has signed this bill of lading. 


Dated at Curacao 
1930/ 
January 21st, 


U. S. Gold S 


hier 


1.299 


8me r. N.r. 


remits for liw for Lighteuoy. 


Nous nous avons 


che über finden können. 


S. F. P. 


FREIGHT 


Jossel Maracalesel 


Monsieur le Comte de 


- 1- '8 ̃- 


MÈD FED FRON 


(CONTIL) 


cargo, passeng 


Vetention, shall have 


ne parties thereun¬ 


(Carrier 


Numbers 


L & CARIBBEAN STEAM NAVIG 


Vous 


Josqu'au moins précédé de l'affaire. L'exposé sous sommaire à l'éprouvement dans le dernier. 


To the said 


YORK, PORTO RICO, CURACAO AND VENEZUELA 
E. E. 


STRAICHT PII LOELADING NOT NECOTIÀRIE 


s’includins said Compeand any of the 
2. Æthantie & Caribbean, Steam Navigation Co., (the term Carrier herei) 


bekommen sein. 


substit 


Rereine 


(was the 


février 


(subject 


deessel herensums payable 
Kippel, Consignee; 


fright and other 
in mann 
pang 


ERTHIS CONTRACTussich aancterery MUTUALLY AGREED UPON as FoLLOMS; 


11. 


of danger, dann 
all the terms and 
consideration of 


med only representatie 


facilités 


de son ou de 


ONTINUED 


VEGOTIABLE 
ZL OF LADING 
STRAIGHT p 
(CONTS) 
OVERPAG 


täjänistä 


In exchende 
of the parties thereunder 


and cond 


stage or danger tolensel, cargo, 


Länthnerin 


mentioned or described on this side (be 
In and Goods, Referred 
as follows: 


le dernier 
Departement vor 
penbare Werke. 


Exported to said Febr. 11, 1930 
Restination of the Good Arrins 


périvelle. 


IVLA 
No I 


naghebber, 
Consignee- 
Den Heer 
CHIPPER' 
limited as 
quidest 


Carrier's res 


Münks 
Numbers 


PACKAGES AND CONTENTS 
KILOS 


16 signal flags. rope 
adde essed 
case 


1 jug alcohol 


OISASIO 
Nots 


Kug 1 ###5.- 


de tous les 
J. A. C. K. d. r. 


MARINE ET COLONIES 


S. CIT N-E.T. DUE 11 


PROTEC 


On goods required to be delivered by chap marks, an extra charge of three (3) cents per package is to be paid. 


-10. AND FINALLY in accepting this Bill of Lading the shipper, ow-er-and consignée of- the 
FREIGHT ON 
ger Cf 
Goods and holder of this bill of lading agree to be bound by all its provisions, on this page and 


over1age, whether written, printed or trinted, as fully as if signed by all of them. 


per 2240 Lbs. 


In witness whereof, THE ATLANTIC & CARIBBEAN STEAM NAVIGATION 


CO., by its Master or Agent of the vessel has signed this bill of lading. 


GHT pp 


RÉPAU 


Dated at Curacao February 11th 1930 


J. S. Geld 


Agent 


moins que congé aussi le chomtesse qui n'est pas ainsi jugé parvenu dans le plus 


F.TrubyKing. 


per 000I 


Kellandistä 


3i7 


Juli 420 


913 
Haven en Leedsdienst Oranjestad 


les ontruyés 


wenn eis nambreng 
Den Heer Gezaghebber 


ARUBA 
tombamcken van 


de Spaametshagoe 
Königkebben von 
Ontvangen van O.W. te Curacae per 


schaener Fedalma den 4en Maart 


reer Oraniestad 
etuksKiesikoppen voorsleepbeet 


aas 


2 stuks 


(word verzo 
7 Maart) 
ormede kennis, dat hij 


flesschen naar Curacae 
de Havenmeester en Leeds 
scha. 


6 Maart 1930 
lees daarvan kennis 


Bijmon 


Gester en Leeds 


Gymons 


ou je ne 


F.TrubyKing. 


761. 


COMilderung des 


desdaten ihrer stücken. 


3i7 


Amba 7 Juli 1930 


C peachte Hr Wagenmaker's 


Heuby doe ik 21 E 11 toekomen¬ 
ont coup 


bei Nambourg 
overeenkomst betreffende het lever 
van kalksteinen, möchten de betonbanden van 
hat meinwe weggedulle. Oostruyde Spaanich Lager 


St. Nicolaas, tusschen die Obrighebten von 


haven en Leedsdienst Oranjestad 


Den Heer Gezaghebber 


Oranjestad 


Onderget, geeft U hiermede kennis, dat hij 


den 8en Febr.1930 3 ledige Acyteleenflesschen naar Curacae 


verzenden per materschip Rie Hacha. 


Denzelfden datum tevens draarlees daarvan kennis 


gegeven aan Directeur O.W. 


Heavenmeester en Leeds 
Oranjestad 


Gymons 


aussi 


Geschrengen 


JÜN WÄNIS WýýS NÄFÄBINÄS P PÖL'ÖNÄTÆ ΘΙΟΙ? 
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Amba 7 Juli 1930 


C. Jeachte Hr. Wagenmekers 


Heuby Hoe ik 21 E „ toekomen 
on out with 


overeenkomst betreffende het leveren en aanbreng 
van kalksteinen, zu sehen de betonbanden van 
hat meinne weggedulle. Oostzügde Spaamets Lagoen 


St. Nicolaas, tusschen die Copneglebte von 


Ambassadeur en den heer A.M. tunds 


Beliefer deel ik 112„ nog mede, dat de 


bij de ovenenkomst behoorende Voorwaarden ook 
door U Edieu de heer Aunds en rujue borgen moet 


worden onderhebend, alles te zugeben met hegeben 
van 50 ct. 11.10.2. op iudem blatt ein regel van 
50ct. waarbij de afmeting v/h blik het regel 
formaat met mag ovantrijden 


Belufs Cpt 


H.F.H.C.N. 


The Th v d beyde 


account. 
J.H.doge 
Ostaine mitring ik in 


michrijvings beljekt 
Vereemkog 
Wie zyn de bogen opgegeven 
- boven, 
mit mr 


als die het contract 
votr 
van getekt 


was been 


vusieur 


„ „ 8 „ —: — : — 1/1/11/11 


sije 


Aruba, 3 December 1930. 


Geachte Heer Wagenmaker. 


Hierbij doe ik U Ed. toekomen, een ontwerp overeenkomst 


betreffende het leveren van materialen, en het aanvullen der bermer 
an den nieuwen weg Oranjestad - St. Nicholas, van af de westzijde 
100i Lamoen/Schi tot St. Nicolaas, tusschen den Gesaghebber van 
ruba en den heer A.M. Arends, aannemer te Oranjestad. 


Beleefd deel ik U Ed. nog mede, dat de bij de overeen- 


komst behoorende voorwaarden ook door U Ed. en den heer Arends moet 
worden geteekend, alles te zegeln met zegels van 50 cents d.W.z. 
op ieder unicaat een zegel van 50 cents, waarbij de afmeting van 


het blad het zegelformaat niet mag overschrijden. 


't Is in Holland bij Openbare Diensten gewoonte, dat 


het origineel alleen gezegeld wordt en onder berusting van den be- 


trokken dienst blijft. De aannemer krijgt alleen een afschrift der 
voorwaarden tot zijne beschikking. 


Beleefd groetend 
Voorwaarden Kopjegels Aalf 


De Techn Ambtenaar 
Contract op zegel H. H. v.O.A.C. 
Aan Paap 


10/3 


Aan Administrateur opgezonden? 


le reste unely 


S 
1 1 1 1 
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Aruba, 3 December 1930. 


Geachte Heer Wagenmaker. 


Hierbij doe ik U Ed. toekomen, een ontwerp overeenkomst 


betreffende het leveren van materialen, en het aanvullen der bermen 
aan den nieuwen weg Oranjestad - St. Nicholas, van af de westzijde 
Rooi Lamoen/chi tot St. Nicolaas, tusschen den Gesaghebber van 
Aruba en den heer A.M. Arends, aannemer te Oranjestad, 


Beleefd deel ik U Ed. nog mede, dat de bij de overeen- 


komst behoorende voorwaarden ook door U Ed. en den heer Arends moet 
worden geteekend, alles te zegeln met zegels van 50 cents d.w.z. 
op ieder unicaat een zegel van 50 cents, waarbij de afmeting van 
het blad het zegelformaat niet mag overschrijden. 


It Is in Holland bij Openbare Diensten gewoonte, dat 


het origineel alleen gezegeld wordt en onder berusting van den be- 
trokken dienst blijft. De aannemer krijgt alleen een afschrift der 
voorwaarden tot zijne beschikking. 


Beleefd groetend 


De Techn Ambtenau 
H. K. v.O.A.K. 


Zinsensevely 


Helsingin lääneissä 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen den 


Gezaghebber van Aruba, contractant ter eener zijde, en den heer 


A.M.Arends, aannemer te Aruba, contractant ter andere zijde, be- 
treffende het leveren van materiaal, bemoodigd voor het aanvullen 
der bermen van den nieuwen weg Oranjestad - St. Nicolaas, vanaf 


de westzijde Rooi Lamoenchi tot St. Nicolaas. 


Art. 1. 


Contractant ter andere zijde verbindt zich tot het 


uitvoeren der werken, zooals deze in de bijbehoorende voorwaarden 
zijn omschreven. 


Art. 2. 
Voor de uitvoering van de in het vorig artikel genoemde 


voorwaarden, omschreven werkzaamheden en leverancies, ontvangt de 
contractant ter andere zijde de somma van 70 cents per meter weg. 


lengte. Betalingen daarvan geschieden volgens artikel 3 van voor- 
noemde voorwaarden. 


Aldus overeengekomen te Aruba... December 1930 


De contractant ter andere zijde. De contractant t er eener zÿde. 


2 3 3 8 10 


2i1 


Voorwaarden voor het leveren van materiaal, benoodigd 


voor het aanvullen der bermen van den nieuwen weg 
Oranjestad-San Nicholas, vanaf Westzijde Rooi Lamoenchi 


tot San Nicholas. 


MSCHRIJVING. 


Art. 1. Het werk bestaat in het leveren van zand en steen 


voor de bermen breed 2,5 M., vanaf de kant asphaltweg, on- 


der een maximum helling van 1 : 10 en minimum helling 


1 : 25. De bermen moeten worden opgehoogd met kalksteen- 


holders afm. 25 X 25 c.M. en afgedekt worden met 15 cM. 
zand, 2,5 c.M. boven buitenkant weg. Waar noodig wegens 
grootere diepte,de buitenkant berm onder helling van 


15 op 1 op te zetten van groote balders,bij de duakers 


eveneens,overgaande in een helling van 1 op 1,vlak onder 
de rei en op te keggen. Aansluitende zijwegen op te hoo- 


gen onder helling 1 : 10. Verder alles op te leveren vol- 
gens de eischen van goed werk. 


TJDSBEPALING. 


Art. II. De aannemer moet direct na de gunning van het 


werk,de werkzaamheden doen aanvangen en die zoodanig 


met kracht voortzetten, dat per dag minstens 400 M.weg- 


lengte wordt klaargemaakt, terwijl het geheele werk in 3 
weken na de gunning moet worden opgeleverd. 


Het aantal dagen,waarop tengevolge van de weersomstan- 
digheden niet gewerkt kan worden,geven recht op termijn- 


verlenging met een overeenkomstig aantal dagen. 


BETALING. 


Art. III. De betaling van het opgeleverde werk geschied- 


wekelijks, tot en met Woensdag van iedere week,waarvan de 


uitbetaling op den daarop volgenden Zaterdag plaats vindt. 


KORTINGEN: 


Art. IV. Wegens het niet nakomen of verrichten van elke 


in strijd met de bepalingen,genoemd in voor- 


gaande artikelen,of de bevelen der Directie, 


kan een korting op de aannemingssom worden toe- 


gepast van f 10,— per dag,ingaande den dag, waarop 
de aannemer daarvan schriftelijk wordt kennis gege- 
ven, tot en met het tijdstip,dat naar het oordeel der 


Directie, niet meer in strijd wordt gehandeld met de 


bepalingen voornoemd. 
Voor elken dag, dat het werk later wordt opgeleverd 


kan de aannemer f. 25,-- worden gekort,ingaande bij 


schriftelijke kennisgeving daarvan. 


BESTEDING. 


Art. V. 
De prijsopgaaf per meter weglengte,moet geschieden 


op zegel van 50 cent voor of op 29 November 1930, en 
worden ingeleverd ten kantore van den Gezaghebber van 


Aruba. 


Oranjestad, 25 November 1930, 


De Technisch Ambtenaar, 
A.F.C.Hulle 


Gezien: 
De Gezaghebber, 


Wagemaker 


Jeden den 


111. 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen den Gezag- 


hebber van Aruba, contractant ter eener zijde, en den 


heer A.M. Arends, aannemer te-Aruba, contractant ter ande- 
re zijde, betreffende het leveren van materiaal, benoodigd 


voor het aanvullen der bermen van de nieuwen weg Oranje- 
stad-San Nicolaas, vanaf de westzijde Rooi Lamoenchi tot 
San Nicolaas. 


Art. 1. 
Contractant ter andere zijde verbindt zich tot het 


uitvoeren der werken, zooals deze in de bijbehoorende 
voorwaarden zijn omschreven. 


Art. 2. 
voor de uitvoering van de in het vorig artikel ge- 


noemde voorwaarden, omschreven werkzaamheden en leveran- 
ties, ontvangt de contractant ter andere zijde de somme 
van 70 cents per meter weglengte. Betalingen daarvan ge- 


schieden volgens artikel drie van voornoemde voorwaarden 


Aldus overeengekomen te Aruba, den 4e December 1930 


De contractant ter andere zijde, 


De contractant ter eener zijde, 


Elbenol 


Wagematken 


1s1 


V dSbeyde 


Aruba 29en November 1930 


De ondergeteekende, A. M. Arends, aannemer alhier heeft 
de eer UEd te berichten, dat hy bereid is, het aanvul- 
len der bermen van den nieuwen weg O-S.M. vanaf West¬ 
zyde Rooi Lamoenchi tot San Nicolaas uit te voeren te- 
gen den prys van zeventig centen per Meter weglengte.- 


Uw. dw. dr. 


Herr Wagemaker 


Zaghebber 


Alhier 


was 


Tit 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen de Gezagheb- 


ber; contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman, aan- 


mer te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 


het leveren van balders per yard3.,met inbegrip van het 


19 


tus 1930. 


Door dezen heb ik de eer U beleefd mede te 


deelen, dat de kosten voor het weder in orde maken 


van de beschadigde brugleuning van de betonbrug o- 


ver Rooi Lagoen gelegen in den nieuwen weg naar Salz 
Nicholas,veroorzaakt door een aanryding met een Uwey 


trucks,op Zondag 27 Juli j.l., totaal f.25.- gulden be- 
dragen. 


Ik verzoek U beleefd my te willen mededeelen 


of deze schade op U, dan wel op Uwen chauffeur moeten 
worden verhaald. 


De Gezaghebber, 


Alhier. 


ist gesloten tusschen de Gezagheb- 
Onderhandsche overeen 


ber contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman, aan- 


er te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 


het leveren van balders per gard3.,met inbegrip van het 


SAVONETA, 24 Juni 1930. 


gen Heer 


ebber van Aruba. 


HoogedelGestrengen Heer, 


In gevolg van öw publicatie ter aanbesteding 


de weg spaansch Lagoen-Sint Nicolaas, heb ik de eer U hierby de my 
te doen inkomen. 
Aangezien ik in die streken woon en een degelyke kenner ben van 


daar vereischte aangelegenheden, en beschik over 6 trucks met he 
groote voordeel dat ik bovendien twee uitgestrekte gronden bezal 


vol met steenen, ben ik besloten om UedGestrengen(er mehr bieden) 
net werk aan te nemen voor Fis.O.50 (vyitig centen) Tager dan ne 
laagste bod,dat U hebben mag.- 


ik ben overtuigd dat ik het werk naar voldoening kan uitvoeren en 
bovendien met een voordeel voor de Gouvernements-Kas. 


Referenties van myn p. 
zyn ten alle tyde te verstrekken. 


Een gunstig ant. 
gestrengen tegemoet ziende, teeke 


ik met de meest. 


Luiw Porkel 


PASKEL 


bavoneta. 


dat op een derzelijk omtore 


Mel kan worden ungegoan doch 
dat behoorlijk moet worden einzendres 


10 


Onderhandsche overeen 
ist gesloten tusschen de Gezagheb- 


ber; contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman,aan- 


nemer te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 
het leveren van bolders per yard3.,met inbegrip van het 


verspreiden en onder talud aanbrengen,voor en ten behoe- 


26 Juni 1930 


Aan den Hoogedelgestrengen Heer 
Gezaghebber van Aruba. 
Alhier. 


De ondergeteekende Lino Paskel, van beroep 


aannemer, wonende te Sabaneta op Aruba, neemt de vrijheid 
zich hierbij te wenden tot U Hoogedelgestrenge, naar aan- 


leiding van de oproeping voor de levering van kalksteenen 
voor den bouw van den nieuwen weg stad-St Nicolaas,en wel 


voor dat gedeelte beoosten het Spaansch Lagoen,met eer- 
biedige mededeeling dat hij bereid is de levering van 
steenen No 1 en No II te doen, ingevolge de te stellen voor- 


waarden van het Bestuur, naar reden van f 7.- ( Zeven gul- 


den) per strekkende Meter. 


Hoogachtend, 


Leino Parkel 


Ougelain 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen de Gezagheb- 


ber, contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman, aan- 


per te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 


het leveren van bolders per yardß.,met inbegrip van het 


verspreiden en onder talud aanbrengen,voor en ten behoe- 


ve van het verhoogen der dam in het Spaansch - Lagoen. 


ART.2. 


nde ntae nak retoaa¬ 
einds. R. 


J.H. E.MAN 


ARUBA, D. W. I. 


" Aruba, den 25 Juni / 930 


In verband met de by aanplakking 
uitgeschreven aan besteding voor het 
leveren en aanbrengen van steenen 
tusschen de betonwanden van den 
weg naar St Nicolaas van af Spaansch 
Lagoen. Leb ik de eer U.H.E.G. mede te 
delen, dat ik bereid ben, dit werk 
us te voeren tegen eene betaling van 
f 7.50 per strekkende Meter. 
By deze aanbieding blyft uitgezonderd 
dat gedeelte van ongeveer 70 Meter; aan 
vangende van af de Oostkaut van 
boven genoemd Cagoen dat buiten 
verhouding veel dieper is dan ergens 
ander op de heele lengte van den weg¬ 


Hoogachtend 


HfremdsRz 
Aan den Hoog Edelgestr. 


Ongeldig niet op regel 
Heer Gezag hebben 


van 


gens 
Amba 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen de Gezagheb- 


ber, contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman, aan- 


nemer te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 
het leveren van balders per yard3., met inbegrip van het 


verspreiden en onder talud aanbrengen,voor en ten behoe- 
ve van het verhoogen der dam in het Spaansch - Lagoen. 


ART.1. 


tenagtant ter andere zyde verbindt zich tot het uitvoe- 
¬ 
des 


hijsopgaaf gevraagd, voor het 
leveren ein aanbringen van kalk. 
steenen, tusschen de betonbanden 
van het nieuwe weggedeelte bois¬ 
mijde spaansch hagern tot 11. Kretär 


voorwaarden betreffende bovengenoemd 


with liggen ter inrage ten kantore 
van deme jenighebber van Amba¬ 
cedere weikstag van 9-12 nur v. m. 
tot en met Juni 1930 


De Genaghebber 


de cette 


1 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tussohen de Gezagheb- 


ber, contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman, aan- 


der te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 


het leveren van bolders per yard3.,met inbegrip van het 


verspreiden en onder talud aanbrengen,voor en ten behoe- 


ve van het verhoogen der dam in het Spaansch - Lagoen. 


ART. 1. 


Jena oude vorhindt zieh tot het uitvoe- 


Typen in duplo 


Voorwaarden voor het leveren en onder 
profiel aanbringen van steenen (bolders met 
paklaag) gelegen langs het nieuwe tracie. 
voor de nieuwe weg Orangested - St. Theolier 
vanaf de Oostruyde van het Spaansch-Lago 
tot nader aan te wyne plaats in St. Nicolaad 
Art. I 
Omuhrijving 
Met week bestaat in het uitgraven tot 


10. Im beneden de Betonbanden van bovengenoem¬ 
nieuwe weg, met uithondering op wls, waarop 
direes de paklaag kan worden aangebracht 
Daarna vanef het uitgegraven proficl, bestaande 
ts of maarveld soldiers kanvingen tot 2 ½ c/2 
benade de betonbanden, waarover een paklaag 
van steen 5 — 7 hn uit te spreiden dik 5 c/m 
Onder nader aan te Herrn Profeil en volgens 
de einten van goed wek op te leveren. 
Art. II Malmelin 


Voor de benoodigde steenen mogen wor¬ 


den gebruikt, harde kulkdunnen, gelesen langs 
voornoemd tracie, te kort komende steenen 
aan te voeren, waarvoor ook andere harde 
steensoorten mogen worden gebruikt. 


Ernst gesloten tusschen de gezagheb- 
Onderhandsohe overee- 


ber; contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman,aan¬ 


nemer te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 


het leveren van balders per yardö.,met inbegrip van het 
verspreiden en onder talud aanbrengen,voor en ten behoe- 


ve van het verhoogen der dam in het Spaansch - Lagoen. 


ART.2. 


Contractant ten andere zude vorhindt zich te 


Auf III Tijdsbepalin 


De Aannemer moet een week na de 


gunning van het weck, de weckzaamheden 
doen aanvangen en die Zoodanig met kracht 
voorst zieken, dat per dag mindens 100 
stukkende metter weg koords klaargemaakt 
terwijl het geheele weik in 3 ½ maand na 
de gunning moet worden opgeleverd. 
Het aantal dagen waarop eingevolge van 


waaromstendigheden niet gewicht kan worden 
gevom recht op termynsvulenging met een 
overeenkomstig aantal dagen, vermits het op 
onthoud minstens i/ mir per wichdag bedrägt 


Art IV gaan de Bettling huftelligt kann 


De betaling van het opgeleverde werk 


geschieds wekelijks, tot en met Womsdag 
van iedere weck, waarvan de uitbetaling 
op de daaraanvolgende Vaterdag plaats 
vindt. Voornoemde bepaling ons heft de 
kannemer niet van zijn verplichting om 
knilen na het walsen ontstaan, wederom 
aan te vullen met steen genoemd onder 
Art II 


Actum Amt 
Monsieur 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen de Gezagheb- 


ber; contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman, aan- 
nemer te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 
het leveren van bolders per yard3.,met inbegrip van het 


verspreiden en onder talud aanbrengen,voor en ten behoe- 


ve van het verhoogen der dam in het Spaansch - Lagoen. 


ART.1. 


Contractant ter andere zyde verbindt zich tot het uitvoe- 


Kortingen 
Art V 


Wegens het uns nakomen of verrichten 


van elke dand in stryd met de bepalingen 
genoemd in voorgaande artikelen of de 
Cevelen der Directie kam een korting of 
de aannemingrom worden toegepers van 
f 10. — per dag, ingaande den dag waarop 
de aannemer daarvan schriftelijk wordt 
kennis gegeven, tot en met het tijdsti 
dat naar het vordeel der Directie, niet 
meer in stijd wordt gehandeld met de 
Cepalingen voornoemd 
Voor elke dag des het werk laten wordt 


opgeleverd kan de kannemer f 25. — worden 
gekort ingaande bij utriftelijk kennis¬ 
Geving Maawan 


Bedding 
hil VI 


De prijsopgaaf over strekkende Meter 


wegbrüdte, moet geschieden op regel van 
50 cent, vóór of op 
Juni 1930, En 
worden ingeleverd ten hanwie van den 
Gezaghebber van Amba 


Dranjestad Juni 1930 
De Testm. Ambt. 


F.O.A.Mitte 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen de Gezagheb- 


ber, contractant ter eener zyde en den Heer J. H. Eman,aan- 


nemer te Aruba, contractant der andere zyde, betreffende 


het leveren van balders per yard3.,met inbegrip van het 
verspreiden en onder talud aanbrengen,voor en ten behoe- 


ve van het verhoogen der dam in het Spaansch - Lagoen. 


ART.2. 


Contractant ter andere zyde verbindt zich tot het uitvoe- 


ren der werken, zooals deze in de bybehoorende voorwaar- 
den zyn omschreven. 


ART.2. 


Voor de uitvoering van de in het vorig artikel genoemde 


voorwaarden omaschreven werkzaamheden en leverantien, ont 
vangt de contractant ter andere zyde, respectivelyk voor 


Granietsteenpolders van 25x40 o.M., Kalksteenholders van 


25x40 c.M. en Granietsteenbolders van 15x20 c. M., de som- 
ma van f. 2.75, f.2.- en f.3.25 per yardö, betalingen daar- 


van geschieden volgens artikel 4 van voornoemde voorwaar- 


ART.3. 


Tot borgen voor den contractant ter andere zyde, stellen 


die verklaren hun 


verplichten te kennen en zoo noodig deze te zullen naluven. 


Aldus overeengekomen te Aruba, den n. October 1930. 


De contractant ter andere zyde, lo contractant der 


De Borgen 


Afschrifft. 


Onderhandsche overcoomst gesloten tusschen den Gezag¬ 


7% hobber van Aruba, contractant tør cener zijdo on den heer 


Rudolf gestmann, aannemer to Aruba, contractant ter andere 


zijde, betreffende hot bouwen van een dubbel woonhuis mot 
kantoor to Oranjostad(Aruba). 


Art. 2. 


Het werk omvat het verworken van al de materialen en 


arbeidsloonen benoodigd voor het oprichten van bovengenoemd 
gebouw,volgens tookening, bestaande uit een botonfundoering, 


genotselde onwanding van betonblokken, houton vlooren, zoldors 


en kapeonstructie, ingedekt met dakijzer, benevens het maken 


der jalousio-ramen on buitendeuren, hot ploisteren der muren 
het driemal verven van hout-en ijzerworken, benevens het 
tweemal vitten en sausen van muren on plafonds,het aanbreng 


der waterleidingen binnenshuis on het maken van een regon- 


bak van boton, inhoud 80.- Mü en verder alles vat noodig ist 
om hot gebouw geheel voltooid,volgens de cischen van goed 


work op te leveren. 


Art. 2. 


Hot gebouw zal werden gebauwd op Gouvernements qvond, 


grenzende aan de H.W.zijde aan hot Fort Zoutman, aan der 


Zuid West zijde aan hot terrein van W.H. Winkel, aan de 


Z.O. zijde aan Rooi Lagen en aan de N.O zijdo aan Gouv. 


grond. 


Art. 3. 


Voor de hoofdafmetingen en verdere constructie van het 


gebouw wordt verwezen naar bijbehoorende tookoning. 


Do aanlegbreedte, diepte der fundoering en de hoogte der 


vloeren zal plaatselijk door of namens contractant tor oenor 
zijde nader vordon aangegeven 


Art. 4 


Door contractant ter eener zijde vordt geleverd: 


a: ald de materialen benoodigd voor den bouw 


franco op het verk geleverd. 
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Art. S. 


Het werk moet voltooid zijn 3 maanden na dagtookoning 


van de overcenkonst. Voor olken dag dat hot work later wordt 


opgeloverd zal door contractant ter andere zijde een boote 
von f 25.— worden verbeurd. 


Art. c. 


Ten alle tijde kan de contractant ter andere zijde ont- 


van en 2/3 van het door hem vorichte werk. 


De afrekening geschiedt wokelijks. 


Bij oplovering on definitive goodkeuring van hot work 


zal het resteerende der aannemingsom worden uitbetaeld. 


Art. 7. 


Namens contractant ter eener zijde zal doorloopend toe- 


zicht worden gehouden an de door de Dircotie gogeven wijzi- 


gingen dienen door contractant ter andere zijde stipt te worden 
opgevolgd. 


Art. 8. 


De totale som, waarvoor contractant ter andere zijde zich 


verbindt met inachtneming van hot bovenstaande, hot werk op 


voorgeschreven wijze in zijn geheel uit te vooren, bedraagt 


f 9.000,-- (zegge negen duizend gulden), behoudens verrekonin 
van eventueele boeten, als bedoeld ondor artikel 5. 


Art. 9. 


Eventueele geschillen zullen beslecht worden door een 


Commissie van 3 deckundige loden, door partijen in onderling 
overleg to bonoonen. 


Kunnen de partijen niet tot overcenstomming komen in 


zake de keuze der commissie, dan zal de benoening geschieden 


door den Voorzitter van het Hof van Justitie te Curacao. 


Aldus overoengekomen to Granjostad, 


Aruba, 15 Januari 1930, 
contractant tor oonor zijde, 
Wazemat Le 
andere zijde, 


K.F. Aestmann 


Afschrift 


andsche overeenkomst,gesloten tusschen den 


Gozaghebber van Aruba, contractant tor eener zijde en de 


Heer Rudolf Oestmann, aannemer te Aruba, contractant ter 


andere zijde, betroffende het oprichten en afwerken van 
douaneloods te Oranjestad(Aruba). 


Art. 1. 


Het werk omvat het maken der betonfundecring, oprichten 


van het ijzerwerk, aanbrengen van hot dak, aaubrengen on 


afwerken van de ventilatie-openingen,het maken van 3 boton- 


wanden, een houten wand, hot bekleeden der deuren met hout, 


het aanbrengen der deuren, het verven, pleisteren en het af- 


werken der ijzerwerken en vanden,verder verwerking van alle 


materialen, met arbeidsloonen en alles wat noodig is om de 


loods geheel voltooid,volgens de oischen van good werk, op 
te leveren. 


Art. 2. 


De loods zal worden gebouwd op hot terrein For ti Abau. 


Do plaats wordt namens den Gezaghebber aangewezen. 


Art. 2. 


Voor de hoofdafnotingen en vo dero constructio van de 


loods wordt verwezen naar de toekeningen van de N.V. 
Nederlandsche Staalindustrie. 


De aanlegbroodte en diepte der funde ring sal plaatso- 


lijk door of namens contractant ter eener zijde worden aan- 


gegeven. 


Do vloer zal 10 c.M. dik zijn in boton 1:3:5 en direct 


na het storten worden afgeploisterd on glad afgewerkt in 


i connet - 1,5 zand. De vloerhoogte wordt nader aangegeven. 


De betonwanden af te ploisteren in P.C.mortel. 


Het ijzerwek noet tenminsto 1 maal worden overgeverfd mot 


malinevorf. Do houten kopwand zal worden gecarbolinoord. 


Art. 4. 


Door contractent ter eoner zijde wordt geleverd: 


a: ald e materialen benoodigd voor den bouw, franc 


op het vork geleverd, 
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Art. 5. 


Het vork moet voltooid zijn 2 maandon na dagtoekoning van 


de overconkomst.Voor elken dag dat het werk later wordt opgo- 


leverd,zal door contractant tor andere zijde een boete van 
f 25,-- worden verbeurd. 


Art. C. 


Ten alle tijde kan de contractant ter andere zijde ont- 


vangen 2/3 van het door hem verrichte werk. 


Do afrekening geschiedt wokolijks. 
Bij oplevering van het werk zal totaal 90% van de aannemingo- 


som zijn of worden betaald. Het resteerende zal betaald worden 
nadat de loods 1 maand in gebruik is. De slotbetaling ontheft 


den aannemer niet van zijn verplichting om lekkages, welke 


zich binnen 6 maanden aan het dak mochten voordoen, op zijn 
kosten te herstellen. 


Art. 7. 


Namens contractant ter eener zijde zal doorloopend 


toezicht worden gehouden en do door de Diroctio gegeven wij. 
zigingen dienen door contractant ter andere zijde stipt te 


worden opgevolgd. 


Art. 8. 


De totale som, waarvoor contractant ter andere zijde zich 


verbindt met inachtneming van het bovenstaande, het werk op 


de voorgeschreven wijze in zijn geheel uit te vooren, bodraagt 
f 5.700(zegge vijf duizend zeven honderd gulden), behoudens 


verrekening van beeto als bedoeld ender artikel 5. 


Art. 9. 


Eventuoclo geschillen zullen beslecht worden door een 


commissie van drie deskundige leden, door partijen in onderling 
overleg to benoomen. 
Kunnen de partijen niet tot overcenstemming komen in zake 


keuze van deze commissie, dan zal de benoeming geschieden door 


den Voorzitter van het Hof van Justitie te Curacao. 


Aldus overoongel. 
Orenjostod, Amba, 2/6' 30 


So contractant tor ooner zijde, 
De contractant ter andere zyde, Waremaker 
K.F. Castmann 


ONDERHANDSCHE OVEREENKOMST. 


enden. 
e, ter eene 
ebber van Arub, 


de vous 


at, in 


dans la 


woningen, 
r de volgende vi 


Couvernement 


schap:de tout 


al,werkloon,enz) de som van 
sind gulden 
honderd en 


ernement zal 
sagen woonklaar maken 
en binnenshuis van alle 


n-en afvoer van water. 
vollatie 


3. de maatschapp. 
nshuis. de hoofdleidingen 
ij zal bu 


water, electrisch 
voor 


ein Ool 
riolen aanbren 


binding van die leidingen met de woningen bewerkstelli- 


ppij zal binnenshuis de electrische instal- 


de maatschappij zal als alhierodige meubelsleveren 
dezelfde soon 
woningen van 
Gebruikt worden 
niet voorzien 
ngoed, handdoeken, gordij- 


6 de maatschappij zal de noodige wegen maken en eene om- 
sining aanbrengen 


schappi¬ 
hebben bedoelde won: 
et re- 


thouden, zonde 
et Gouve 
r dat st 
Gouvernement of 
vonin 
maatschappij betalen zal! 


ten lat 
door ve- 
omstan- „Sheden de woni 


polit. 


maatse 


sezit 
alsdan het erfpar: 
thans door 
jetzeten, boven 
schappij in e 


tractee. 


profpac 


den voor und zu 
ingen ge¬ 
te bezit- 
are 


Waarop 
worden. 
zelfde 


matschappij de aangrenzende gronden thans 
racteerend 


Aldus overeengekomen te Oranjestad,den 21sten Augs 1930, 
De Contractant ter eener zijde. De contractant ter ander 


zijde, 
Wasemat 
H. Godger. 


Barager, 


LAGO OIL & TRANSPORT OO. O.TD. 


Thebber v. 
was 


teekenden, Ge 


kijde en Mr.R.R 
0 oil 
transpor 
pany, 
deze handelend 


over 
ijde, heb 


e vijftien 
per woning 


ouwen voor „ 
titiemannen 
or poli. 
diens 
nen der maatsch 
wd zullen 


woning! 
orden zes 
,in 4 blokken van 4 wonin 
tarden 
en wel onder de volgende voor 


t Gouvernement bouwt deze 16 wonin 
you stul 


ad aan de terreinen 
en de maats. 
al bedrag van de bout 
benoodi 
kosten 
1,werkloon,enz) de som 
honderd en vier duizend gulden; 


al deze woningen woonklaar 
vernement z 
het de 
maker, 


het aanbrengen binnenshuj 
onder begr 
allaties, die noodig zijn 
door volledig sanitair en voor 
n-en afvoer van water, 
br bad; 


de maatschappij za, 
uitenshuis de hoofdleidingen voor 


r,electrische kra. 


Hofglechtschaft kracht en riolen aanbreppen en ook de 


me that I hadij zal binnenshuis de electrische instal- 


atie aanbrengen. 


5. de 
zal de 
sodige meubels leveren en wol 
soortis alhier in 
van de 
van de maa. 
gebruikt worden, doch de ma 
schapp 


niet voorzien van linnengoed,handdoeken,gordij- 
woning 
nen en dergelijke voorwerpen; 


maatscha 
recht 
oben bedoeldewoning 


sonden, zonder 
gemelde søment v. 
aan het Gouv 
huur of eene an. 
te betä 
het Gouvernement ool 
erwij. 


woningen aan d maatschappij betalen zal 


s. moeis 


fer door veranderde omstand. Sheden de woninge 
niet im 
noodig zi. 
aatschap 
prfpachtsrech 
(e alsdar) 
de gronden 
or de co 
acteer. 
maa 
genie 
bezeter 


gden 


zijn,te bezit 
onder 
saronder 
rendemaatschappij de aangrenzende gronden thans 
Contra 
erfpacht bezit. 
Aldus overeengekomen te Oranjestad, den 21sten Augs. 1930, 


De contractant ter eener zijde,/De Contractant ter andere 


zijde. 
Mosemaker 
Wolger. 


Marager 


LAGO OR E TRANSPON OO. ob¬ 


AFSCHRIFT. 


Ffz v. d Heyder 
Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 


PAN AMERICAN PETROLEUMtaÖRÄRATION 


ARUBA, D. W. I 


August 23, 1930 


, Governo 


Oranjestad, Aruba, D. W. I. 


I have reviewed the contract which you presented 


to me concerning the building of the sixteen (16) police 
houses, and find it entirely satisfactory in all respects, 
except that it is drawn as a contract between the Government 
and the Pan America Petroleum Hrporation. 


Since it is the Lago Oil and Transport Company, Ltd., 


that is the present holder of the concession, I believe it 
would be more proper that the contract should be between the 


Government and the Lago Oil and Transport Company, Ltd., and 
so prepared for signature of yourself on behalf of the Govern¬ 


ment and for the signature of Captain R. Rodger, Manager of 
the Lago Gil and Transport Company, Ltd. 


If you will be so kind as to change the first part 


of the agreement in line with the above, it can then be executed 
by Captain Rodger without further delay. 


Trusting that the above will meet your approval, I have 
the honor to remain, 


Respectfully 
„ Sr. Cooke 


AESCHRIFT. 


f. v. d. Herzwe 
Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 


van den Heer odtbeyde 


9/7 
des 


July 25th, 1930 


Dear Sir: 


At a reference in Mr. Bartels office yesterday between His Honor, 


agemaker, the Director of Public Works, Mr. v. d. Hayde, Mr Bartels 


and the winter, the following subject matter wasavussed: 


following the lutline of previous discus-ions with representatives 


of the Government, this Company had pleased to build fifteen 3-room houses for 
the house of fifteen Government Police who are to be assigned to this Company 


for the Eolicing of its properties by the Government. 


This Company has sacred an appropriation of money sufficient to 


over the cost of constructing the fifteen 3-room houses, together with the 


necessary service lines, such as water, electric power, sewors, etc., and also 


to cover the cost of the necessary road and fence. 


The Governor advised that it is now the desire of the Government that 


we furnish 4-room houses; that is, houses with twobringing each, instead of 
5-room houses as originally discussed, for the reason that many of the Police 


will have families of two or more children. The Governor and Director of Publi 


Works advise that the Government would undertake to build [s] uitable houses, six- 
teen in all, laucted in books of four, for a total cost of $41,600, United 


Dates Cureney, for the sixteen houses. 


It was understood that for this amount of money, to be paid by us to 


the Government, the Government would furnish all material and labor to complete 


the houses ready for oacupancy, excepting only the electric wiring and électrical 


fixtures. It was understood that this Company would provide the furniture and 


v. 3.3.8. 


ixie taa 
Mais il 


.8.v.n iadrow sildr to rofoorid uit 


ab asw rettam foetene aalweifol edt, xotixw ent das 
ger der anclaar halb eschverg so enistro adt gafwelfen 


seapod moor-E noesti tilud ot bengsig bad vnsque sint,sne 
so sint et bengiaas ed ot etc ondw estio tnemmevod neeflit lo palavod endt 


.Jnesmrevod eit vå seltregang ati 30 Bmioilcq endt ror 


et tmeldl 
moltaige 
heures and unamoo aldt 
ein mitw xxx 
od moor-3 meerlil edt haltenstande 10 Jsco en 


als haeute 
6,zowog olztoeie, wesw as doza,senii solvies 


sonst das beor xxxascoem endt xxxo ent revoo of 
tadt themarevoo 


Da exiseb udt von al til fadt besivbs Tonnevo en? 


To bawand, nose amonbed owt dtiv searen, si fadt ;seeren moor-9 daerze 
colloI endt Te xxxm tanj nousos endt rot, bossuosib viianiglzo as 


slidu? To rosoenid bas ronxevo endi.nemhlido exom to owd to selihmßl evad ille 


xle, magen eidatise biind od edarzebns blrow tneurtavoO edt fandt eelvba xxxo 
betinU,000.Ld? To tseo iavor a 101,nog to uxooid ni beformtance,Ils ni no¬ 


.neesod mestxta ede tot.venertnO aetat 


of au vd bieg ed et,yenom lo tnmann midt rof taar boorsxabau asw tI 
steignoo og rodsi øne inixevan iis dalernst bisow tneamrevoØ eiit,tma prod ofte 


nolntoeis bae gnixkw cixtoele eni vinc paltgeoxe, vonnquoso wd yhmer seavod es 
bns erwinn? und abhvorg Dünew ynsque? sind fandt beoderebau asw (I.senufx) 


AFSCHRIFT. 


f. v. d. Heyd 
Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 
Alhier 


Mr. Zeppenfeldt - 7/25/30 - 2. 


eengekom, 
plaats - 


would provide all the main service lines, such as we 


etc., and would make the connection to the houses. The Goves nent, however, is 


sary plumbering, plumbing fixtures and proping within the 
furnish all 


totaa 
van 


There would remain for this Company, also, to furnish the 


rosds and fence, and to furnish the necessary furniture within the houses of the 


is standard as that used in the Company houses on the Concession, exclusive of 


linens, towels, curtaine and similar item. 


aanbren Governor Wagemaker also stated that since these houses are to be built 


on a piece of ground belonging to the Government, adjacent to our Concession, the 


Goverment will give this Company a preferential opinion to lease the ground occupied 


by these houses under the same terms and conditions as applied to our longlesse 


should a situation arise in the future when these houses would 


no longer be needed for Government Police and we desired to use them for some other 


urpose, we will be able to acquire the land on which they stand. Onheining 


It was understood that since this Company pays for the construction of 


as the property of this 
they are to be 


It was understood that Mr. Bartels and the winter were favorable to this 


position proposed by the Governor 
maker, but that final approval and 
to a cable sent by the priter. 
Fance or region must wait 


to proceed. 16 no 
New York office of this Comp 


le aangre 


Yours very truly, 
red) T. S. Cooke 



mit ihr eilvore 


votre amieresse que je ne 


il a été entretre 
welche das se 


dans le dernier de 
noch nieren 


sait la riviere a 


a été dans 


tout est bons indi assez 


ne 
Stn Zeitmte 
dites et es 
wenn der Stadt nachtszeit hatste 
N:o 6* Aasontba 


at the last of the 


sions et batere ou 


** xxx 


dans le dernier 
dans la rime 


entre le dernier 


adresse dans la fois, ont été entendu 
is ed ilte 


Von tätte segte Stadt booteraben 
Monsieur le dernier 


Monsieur leur 
et aider 
Werden miteres aus de 


peut et leur remercier 
Lantz tadt tud 


est eu leur autre 
eideo o 


=== ===== 


Vier 


AESCHRIFT. 


v. d. 26) 


Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den He 
bezaghebber 


Alhier. 


plaats van de vyfti, 
gekomen,d 


Voor poli¬ 
4-4- 


engen,en wel onder 
de voorgen. in 
de volgen. 


deze 16 
ppy en 
„bouwke 


,werkloon,enz.) de som van honderd en vieer duizend gul. 


A wonin, 
n't zal de 
s. van alle installatiog. 
anbrengen 
Linnens 


1 voor aan- en afvoer van water,voor volledig s 
a voo 


3. de maat,schappy zal binnenshuis de electrische installatie 
aanbrengen 


maatschappy zalbuitenshuis 
leidin. 
voor water, 


rische kracht er 
olen aan 
Verbinding va 
rkstellige, 
ingen be 


an en wel gehört 


bruikt 
de woning 
maatschapp 


dergelyke voorwerpen; 
van linnengoed,handdoeken,gordynen en 


6. de maatsschappy zal de noodige wegen maken en eene omheining 
aanbrengen 


de maatschal 
zal het 
hebben's 
3 ou 4 heures 
Gour 
ing te 


ook geen huur voor d:le woningen. 
maatscha 


anderde omstand 
wonin 
politi, 


dan zal 


erfpacht, 
Acht 
racteere: 


digden : 


maatschappy. 
tors de 


gronden thans in erfpacht besucht. 


„baron 


Rauvaise etsaig mi. Jsb, memoriege 


ed aendameldilog toov ned 
Nots verantla 


tawoodes 


resÜeres 


og etsaa/oy ab robko 19 


dans cette No [illegible] auch twaad tromemrevo 
Monsieur dans 
kogsdoata 
sont aussi 
des trois autres 
.booned for 


Votre très bien last of als 


Tebnotasw. nexam taaiknoow magninow eseb las Jnemenrevnoo ten 
nexem 
et bien 
des 
eils mav aindamennid negnerdass den synev¬ 
nur seinen 
heute 
roov ; 


eitsiistani endoainteele eb ainnamennid les qqgadoatsam eb 


mehmerdass 


Tetsw 100v menmibtelblood eb aludemet indles vggandatsam ob 


dun og øo0 ne nogmeidnss 
o Les vagsdoats 
zw eb dem geantbts 


Heb mav new me menovel alednem ealboom eb las voogdeatsam ab. 
pereur de 
sans cette 
rieben, og de of the ab doob. gebrow 
wÜrden ihnen 
et je ne 
d. o. 


gniniedmo enee me ne neam negew egiboon eb Lss ygganoatasm eb 
de cette 
Ied go negminow ebleobed medder tâser ten las qqqadeatasm eb. 


rebn 


on, neb 
sista abie 
ne moeld 
Monsieur 
hebbegere 


æwret. 


was 


and 


voor 
de ses 
o les 


fein megninow ei mebergibmatamo ebreimarev roob betal netdoom. 8 
n 
oors.hebbende 
is Imamnes. 
5,2 


des 


welche der 
ne se 
gâtat 
5,2 
3. 
a vt 
was 
à laisser es ab Yggsdoatsen ebnere 
in the 
2,3 


F. A. F. S. C. H R. I F T 


2. v. d. 7ber 


Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 
Alhier. 


Ik heb de eer Ued te berichtendat ik het levere 


Aruba, 10 December 1930 


WelEd. Gestr. Heer Gezaghebber 


Alhier. 


rbij doe ik U Ed. toekomen (ter doorzending aan het 


AANGENOMEN 
BEDRAG Gouvernement van Curaçao 


19 Dec. “30. 
Lands Radio Dienst 


Overseine 
5. Antwoord 


OVERGESEIND. 
Bestemming 
Bode 


Aantal woorden 
Die Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 


TELEGRAM 


HARLEY DAVIDSON 
TER Co 
MILWAUKEE Wis. U.S.A. 


PLEASE FORWARD TO "PUBLIC wordS" ARUBA D.W.I. PARTS FOR 30 V 6879 C 
1. awugv 
4. ad poh 
6. a x g og 
2. altys 
2. aiawe 
4. ad to k 
2. alky 


2. awnoy 
1.axsac 
1. awuoe 


1. awob1 
2. ardut 
2. a ham 


6. ad op 1 
1. ardvæ 
1. a haip 


Lt.Governor. 
met verzo 


te kostbaar 


et de 


Temsk-ö meidlyv eõ msv aJaslq mi, Jsb, nemolen 
it in 


tot iloq t oov neuuod 
3,8 
de se 


Id p. nt. negnim 
90. 


bnorg xxta mee go magninow of eseb Jwuod Jnemenrevzop ten 
Jansvimo 
ab mav nenieren t als 
poned jed) ndjaodwnod sb nev 
of us. 


of Trew, last 


Tebnorsaw, xxxam taslmoow menninow euch das Jnemenreynoß zu 


was been 


neufsassen 
de cette t elis nev almanennid negnandnss den 


nous est bonnes 


eitsiIistani edoaintoele ei aindanennid las qqgsmoatsam eb 


resolue 


Tetaw 700v magnibießlood eb aimmametind les qqgamoatsam eb 


avamtbaldrev eb 3 
erwies 
vqqnda 
ne nege(2) 
5t jem verantbier 


Seb mav jaw me gewavel aladmam enthoor en las voosdootsam ab. 
Regenkogederts¬ 
de la résultre 
retirer it is 
Lesung obedentes 


F.TrubyKing. 


Mlle 
contra 
vors. e 


aninienmo enee ne neiam negew egiboom ab Ian yggansatssm og 
de cette 
Trennimow ebleobed medded tâser ted las yggsdoatssm eb 
tet de 
à la peine 
rebnox, nebuori et me me tied et imo 
a oliem 
sere dans 
of st gntbeog 
- Ia- 
and 


nenntnow eo mebedstomatamo abnehmarev 100b betal getdoom.8 


dans les résultats 
dans la voire 
if ew. vor 
aise 
(2) 


adresse 


It was 


gegenwärtigen 
geb. 
rung 
Vggsdoatsom 
Josntaos ab. 
V 8is N3 


AFSCHRIFT. 


M v. d. Mey 


Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 
Alhier. 


Ik heb de eer Ued te berichtendat ik het leveren en onder 
5.1. 


Aruba, 10 December 1930 


WelEd. Gestr. Heer Gezaghebber 


Alhier. 


rbij doe ik U Ed. toekomen (ter doorzending aan het 


BEDRAG 


anragenen 
Gouvernement van Curaçao 


Datum 19 Dec. “30. 


Koster: 


Lands Radio Dienst 


Overseine 


Antwoord. 
Overgeset no. 
Bestemming 
Bode- 


Aantal woorden 
Zie Totaal 


DIENSTAANWIJZING: 
LokAal No. 


Telegram 


HARLEY DAVIDSON NOTOR Co 
MILNAUKEE Wis. U.S.A. 


TO "PUBLIC WORES" ARUBA D.W.I. PARTS FOR 30 V 6879 C 


1. awug 
4. ad pol 
6.axgo: 
2. altys 
2. aiaw. 
4. ad to k 
2. alkyn 


2. awno: 
1. axsac 
1. awuoe 


1. awob. 
2. a haff 
2. ardur 


6. adoph. 
l. ardv 
l. a haip 


Lt. Governor. 
met verzonde 


te kostbaar 


Temo-Ö meitlvy atsslg ni maa 
it is 
welmallen als og 


re rusvieresse 
- 2 
¬ 
tegetbe, 
meine8,8 


bmorg xxxa mee go neanimow öf eseb Jwnod JnemenrevnõO 
Jansvtao 
regaines 


Registrat 
sion 
ed ied) aejaoxuword 
de mes 


Tebnorasw ersi moow menninow eseb Isz memennevsoO tei. 
welche 


de cette 
eresilsjant eils nev a resuil ils la 


eitsllstani edssittsele eb aiundamennid Isu yggsdoatsam eh 


de cette 
Tetsw voov magniblelbdood eb eiundametind les vgganoatsam eb 


AESCHRIFT. 


Fz v. d. Hega 
Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 
Alhier. 


Ik heb de eer Ued te bericht 
dat ik het leveren e 


Aruba, 10 December 1930 


WelEd. Gestr. Heer Gezaghebber Alhier. 


Hierbij doe ik U Ed. toekomen ter doorzending aan het 


spartement van Openbare Werken te Curacao,) ingevolge artikel 4 


beschikking 1101 d.d. 8 September 1930 de verslagen over October 


an November 1930 betreffende het werk bouw Dam Spaansch Lagoen 
beschikking No 1372 van 31 October 1930. 
dat het bekomwerk klvaris en met de afwerburg van het 
Yolak is begonnen 
De Techn. Ambtenaar 
H. H. v. Heel 
. 


& son mator 


Wilwankee, Wis. U.2A bij oombres 


jungen zyn op 
rward to 


myn wichten 
Open boven Werken 
estons 


Aruba. D. W. F. 


arts for 30 V 6879 b 


Temsk-d ei næv ataslo ni paa paa 
hebben mn 
by the 


Lunda, 7 7,2, rue 
resolutschen 
ametbei 
part of 
MARINES 
nebseelov at habe 


10 


burg xvja mee go neanimow ei eseb Jwuod JnemenrevroO 
Jansvino 
5,9 
adres 


nous ne 
adresseur et 
and has beenreine 
des trois 
hebben 


Tehnorssw. nexam Taslimoow kommen, egeb Iss JnemenrevoO Je 
desw. nexam 
ab. ae 
and 
naa Bibellov 100v, reJaw nav Teovls ne -nas 100v xxxdes 


de son 


eitsiIistani endelutsefe ei ainnamennid las qqosdoatsam eb 
wegnetdr 
Tetsw roov magnibielblood eb aimanetind las ygganoatsam e 


a w ud 
a c in ye 
a wuol 


1e. aussi obl 
ad o p k 
4 ad p o h 
4. ad to k. 
1. a w noe 
2. a h a f m 
1. a halp 
6. a x g. 
2. a l k zu 
1. a x s a 
2. ar d u n 
l. a r d v o 
g. a liys 


AESCHRIFT. 


F. v. dH. 
Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 
Alhier. 


Ik heb de eer Ued te be 


Aruba, 10 December 1930 


WelEd. Gestr. Heer Gezaghebber 


Alhier. 


Hierbij doe ik U Ed. toekomen ter doorzending aan het 


Departement van Openbare Werken te Curacao,) ingevolge artikel 4 
beschikking 1101 d.d. 8 September 1930 de verslagen over October 


en November 1930 betreffende het werk bouw Dam Spaansch Lagoen, 
beschikking No 1372 van 31 October 1930. 
dat het bekomst kleines en met de afwerking van het 
Yolak is begonnen 
De Techn. Ambtenaar 
F.F.V.O.K. 
Verder deel ik U in 


antwoord op uw telegram 
van 8 dezer deel d beleetd mede dat de roestig oomheen 
aan de bocadicanoa slechtstol den 2e tenuyen zijn op 
genomen en wittetvold tenwyl 3e en 4e termyn wieften 
op afwerking na daling van den hoogen wollenstond 
A 4 


AFSCHRIFT. 


V. d. Heydel 


Aruba den 26en Juni 1930 


Aan den Heer Gezaghebber 
Alhier. 


Ik heb de eer Ued te berichtendat ik het leveren en onder 
vandenen 
mijne 


Onderhandliche overenkomst gesloten tusschen de 
Djezeghebben van Amba, contractant ter einer 
zijde en den heer H. H. Eman aannemer 
te Amba, contractant ter andere zijde, betreffende 
tut leverin van Colders per quart? met inbeging 
van het verspreide en onder talud aanbrengen 
voor en ten behoeve van het verhoogen der 
dam in het Spaamets-Bagoen 
liet. 
Contractens ter andere zijde verbindt noch tot 


het uitvoeren der werken, zooals deve in de bij 
behorende Voorwaarden zijn omschreven. 


Art. II 
Voor de uitvoenny van de in het voug achter 
genoemde voorwaarden omtereven weiten aam 


heden en leverantien, ontvangt de contracten. 
ter andere zyde. Ne 
van respectivelyk 


voor Opanisschembaldus van 25 x 40 e/m 
Kalkdienboldus van 25x 40 a/m en Spaniet 
stienbolden van 15 x 29 c/m, de sommen van 


2.7 c, 
2. - en 73.25 per yund, be¬ 
stalingen staarvan gerehieden volgens Artikel 


IV van voornoemde voorwaarden 


Act III 
Tot borgen voor den contractant ter andere zijde 


stellen zich (nam, voornamen en woonplaats) Sie verklaren hun 


verplichtingen te kennen en zoo noodig deren te zullen naleva 


De contractant ter andere rujde 
Aldus von ungekommen te Ambe 


des. 
De Bouge 
De Contracteur ter eenerweyde 


AFSCHRIFT. 


p. v. d. Heydel 


Aruba den 26en Juni 1930. 


Aan den Heer Gezaghebber 
Alhier. 


Ik heb de eer Ued te berichtendat ik het leveren en onder 


profiel brengen van steenen(holders met paklaag) gelegen 


langs het nieuwe trace, voor de nieuwen weg Oranjestad 


St Nicolaas, vanaf de Oostzyde van het Spaansch Lg oen 
tot nader aan te wyzen plaats in St Nicolaas kan aan- 
bieden tegen de prys van Fls 7. (zeven) de strekkende 
meter wegbreedte, ander de door Ued bekend gemaakte voor 
waarden. 


Hoogachtend. 


Uw dw dn 


AESCHR 


V. v. dH. 


Naar aanleiding van de door UHEG. aangeplakte advies 
voor inschryving van pryzen voor het bewerken van 


den Nieuwen weg,gedeelte beooste brug by Spaansche 


Lagoen tot het door UHEG. nader aan te wyzen plaat 
in San Nicholas,heb ik de eer UHEG te berichten dat 


ik dat werk wensch aan te nemen voor Fls.9.- (Negen 
Guldens) per strekkende meter,volgens de condities 


die ter inzage liggen in Uw kantoor. 


Hopende een gunstig antwoord te mogen ontvangen, 


Hoogachtend, 
Richardy Eman 


Aan den H.E.G Heel 


ran Amite 
Gezaghebbe 


H I 


AFSCHRIFT. 


Aruba 13 October 1930 


j deze heb ik o 


gen van hold. 


lel van de 


op mij te nemen tegen de volgende prijzen : 


Granietsteenpolders van 25 X 40 c.M. tegen f 2.75 per Y 


steen van 25 X 40 c.M. 
f 2.- per. 


etsteen van 15 X 20 c.l. 
gen f 3.25 per Yrd 3 


tend. 


H. Eeman 


a Hoog 


FSCHRIET. 


Aruba 13 October 1930 


Aan de H.E.G. Heer Wagemaker 


Gezaghebber. 


Alhier.- 


Ik heb de eer UEd aan te bieden de volgende 


voor het leveren en onder profiel aanbren. 
ders voor het ophoogen van den dam in het spaa 
goen in aansluiting met het bestaande wegprofie 
den nieuwe weg Oranjestad-Sanicolaas. 
Graniet bolders 25x40 cm & Fl 2.90cubic gard. 
Kalksteen. 
25X40 cm & Fl 3.- Gubic gard. 


Granietsteen 15X20 cm @ El 3.- 18bic gard 


Hoogachte 
Witsen 


AESCHRIFT. 
=== ===== 


ghebber 


annemer 
neemt de vrijheid zich hätte 
bij te wenden tot U. 


oogedelgestrenge, eerbiedig te komme 
dat hij behoorlijke inzage geda. heeft 
de voorwaal 


den verbonden b j de 
benoodigd door 


het Bestuur, ten be 
Dinsch Lagoen 


op dit eiland, en dat hij zich verbindt om de levering van 
genoemde materialen te doen, tegen de navolgende prijzen 
Granietpolders 25 X 40 c.M. tegen 
f 3.- per kubieke Yr 


Kalksteen bolders 25 X 40 c.M. tegen " 2.40 per Kub.Yrd. 
Kalksteer 
15 X 20 c.M. tegn " 3.50 per Kub. Yrd. 


Cledra hadly 


AFSCHRIFT. 


Fleyde 
p v 
Aruba 21 Juni 1930 


Aan den Hoogedelgestrengen Heer 
Gezaghebber van Aruba 
Alhier. 


De ondergeteekende,Benoit P. Croes, hande- 


laar wonende te Santa Cruz op dit eiland, neemt de vrij- 


heid zich hierbij te wenden tot U Hoogedelgestrenge, eer. 
biedig te kennen gevende : 
dat hij behoorlijk kennis draagt van de voorwaarden van 


het Bestuur, verbonden voor den bouw van dat gedeelte var 
den nieuwen weg liggende beoosten het Spaansch Lagoen 


tot St Nicolaas, hem welwillend in persoon verstrekt ten 


Uwent Bureau; 
dat hij zich bereid verklaart om den bouw van genoemden 
weg op zich te nemen met steenen No I en No II, naar reden 


van één dubbeltje minder per strekkende Meter,dan het 


laagst in te komen offerte; 
Ter verduidelijking van zijne offerte diene het volgend 


voorbeeld: Mocht het laagst ingekomen aanbod f 7.- be- 
dragen per strekkende Meter, hij bereid zal zijn om het 


aan te nemen tegen een dubbeltje minder of f 6.90 per strek- 
kende Meter,en zoo voorts. 


Hoogachtend, 


Geschr. Wagenmak B P Crals 


Dut Ciljet is met Geldi 


Den Teelen Amstel 
J.F.Holland 


AFSCHRIFT. 


Onderhandsche overeenkomst gesloten tusschen den Gezag- 
hebber van Aruba, : contractant per eener zyde en den Heer 
J. H. Eman, aannemer op Aruba, contractant ter andere zy 


de, betreffende het leveren van balders per gard3., met in- 


begrip van het verspreiden en onder talud aanbrengen, voor 


en ten behoeve van het verhoogen der dam in het Spaansch- 
Lagoen. 


ART.1. 


Contractant ter andere zyde verbindt zich tot het uitvoe- 


fen der werken, zooals deze in de bybehoorende voorwaar- 
den zyn omschreven. 


ART.2. 


Voor de uitvoering van de in het vorig artikel genoemde 
voorwaarden omschreven werkzaamheden en leverantien,ont- 
vangt de contractant ter andere zyde, respectivelyk voor 
Granietsteenpolders van 25x40 c.M., Kalksteenholders van 


25x40 c.M. en Granietsteenpolders van £5x20 e.M.,de som- 
ma van f.2.75, f. 2.- en f.3.25 per gard3, betalingen daar. 


van geschieden volgens artikel 4 van voornoemde voorwaar- 
den. 


ART.3. 


Tot borgen voor den contractant der andere zyde, stellen 
zich John Gerard Eman en Carlos R. Raven H. beide wo- 
nende te Oranjestad op Aruba, die verklaren hunne verplichtin- 


gen te kennen en zoo noodig deze te zullen naleven. 
Aldus overeengekomen te Aruba, den 17 n. October 1930. 


De contractant ter andere zyde,/De Contractant ter eener 


Wäsemaker 
H. Ewer 


De Borgen. 


John Damard 
Carlis A Raven H 
$ 


AFSCHRIFT. 


Onderhandsche overconkomst gesloten tusschen den Gezag¬ 
hebber van Aruba, contractant for eener zyde en den Heer 


J. H. Enan, aannomer op Aruba, contractant tor andore zy 
de, betreffende het leveren van balders por yardö., met in- 


begrip van not verspreiden en onder talud aanbrengen, voor 


on ten behoove van het verhoogen der dem in hot Spaansch- 
Lagoen. 


ART.2. 


Contractant tor andoro zyde verbindt zich tot het uitvoo- 


fen der werken, zoeals dezo in de bybehoorende voorwaar- 


den zyn omschreven. 


ART.2. 


Voor de uitvoering van de in hot vorig artikel genoemde 


voorwaarden anschreven werkzaanheden en leverantien, ont- 
vangt de contractant tor andoro zydo, respectievolyk voor 
Graniotsteenboldors van £6:40 o.M., Kalkstoonboldors van 


25x40 c.M. en Granietsteenbelders van lÖx20 o.M., de som- 
ma van f.2.75, f.ß.- on f.3.25 per yards, botalingen daar- 
van geschieden volgens artikel 4 van voornoonde voorvaar- 


ART.S. 


Tot borgen voor den contractant for andere zyde, stellen 
zich John Gerard Eman on 
beide vo- 


nende te Granjestad op Aruba, die vorklaren hunne verplichtin- 


gen te konnen en zoo noodig deze te zullen naleven. 


Aldus overoengekomen te Aruba, den 17 n. October 1930. 


Do contractant tor andere zyde,/De contractant ter eon 


Warensaken 
H. Ewer 


Borgen. 


John P. Emaie 


Voorvaarden voor het leveren, en onder profiel aanbrengen van bol- 


s. r. 
ders voer ist ophoogen van den dam in het Spaansch Lagoen, in aan- 


Cl. 183 


sluiting met het bestaande wegprofiel van den nieuwen weg Oranje- 
Stad - St. Nicolaas. 


ART.1. 
OMSCHRYVING. 


Het werk bestaat in het leveren en aanbrengen van balders onder 


profiel volgens aanwyzing, in aansluiting met het bestaande nieuwe 
wegprofiel. 


De verbreeding der dam moet bygestort worden uisluitend met groo 


te graniet- bolders, afmeting 25x40 c.M. Vanaf gemiddeld laag water of 


begane grond moeten de taluds vlak onder de rei,door bekwame werklie- 


den worden opgezet, tot vereischte hoogten van groote kalksteen-holder 


afmeting 25x40 c.M.,de openingen daartusschen,op te keggen met dito 
steen. 


Tusschen de te voren opgezette dyken van kalksteen,de dam aan te 


vullen met granietholders gemiddelde afmeting 15x20 c.M. onder nader 


aan te geven profielen en volgens de eischen van goed werk op te le- 
veren. 


ART.2. 
MATERIALEN. 


Voor de benoodigde steenen moeten harde steensoorten worden gebe- 


ART.3. 
TVDSBEPALING 


De aannemer moet een week na de gunning van het werk,de werkzaam- 


heden doen aanvangen,en die zoodanig met kracht voortzetten, dat per dag 


minstens 200 yard 3. steen wordt geleverd, terwyl het geheele werk in 4 
weken na de gunning moet worden opgeleverd. 


Het aantal dagen waarop tengevolge van het leggen der "Armcobuizen 


of weersomstandigheden niet gewerkt kan worden,geven recht op termyns¬ 
verlenging met een overeenkomstig aantal dagen. 


ART.4. 
BETALING. 


De betaling van het geleverde materiaal geschiedt wekelyks,onder 


dien verstande dat het geleverde materiaal wordt betaald tot zoover de 


taluds zyn opgezet en goedgekeurd. 
ART.5. 
KORTINGEN. 


Wegens het niet nakomen of verrichten van elke daad in stryd met de 


palingen,genoemd in voorgaande artikelen of de bevelen der Directie, 


GURACAan een korting op de aannemingsom worden teegepast van f.10.— per 


dag,ingaande den dag waarop de aannemer daarvan schriftelyk word 


700.4930 kennis gegeven,tot en met het tydstip,dat naar het oordeel der Di- 


NURatie, niet meer in stryd wordt gehandeld met de bepalingen voor- 


noemd, 


Voor elke dag,dat het werk later wordt opgeleverd kan de aan- 


nemer f.25.— worden gekort ingaande by schriftelyke kennisgeving 
daarvan. 


ART.6. 
BESTEDING. 


De prysopgaaf per yard 3. balders met inbegrip van verspreider 


en onder talud aanbrengen,moet geschieden op zegel van 50 cent voor 
of op 13 October 1930, en worden ingeleverd ten kantore van den Ge- 


zaghebber van Aruba. 


Oranjestad, September 1930. 


De Techn. Ambtenaar, 
F.F.V.O.Sick 


Gegen 


de gezoghebber 


Wagemaker 


De Contractant ter andere zyde,/De contractant ter eener zynde, 


Waremaker 


De Borgen. 


